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亚 
了 路 


广 联 达 软 件 和 和 鲁班 软件 目前 已 经 是 各 高 校 开 设 的 课程 ,在 工程 的 实际 应 用 中 已 经 深 得 人 
心 , 为 了 和 市 场 接轨 ,帮助 众多 的 学 员 进行 手 算 和 软件 计算 相 结合 同步 学 习 ,我们 组 织 相 关 人 
员 编 写 了 本 书 。 

当前 多 数 单位 对 不 论 是 对 新 人 职 的 员工 还 是 社会 上 有 经 验 的 预算 人 员 , 均 无 一 例外 地 要 
求 员工 在 从 事 预 算 工 作 的 时 候 会 操作 使 用 一 些 相关 预算 软件 ,以 达到 在 工作 中 能 节省 时 间 ,在 
有 限 的 时 间 内 最 大 限度 地 提高 工作 效率 的 目的 ,因而 对 于 软件 的 掌握 就 有 相应 的 要 求 。 

广 联 达 软 件 和 和 鲁班 软件 在 全 国 范围 已 经 基本 普及 , 除 各 高 校 开 设 相应 课程 外 ,社会 上 的 各 
大 培训 机 构 也 相 拥 而 出 ,但 是 书籍 终究 是 学 习 的 最 根本 的 基 源 ,我 们 结合 之 前 的 《一 图 一 算 之 
建筑 工程 造价 》, 在 其 基础 上 进一步 加 深 ,扩充 了 本 书 的 内 容 , 丰 富 了 本 书 的 形式 ,最 大 程度 上 
为 读者 提供 切实 有 用 的 知识 。 

本 书 与 同类 书 相 比 具有 的 显著 特点 有 : 

1. 将 手 算 模 式 下 的 定额 工程 量 和 清单 工程 量 结 合 相 应 的 计算 规则 进行 计算 ,并 对 计算 式 
中 的 数字 给 予 了 详细 的 解释 说 明 ,方便 读者 快速 结合 图 纸 进行 算 量 分 析 。 

2. 采 用 广 联 达 图 形 算 量 软件 进行 绘图 并 进行 工程 量 表格 汇总 ,操作 步骤 采用 截图 的 方式 ， 
按照 先后 顺序 放置 在 每 一 操作 步骤 说 明 的 下 面 ,按照 截图 读者 可 以 了 解 在 软件 中 如 何 操作 及 
重要 操作 要 点 。 

3. 采用 鲁班 软件 在 清单 和 定额 模式 下 分 别 进行 绘图 并 汇总 相应 的 工程 量 ,操作 步 又 同样 
按照 截图 的 方式 放置 在 每 一 操作 步骤 说 明 的 下 面 , 清 晰 明了 。 

4. 在 采用 广 联 达 软 件 和 和 鲁班 软件 进行 操作 计算 之 后 ,相应 的 有 软件 操作 注意 事项 ,主要 描 
述 在 软件 操作 中 的 要 点 设置 及 绘图 技巧 。 

5. 在 所 有 的 软件 操作 计算 之 后 , 列 有 手 算 与 软件 计算 结果 的 对 比 表 ,将 手 算 结果 广 联 达 
软件 计算 结果 、 和 鲁班 软件 计算 结果 同时 列 在 一 个 表 中 进行 对 比 ,并 将 差 值 原因 分 析 写 出 来 ,以 
供 读者 学 习 , 同 时 也 便于 那些 用 软件 计算 多 次 却 每 次 结果 都 不 一 样 的 人 员 查 找 其 中 的 原因 。 

6. 完整 的 工程 量 计算 ,清晰 的 图 纸 ,灵活 机 动 的 操作 截图 ,详细 的 差别 分 析 , 从 前 到 后 , 循 
序 渐进 ,思路 清晰 顺畅 ,为 读者 提供 完整 的 手 算 和 软件 操作 流程 ,可 以 让 读者 达到 事半功倍 的 
效果 。 

本 书 在 编写 过 程 中 ,得 到 了 许多 同行 的 支持 与 帮助 ,在 此 表示 感谢 。 由 于 编者 水 平 有 限 和 
时 间 紧 迫 , 书 中 难免 有 错误 和 不 妥 之 处 , 望 广大 读者 批评 指正 。 如 有 疑问 ,请 登录 www. gczjy. 
com( 工程 造价 员 网 ) ,或 www. ysypx. com( 预算 员 网 ) ,或 www. debzw. com( 企业 定额 编制 网 ) ， 
或 www. gclqd. com( 工程 量 清单 计价 网 ) ,或 发 邮件 至 zz6219@ 163. com 或 dlwhgs@ tom. com 与 
编者 联系 。 
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第 一 音 ”土石方 工程 


第 一 节 平整 场地 


【 例 1】 如 图 1-1 所 示 , 土 壤 类 别 为 三 类 土 ,计算 下 列 图 形 的 平整 场地 面积 ,图 中 尺寸 线 
均 为 外 墙 外 边线 。 
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12500 50000 12500 12500 60000 12500~ 
| 
a) b) c) 

图 1-1 平整 场地 面积 计算 

a) 和 矩 形 b) 四 形 c) 封 闭 形 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 
(1) 定 额 工程 量 
矩形: 书 = (90.5 x20.5)m =1855.25m? 
止 形 : 忆 = (52.5 x12.5 x2 +50 x12.5)m =1937.50m- 
封闭 形 .F, = (85.0 x62.5 -60.0 x27.5)m? =3662.50m 
套用 15 消耗 量 定额 1-123 。 
(2) 清 单 工程 量 
和 矩 形 :F =1855.25m” 
四 形 : 到 =1937. 50m? 
封闭 形 .F =3662. 50m? 
清单 工程 量 计算 见 表 1-1。 


表 1-1 清单 工程 量 计算 














序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
1 010101001001 平整 场地 三 类 证 Im2 1855. 25 
2 010101001002 平整 场地 三 类 土 m2 1937.50 
3 010101001003 平整 场地 三 类 十 m2 3662. 50 

















注 :平整 场地 工程 按 建筑 物 外 墙 外 边线 ,以 平方 米 计 算 。 


.2. 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





二 软件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 平整 场地 属性 如 图 1-2 所 示 。 
导航 栏 。 < 
全 工程 设置 
答 图 输入 
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国 轴线 
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前 C&D 识别 
图 1-2 定义 平整 场地 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-3 所 示 。 





轴 网 1: 下 方向 90500, 了 方向 20500; 

轴 网 2:12500 ,50000 ,125000 ,了 方向 40000 ,12500 

轴 网 3 : 碟 方 向 12500 ,60000 ,12500 ,了 方向 17500 ,27500 ,17500 
图 1-3 软件 画图 (招标 ) 








(3 ) 软 件 计算 结果 如 图 1-4 所 示 。 
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工程 县 计 算式 











图 1-4 软件 计算 结果 (招标 ) 
2. 清单 模式 下 投标 
(1) 定 义 平整 场地 属性 如 图 1-5 所 示 。 


Mm 栏 <| 
全 工程 设置 
了 给 图 输入 


国 常用 构件 类 型 
目 轴线 
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国 自 定义 
国 cp 识别 








图 1-5 定义 平整 场地 属性 (投标 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 1-6 所 示 。 





轴 网 1: 了 方向 90500 ,了 方向 20500; 

轴 网 2:12500 ,50000 ,125000 ,了 方向 40000 ,12500 

轴 网 3: 民 方向 12500 ,60000 ,12500 ,了 方向 17500 ,27500 ,17500 
图 1-6 软件 画图 (招标 ) 


(3 ) 软件 计算 结果 如 图 1-7 所 示 。 











构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 县 计算 式 
PZCD-1 面积 = 7455. 25 me 





a 
| 1 |rzcn-1[i08]/<i+45250,B-10250 | 面积 = 1855.25 me 
图 1-7 软件 计算 结果 (招标 ) 


a 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





3. 定额 模式 

(1) 定 义 平整 场地 属性 如 图 1-8 所 示 。 
也 工程 设置 
号 绘图 输入 


国 常用 构件 类 型 
挫 轴 网 O) 
增 辅助 轴线 0) 
图 普通 墙 @Q) 
困 窗 CC) 
图 虚 墙 @) 
百 过 梁 (@) 
门 员 
守 普通 柱 必 ) 
久 框架 梁 必 ) 
加 图 梁 届 ) 
闻 构造 柱 2) 
总 现 浇 板 8) 
加 板 洞 0) 
隐 房 昌 ) 
人 栏 板 区 
月 阳台 上 
] 建筑 面积 人 0 








图 1-8 定义 平整 场地 属性 (定额 ) 


(2) 软件 画图 如 图 1-9 所 示 。 





轴 网 1: 蕊 方向 90500 ,了 方向 20500; 

轴 网 2:12500 ,50000 ,125000 ,了 方向 40000 ,12500 

轴 网 3 : 邢 方 向 12500 ,60000 ,12500 ,了 方向 17500 ,27500 ,17500 
图 1-9 软件 画图 (定额 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-10 所 示 。 
一 、 平整 场地 


gr 








物件 名 称 / 构 件 位 置 工程 县 计算 式 












面积 = 7455. 25 吧 
外 放 2 米 的 面积 = 9693. 25 mz 
氏 PZCD-1[106]/<1+45250, B-10250 | 面积 = 1855. 25 m? 

> 外 放 2 米 的 面积 = 2315. 25 m 
面积 = 1937.5 m* 
外 放 2 米 的 面积 = 2623.5 m 
面积 = 2050 m* 
外 放 2 米 的 面积 = 2656 m 
面积 = 1612.5 m 
外 放 2 米 的 面积 = 2098.5 m 








2 PZCD-1[137]/ <2+25000, C-6250> 











1.3 PZCD-1[166]/<2+30000, D-8750> 








1.4 PZCD-1[167]/ <2+23750, B-8750> 








图 1-10 软件 计算 结果 (定额 ) 
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4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 新 建 工 程 时 注意 计算 模式 的 选择 。 

(2) 在 清单 模式 下 平整 场地 按 首 层 建 筑 面积 计算 ,因此 求 平 整 场 地 工程 量 时 候 可 以 选择 
平整 场地 绘制 ,也 可 以 选择 建筑 面积 绘制 。 

(3) 注 意 ,在 定额 模式 下 ,必须 选择 平整 场地 绘制 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 平整 场地 属性 如 图 1-11 所 示 。 
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图 1-11 定义 平整 场地 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 1-12 所 示 。 


网 1 : 碟 方 向 90500 ,了 方向 20500; 


轴 

轴 网 2:12500 ,50000 ,125000 ,了 方向 40000 ,12500 

轴 网 3: 民 方向 12500 ,60000 ,12500 ,了 方向 17500 ,27500 ,17500 
图 1-12 ”软件 画图 (清单 ) 








(3) 套 清单 如 图 1-13 所 示 。 


,6 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





大 清单 、 定 额 (双击 选中 ) 回 


清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 


日 总 目录 A 
日 分 部 分 项 
;日 建筑 工程 工程 量 滞 单 
白玉 .1 土 ( 石 ) 方 工程 
白人 .1.1 土方 工程 


010101002 。 控 土 方 mm 
010101003 。 挖 基 础 土方 mm 
010101004 。 访 土 开 挖 mm 
010101005 。 挖 深 泥 、 流 砂 。 mm 
010101006 ” 管 沟 土方 mn 

白 上 .1.2 石 方 工程 

和 白人 .1.3 土石 方 回填 部 

















| 人 
v 








图 1-13” 套 清单 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-14 所 示 。 


人 1 土 ( 石 ) 方 工程 


Fw aes | 
一 本 | [we 
ER 
os rR | | 


图 1-14 软件 计算 结果 (清单 ) 





2. 定额 模式 
(1) 定 义 平整 场地 属性 如 图 1-15 所 示 。 
”零星 构件 8 || 届 吗 册 Jj | 受 箱 】 























图 1-15 定义 平整 场地 属性 (定额 ) 
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轴 网 1: 习 方向 90500 ,了 方向 20500; 

轴 网 2:12500 ,50000 ,125000 ,了 方向 40000 ,12500 

轴 网 3 : 开 方 向 12500 ,60000 ,12500 ,了 方向 17500 ,27500 ,17500 
图 1-16 软件 画图 (定额 ) 

















(3) 套 清单 如 图 1-17 所 示 。 


套 清单 、 定 额 〔 双 击 选 中 ) 四 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 
5 总 目录 ^ 
3 分 部 分 项 
3 建筑 工程 工程 县 清单 
9 A.1 土 ( 石 ) 方 工程 
白 .A. 1.1 土方 工程 


L010101001 平整 场地 me 
010101002 挖 土 方 mw 
010101003 挖 基础 土方 。 wm 
010101004 。 访 土 开 挖 mm 


010101005 。 挖 洪 泥 、 流 砂 。 mm 
010101006 管 沟 土方 nn 
负 全 .1.2 石 方 工程 
3A.1.3 土石 方 回填 S 
< > 


图 1-17 套 清单 (定额 ) 


(4) 套 定额 。 

没有 此 选项 。 

(5) 软 件 计算 结果 。 

没有 此 选项 。 

3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 清单 模式 下 选用 鲁班 软件 计算 平整 场地 工程 量 时 ,如 遇 到 完整 的 场地 ,可 以 先 绘制 





省 体 , 构 成 边线 ,再 形成 面积 ,如 遇 到 不 完整 的 场地 ,可 以 选择 “多 义 构 件 ” 下 的 布 面 构件 直接 
绘制 面积 。 










(2) 在 定额 模式 下 , 套 定额 时 候 没 有 平整 场地 这 一 选项 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 ( 表 1-2 ) 





表 1-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 






手工 广 联 达 










广 联 达 






广 联 达 鲁班 鲁班 














工程 名 称 、 ey SE 
j 单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

和 矩 形 1855.25 1855. 25 1855. 25 1855. 25 

平整 场地 清单 止 形 1937.50 1937.50 1937.50 1937.50 








封闭 形 3662.50 3662.50 3662.50 3662.50 


























.8 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 









































( 续 ) 
i 手工 广 联 达 | 和 鲁班 | 鲁班 
清单 /定额 数值 定额 清单 定额 
和 矩形 1855.25 23 村 .25 
定额 四 形 1937.50 2623.5 
封闭 形 3662.50 4754.5 
平整 场地 
和 矩 形 460 0 
差 值 四 形 685 0 
封闭 形 

















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 在 清单 模式 下 ,它们 的 计算 结果 都 相同 。 

(2) 在 定额 模式 下 ,手工 算 量 采用 2015 定额 计算 规则 ,计算 平整 场地 工程 量 按 图 示 尺 十 
计算 ; 广 联 达 采用 2002 定额 计算 规则 , 按 图 示 尺 寸 外 放 2m 计算 ,计算 规则 不 同 ,因此 与 手工 
算 量 存在 误差 。 

(3) 在 绘制 第 三 个 轴 网 的 时 候 ,需要 扣 减 中 间 空 白 部 分 的 面积 ,因此 绘图 时 候 把 图 形 分 成 
两 个 部 分 , 跳 过 空白 部 分 面积 ,但 是 在 定额 计算 下 ,把 每 一 部 分 都 按 外 放 2m 计算 ,显然 重生 部 
分 面积 没有 扣 减 。 

总 结 :软件 算 量 与 手工 算 量 采用 的 计算 规则 不 同 ,用 软件 绘图 方法 不 同 , 导 致 手工 算 量 与 
软件 算 量 存在 较 大 差 值 。 





第 二 节 ” 挖 基础 土方 工程 


【 例 2】 某 建筑 采用 徐 板 基础 ,如 图 1-18 所 示 , 徐 板 尺 寸 为 60m x42m x0.45m, 三 类 土 ， 
试 求 其 挖 土方 工程 量 。 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 | 
(1) 定 额 工程 量 
土方 工程 量 = [60 +0.1 x2+0.3 x2+0.75 x(3.0- 
0.6) |] x[42 +0.1 x2+0.3 x2 +0.75 x 





-3. 000 





(3.0 -0.6) |] x (3 -0.6) + 二 x0.75? x 500| 100 
(3.0 -0.6)° |}m 图 1-18” 某 建筑 徐 板 基础 断面 图 
=6703.30m 


注 : 套 用 基 坟 计算 公式 VV=(a+2c+KH)(b+2c+KH)H+1/3K*H。60+0.1x2 为 a, 即 
基础 热 层 的 长 度 ,0. 1 为 合板 边缘 到 基础 垫 层 边缘 的 距离 。0.3 x2 为 两 个 工作 面 的 宽度 。 
0.75 为 放 坡 系数 ,(3.0 一 0.6) 为 且 即 基 坟 的 深 。42 +0.1 x2 为 6, 即 基础 热 层 的 宽度 。 

套用 15 消耗 量 定额 1 -4。 

(2) 清 单 工程 量 (2008 清单 规范 ) 

土方 工程 量 = (60 +0.1x2) x(42+0.1x2) x(3-0.6)m 
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=6097.06m 
注 :不 考虑 工作 面 和 放 坡 。(60 +0.1 x2) 为 基础 热 层 的 长 ,0.1 为 合板 边缘 到 基础 垫 层 边 
缘 的 距离 ;(42 +0.1 x2) 为 基础 垫 层 的 宽度 ;(3 -0.6) 为 基 坑 的 深 。 
清单 工程 量 计 算 见 表 1-3 。 


表 1-3 清单 工程 量 计算 









项 目 编码 
010101004001 


项 目 名 称 
挖 基 坑 土方 


项 目 特征 描述 
和 合板 基础 ,土壤 类 别 为 三 类 土 


工程 量 
6097. 06 























二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 基础 土方 属性 如 图 1-19 所 示 。 











| 加 |mororoo3 过 基础 士 方 挖 焉 础 十 方 Eee CH 
| -一 1:1-3 从 工 押 土方 苗 通 从 工 接 士 方 普通 土 评 杆 扣 以 内 np TI 注 方 件 可 >》 和 土方 开 半 


图 1-19 定义 基础 土方 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-20 所 示 。 





图 1-20 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 1-21 所 示 。 


篇 到 /名 称 /位 置 项 目 名 称 /工程 量 明 组 OE 工程 最 
O10101003001 挖 基础 土方 106 


ee 人 工控 土方 曾 通 士 评 度 3w 以 内 TREE 





也 队 ((104.4 Se + 45 < 语 面 积 )) x 3 < 
DE 体积 > 








图 1-21 软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 基础 土方 属性 如 图 1-22 所 示 。 
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: 当 {硬性 疾 镶 引 构 件 做 法 | 








C3) 
[3| 漠 这 om) (3000) 
| 园 | 乱 底 宽 en) 1200 





maouoioo3 
t:i3 从 工 棍 土方 普通 ”人 工控 土方 普通 土 环 村 ja 以 内 w IF 仁 方 件 如 > [m 语 ”| 土 输 天 冰 





图 1-22 ”定义 基础 土方 属性 (投标 ) 


ea 1-23 所 示 。 


CE 





图 1-23 ”软件 画图 (投标 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-24 所 示 。 
| 序号 | 篇 码 /名 称 /位 置 |  。 项目 名 称 /工程 量 明 细 《| 单位 | 


O10101003001 探 苇 础 土方 
1:1-3 2 二 党 











图 1-24 软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 
(1) 定 义 基础 土 万 属 性 如 图 1 1-25 所 示 。 










(3000) 
1200 
150 
150 
0.33 
0.33 


固 七 
机 上 2 称 sl | TMs. | Wm TR | WE | 
[rh er 半天 从 工控 土方 首 通 士 评 度 3n 以 内 四 寺 方 伟 积 》 





图 1-25 “定义 基础 土方 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 1-26 所 示 。 
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sls 








图 1-26 软件 画图 (定额 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 1-27 所 示 。 


[ES | 全 | 项 上 名 称 /构件 名 称 /工程 县 明太 ” | 单位 ”| 工程 
| | is |KTBH 方 首 通 士 汉 Raeg 内 | io | 2.241 
共 轩 入 入 ET 7 0 
图 1-27 软件 计算 结果 (定额 ) 

4. 软件 操作 注意 事项 

在 绘图 过 程 中 需要 注意 的 是 : 

(1) 本 工程 求解 的 是 挖 土方 工程 量 , 所 以 需要 在 基础 层 绘图 。 

(2) 在 进行 基 坑 定义 时 ,要 注意 设置 放 坡 系数 K=0.33 ,工作 面 宽度 K=0.15m。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 基础 土方 属性 如 图 1-28 所 示 。 





[3 7] [LEE ] 另存 ， 榴 性 旨 取 |_ 这 太公 本 和 | _ 玉 i 公共 和 秆 二 布局 | 
WI 各 | 柱 | 培 | 染 | 和 贷 保 样 | 门人 洞口 | 凌 t 工 程 | 零星 构 俐 | 名义 构 伸 | 几何 5 昨 | 


E22 卫 一 构 相 天 要 -机 社区 和 







训 护 ! 厚 厦 (m9) 200 
克 护 2 厚 古 (om)” 200 
均 护 3》 原 度 (om) 200 











土方 项 标高 边 坡 级 数 : 1 级 K 表 示 放 坡 系数 


底 标 高 (nm):-3000 


土方 诡 标高 。 ,/ 
一 


[L 蛇 |] wa | 
图 1-28 ”定义 基础 土方 属性 (清单 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 1-29 所 示 。 





图 1-29 软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 1-30 所 示 。 


国 套 洁 单 、 定 额 ( 双击 选中 》 xl 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 








日 总 目录 
日 -分 部 分 项 
.建筑 工程 工程 量 清单 
日 -1 土 ( 石 ) 方 工程 
白 -A.1.1 土方 工程 
010101001 
010101002 












010101004 泳 土 开 挖 
010101005 。 挖 漆 泥 、 流 砂 
010101006 。 管 沟 土方 nn 


A.1.2 石 方 工程 
别 





由 -A.1.3 土石 方 回填 





[语音 十 病 查 沁 一 | 
图 1-30 套 清 单 (清单 ) 





3[ 志 土 深度 ]x36[ 土 检 遍 面积] 


图 1-31 软件 计算 结果 (清单 ) 





2. 定额 模式 
(1) 定 义 基础 土方 属性 如 图 1-32 所 示 。 














习 感性 定义 £0jxl 
〖e 了 ] [性 其 W] 网 御 男 存 | _ 鸭 笠 提 取 | 译 放 人 半 介 上 婚典 丰 局 
TI 程 | 柱 | 堵 | 粱 ， | 家 板 检 滋 | 门 久 注 口 | 装 呈 工程 | 罕 星 构 首 | 多 义 构 昨 | 几 但 构 伞 | 
|Ht 方 。 习 全 OH 民居 二 庆 

sR 加 

- 标高 屋 性 

工程 沱 十 项 标高 0 


工程 沱 士 订 标 高 -3000 
网 填 贡 如 高 ea)- -3000 

刁 材 民 性 性 
土方 闪 叶 -2C me 
学 土方 式 -SEC | 人 工 把 土 
诺 十 处理-2WY 全 士 让 过 
加 十 处 理 -2? 余 土 因 填 
回填 1 天- 珀 防 士 

-| 截面 性 性 
克 护 | 厚度 rw) 200 
副 护 2 厚度 gm)- 200 
袜 护 3 厚度 pm)- 200 








区 名 交 别 -II3 性 认 
LpIN 守 -LBIN 土方 


[到 | [村 ] 关上 | _ 翅 ]| 

















图 1-32 定义 基础 土方 属性 (定额 ) 
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图 1-33 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 1.34 所 示 。 
到 





7. 其 他 桩 。 naTZI 
“8. 人 工控 孔 桩 RGZJ 可 





[定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 











混凝土 条 基 mm 
混凝土 条 基 模 板 m2 
垫 层 m3 


6-1-1 
6-1-2 
6-1-3 
6-1-4 ” 热 层 模板 吧 
6-1-5 斤 3 
6-1-6 


图 1-34 套 定 额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-35 所 示 。 











图 1-35 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

在 绘图 过 程 中 需要 注意 的 是 : 

(1) 本 工程 求解 的 是 挖 土方 工程 量 ,所 以 需要 在 基础 层 绘图 。 

(2) 在 进行 基 坑 定义 时 ,要 注意 设置 放 坡 系数 KK=0.33 ,工作 面 宽度 C=0.15m。 

(3) 在 套 清 单 的 过 程 中 ,需要 将 计算 结果 编辑 “A”( 实际 挖 土 体积 ) 改 为 “WTD * BA”( 挖 
土 深度 乘 以 土方 底面 积 ) 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-4。 











.14 . 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





表 1-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 








工程 名 称 











挖 基础 土方 2.241 224. 10 


(100m3 ) 
























2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 广 联 达 图 形 算 量 软 件 和 鲁班 土建 软件 ,与 手工 算 量 相 比 ,计算 精度 不 同 。 





(2) 广 联 达 图 形 算 量 软件 计算 的 挖 基 础 土方 定额 工程 量 的 计量 单位 不 同 于 手工 算 量 和 和 鲁 
班 土建 软件 。 


第 三 节 ” 管 沟 土 方 


【 例 3】 已 知 某 混凝土 管 工程 , 管 直 径 为 800mm , 深 为 1300mm ,总 长 为 1000m , 沟 槽 开 挖 
宽度 为 1.8m ,土壤 为 三 类 土 , 求 挖 混凝土 排水 管道 基础 土方 工程 量 。 

【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(1) 清 单 工程 量 

L =1000.00m 

注 : 管 沟 土方 工程 量 计算 规则 有 两 种 . 

1. 以 米 计 量 , 按 设计 图 示 以 管道 中 心 线 长 度 计算 。 

2. 以 立方 米 计量 , 按 设 计 图 示 管 底 垫 层面 积 乘 以 挖 土 深度 计算 ;无 管 底 垫 层 按 管 外 径 的 水 
平 投影 面积 乘 以 挖 土 深 度 计 算 。 不 扣除 各 类 并 的 长 度 , 并 的 土方 并 入 管 沟 土方 清单 量 按 设计 
图 示 尺 寸 以 管道 中 心 线 长 度 计 算 。 

清单 工程 量 计 算 表 见 表 1-5。 


表 1-5 清单 工程 量 计算 






工程 量 
1000. 00 


项 目 编码 
010101007001 


项 目 特征 描述 
土壤 类 别 为 三 类 土 

















(2) 定 额 工程 量 

按 表 1-5 计算 管 沟 土方 工程 量 时 ,各 种 井 类 及 管道 (不 含 铸铁 给 水 排水 管 ) 接 口 等 处 需 加 
宽 增 加 的 土方 量 不 另行 计算 ,底面 积 大 于 20m 的 井 类 ,其 增加 工程 量 并 入 管 沟 土方 量 内 
计算 。 

工程 量 =1.5 x1.8 x1000m =2700.00m 

注 : 排 水 管道 的 基础 土方 工程 量 = 管道 的 管道 基 楷 的 开 挖 宽度 x 开 挖 深度 x 开 控 长度 ; 
1.5 为 开 挖 深度 ,1.8 为 基 林 的 开 挖 宽度 ,1000 为 开 挖 长度 。 

套用 15 消耗 量 定额 1 -11。 
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二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 属性 如 图 1-36 所 示 。 










| (1500) 
1800 
0 

0 


右 放 坡 系数 。 ”0 
轴线 距 基 描 左边 线 (900) 
头 土 厚度 om) 。 | (0) 
混 土 厚度 (nm) 。 | 0O) 
备注 


图 1-36， 基 覃 土方 JC -1 的 工程 量 (招标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 1-37 所 示 。 





图 1-37” 基 槽 土方 JC -1 的 平面 示意 图 (招标 ) 


(3 ) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-38 所 示 。 


一 、 基 栈 士 


工程 量 计算 式 
土方 体积 = 54 ms 


<1, A>, <1, B> 土方 体积 = @《 顶 面积 > + 9《 底 面积 六 x 1.5 俯 度 > / 2 = 13.5m? 
| 2 | 《4B»% 把 5》> | 寺 方 体积 = @ 倾 面积 + 9 (底面 积 ) x 1.5 深度》 /2 = 13.5m 


土方 体积 = (9 《 顶 面积 >+ 9 《底面 积 ) x 1.5 4 深度 > / 2 = 13. 5m 
土方 体积 = @《 顶 面积 > + 9《 底 面积 六 x 1.5《 深 度 》 / 2 = 13.5m? 





图 1-38 ” 基 槽 土方 JC -1 的 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 如 图 1-39 所 示 。 
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属性 值 
JC-1 
-1.5 
(1500) 
樟 底 宽 (mm) 1800 
左 工作 面 宽 mm) 0 
右 工 作 面 宽 mm) 0 
左 放 坡 系数 0 
右 放 坡 系数 0 


轴线 距 基 描 左边 线 (900) 
冻 土 厚度 m) | @0) 
湿 土 厚度 mm) (0) 
备注 


图 1-39 ” 基 覃 土方 JC -1 的 工程 量 (投标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 1-40 所 示 。 





图 1-40 基 覃 土方 JC -1 的 平面 示意 图 (投标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 1-41 所 示 。 


一 、 基 醒 士 方 
| 《A> <,B> | 凸 方 体积 = 6 < 面积 >》+ 9 < 底面 积 )) x 1.5 < 深度》/ 2 = 13.5m 
| 《1,8》, 2,B> 凸 方 体积 = (9 4 项 面积 ” + 9 《底面 积 ) x 1.5 《深度 》/ 2 = 13. 5m 
| 如 > 2,A> 凸 方 体积 = @《 顶 面积 + 9 《底面 积 ) x 1.5 《深度 > / 2 = 13.5m 
| 2A» 《<A> | 凸 方 体积 = 8 《< 顶 面积 ”+ 9 《底面 积 为 x 1.5 < 深度 >》/ 2 = 13.5m 


图 1-41 基 醒 土方 JC -1 的 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 1-42 所 示 。 





属性 值 





檬 底 宽 (mm) 1800 
左 工 作 面 宽 mm) 0 
右 工作 面 宽 pm) 0 
左 放 坡 系数 0 


右 放 坡 系数 0 
轴线 距 基 模 左边 线 (900) 
六 土 厚度 om) | (0) 
湿 土 厚度 (mm) (0) 
备注 


图 1-42 基 槽 土方 JC -1 的 工程 量 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 1-43 所 示 。 





图 1-43” 基 覃 土方 JC -1 的 平面 示意 图 (定额 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-44 所 示 。 


一 、 基 术士 方 
构件 名称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 
人 az 人 了 x 


| 11 | 《4M»4,8> 凸 方 体积 = (9 《面积 ;+9《 廊 面积 ) x 1.5 深度》/ 2 = 13.5m 
| 12 | 48» 护 B> 此 方 体积 = @ 人 面积 >+9《 闵 面积 ) x 1.5 人 深度》/ 2 = 13.5m 
| 13 | 名»》 色 A> 上 |+ 方 体积 = @ 《项 面积 :+ 9 (底面 积 ) x 1.5 《深度 》/ 2 = 13.5m 
| 14 | 名:» <A> 导 方 体积 = 6《 顶 面积 + 9《 底 面积 ) x 1.5 人 深度 > / 2 = 13.5m 





图 1-44 基 覃 土方 JC -1 的 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 根 据 题 意 ,在 绘制 基 槽 的 时 候 , 因 为 在 地 平面 以 下 ,所 以 要 在 基础 层 绘制 。 

(2) 因为 基 覃 的 长 度 为 1000m ,画图 的 时 候 如 果 画 1000m 的 话 , 不 易 观 测 , 所 以 在 本 例题 中 
只 画 了 20m ,在 最 终 的 结果 处 再 乘 以 50 ,这 样 就 得 出 了 1000m 的 工程 量 54 x50m =2700. 00m 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 属性 如 图 1-45 所 示 。 














参数 值 
工作 面 宽度 om)-YF 1800 
放 坡 系数 -SC 0 
支 护 厚度 pm)-TN 0 
挖 土 顶 标高 mm)-ECT 0 
回填 顶 标高 mm)-BTH 0 
土方 类 别 -EC 三 类 土 
挖 土方 式 -WEC 机 械 挖 土 
运 土 处 理 -PWMY 全 土 外 运 
回填 处 理 -BY 余 土 回填 
回填 材料 -BM 粘土 
汇总 类 别 -HZLB 默认 
LBIN 类 型 -LBIN 地 机 








图 1-45 挖 土方 的 属性 (清单 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 1-46 所 示 。 





图 1-46 挖 土方 平面 示意 图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 1-47 所 示 。 
CHEHTREIEETTIEE je 









清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 
日 总 目录 
日 -分 部 分 项 






日. 建筑 工程 工程 县 清单 
日 -A.1 土石 ) 方 工程 
日 -A.1.1 土方 工程 
010101001 ”平整 场地 me 
010101002 。 控 土 方 ”me 
010101003 挖 基 础 土方 。 ms 
010101004 ”六 土 开 挖 。 mm 
010101005 ” 控 洲 泥 、 流 砂 ”m3 
010101006 “” 窟 沟 十 万 m 
困 -A.1.2 石 方 工程 
四 -A.1.3 土石 方 回填 
由 .A.2 衬 与 地 基 基 础 工程 到 












| 清单 定额 查询 豆 潭 
图 1-47 挖 土方 的 清单 
(4) 软件 计 算 结 果 如 图 1-48 所 示 。 


AT 土 ( 石 ) 方 工程 
Be 


| 
| 





图 1-48 软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 1-49 所 示 。 





A 
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参数 值 
工作 面 宽度 pm)-iF 1800 
放 坡 系数 -SC 0 
支 护 厚度 em)-TN 0 
挖 土 项 标高 nm)-ECT 0 
回填 项 标高 mm)-BTH 0 
土方 类 别 -EC 三 类 土 
挖 土方 式 -YEC 机 械 挖 土 
运 土 处 理 -ENW 全 土 外 运 
回填 处 理 -BW 余 土 回填 
回填 材料 -BM 粘土 
汇总 类 别 -ZILB 默认 
LBIN 类 型 -LBIM 地 柜 








图 1-49 控 土 方 的 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-50 所 示 。 





图 1-50” 挖 土方 平面 示意 图 (定额) 
(3) 套 定额 如 图 1-51 所 示 。 
误 EEEEEEREFETOR Xl 
章节 树 1 





1. 码 条 基 “TTJ 
2. 砖 石 条 础 ”ZSJ 
3. 独 立 基 WIJ 
4. 满 堂 基 ”路 J 
5. 集 水 井 JSJ 
6. 基础 梁 JCLJ 
7. 其 他 桩 QTZJ 
.8. 人 工控 孔 桩 RGZJ z| 


定额 搜索 回 车 确定 ) 





图 1-51 挖 土方 的 定额 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 1-52 所 示 。 


6. 基础 


ee fet | | 是 | so 
= 一 一 一 一 


| 全 十 宇和 一 一 
54.00 

| 

| 


图 1-52 软件 计算 结果 (定额 ) 





3. 软件 操作 注意 事项 
(1) 根 据 题 意 ,在 绘制 基 槽 的 时 候 , 因 为 在 地 平面 以 下 ,所 以 要 在 基础 层 绘制 。 
(2) 因为 基 覃 的 长 度 为 1000m ,画图 的 时 候 如 果 画 1000m 的 话 ,不 易 观 测 , 所 以 在 本 例 


题 中 只 画 了 20m ,在 最 终 的 结果 处 再 乘 以 50 ,这 样 就 得 出 了 1000m 的 工程 量 54 x50m = 
2700.00(m’ ) 。 
(3) 套 用 清单 的 时 候 , 要 选用 管 沟 土方 的 清单 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-6。 
表 1-6 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 


数值 招标 投标 定额 清单 定额 
管 沟 土方 定额 












2700.00 2700.00 
2700. 00 2700. 00 


1000m 2700.00 














2700.00 




















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
在 计算 该 工程 工程 量 的 时 候 ,手工 算 量 与 广 联 达 软 件 算 量 .鲁班 软件 算 量 选用 的 清单 计算 
规则 不 同 ,手工 算 量 的 计算 规则 是 按照 长 度 计算 的 ,而 广 联 达 软件 算 量 与 鲁班 软件 算 量 是 按照 








体积 计算 的 。 


第 二 人 莉 ” 地 基 处 理 与 边 坡 支 护 工程 


第 一 节 ”定义 灌注 桩 属性 


【 例 1】 某 工 程 现场 土质 为 二 类 土 , 桩 基 采 用 打 孔 灌注 砂 桩 共 60 根 , 试 求 其 工程 量 并 套 
用 定额 ,灌注 桩 形状 如 图 2-1 所 示 。 

















300 
区 时 
/a 
8 
| 2000 | 
8 
图 2-1 灌注 桩 


【 解 】 一 手工 算 量 

(1) 定 额 工程 量 

工程 量 =0.3 x0.3 x(8+0.3) x60m’ =44. 82m’ 

注 :0.3 x0.3 为 桩 的 截面 面积 ,(8+0.3) 为 桩 长 ,60 为 根 数 。 
套用 消耗 量 定额 .2-45。 

(2) 清 单 工 程 量 

据 计 算 规则 按 设计 图 示 尺 寸 ( 包 括 桩 尖 ) 以 桩 长 计算 。 
工程 量 = (8 +0.3) x60m =498.00m 

清单 工程 量 计算 见 表 2-1。 


表 2-1 清单 工程 量 计算 











项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
ER ee 二 类 土 , 桩 长 8.3m, 桩 边 长 为 0.3m 的 方形 网 
加 m . 
截面 ,成 孔 方法 采用 打 孔 





注 :工作 内 容 包 括 成 孔 、 填 充 、 振 实 、 材 料 运 输 。 
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二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 灌 注 桩 属性 如 图 2-2 所 示 。 


梯 择 条 数 化 图 形 
-图 形 












































(2) 软 件 画图 如 图 2-3 所 示 。 
平面 图 : 





b) 
2-3 ”软件 画图 (招标 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 软 件 算 量 如 图 2-4 所 示 。 
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。23 。 











一 、 桩 
序号 构件 名 称 /构件 位 置 工程 县 计 算式 
长 度 = 8.3m 
1 ZT1 ee 
桩 基体 积 = 2. 988 呈 
土方 体积 = 2. 988 m 


长 度 = 8. 3m 
数量 = 1 根 
证 基 体积 = 0.74Tm 
土方 体积 = 0. 747m 
长 度 = 8.3m 
数量 = 1 根 
桩 基体 积 = 0. 747m? 
土方 体积 = 0.747m 
长 度 = 8. 3m 
数量 = 1 根 
桩 基体 积 = 0.747m 
土方 体积 = 0.747m 
长 度 = 8. 3m 
数量 = 1 根 
桩 基体 积 = 0.747m 
土方 体积 = 0.747m 


ZJ-1[18]/<1+350, B-350> 


ZJ-1[19]/<1+350, At350> 


ZJ-1[20]/ <2-350, 对 350> 


ZJ-1[21]/<2-350, B-350> 





图 2-4 软件 算 量 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 灌注 桩 属性 如 图 2-5 所 示 。 


选择 参数 化 图 形 X| 














图 2-5 定义 灌注 桩 属性 (投标 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 2-6 所 示 。 
平面 图 : 


2000 


2000 





a) 
图 2-6 软件 画图 (投标 ) 
a) 平 面 图 
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图 2-6 软件 画图 (投标 )( 续 ) 
b) 立 面 图 


(3) 软 件 算 量 如 图 2-7 所 示 。 
EE 


DJ 
| ee a >; 
土方 体积 = 2. 988 m 


长 度 = 8. 3m 
数量 = 1 根 
证 基体 积 = 0.747m 
土方 体积 = 0. 747m 





ZJ-1[18]/<1+350, B-350> 


ZJ-1[19]/<1+350, A+350> 
主 基 体积 = 0.747m? 


土方 体积 = 0. 747m 
长 度 = 8. 3m 
数量 = 1 根 
片 基体 积 = 0.7T4Tm? 
土方 体积 = 0. 747m 
长 度 = 8. 3m 
数量 = 1 根 
证 其 体 积 = 0. 747m 
土方 体积 = 0.747m? 


图 2-7 软件 算 量 (投标 ) 


ZJ-1[20]/ <2-350, 对 350> 





ZJ-1[21]/ <2-350, B-350> 


,| 
贷 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 灌注 桩 属性 如 图 2-8 所 示 。 














器 






































Es) wl| 


图 2-8 定义 灌 柱 桩 属性 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 2-9 所 示 。 
平面 图 : 


2000 


2000 


2000 


2000 





a) 
立 面 图 





图 2-9 软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 软 件 算 量 如 图 2-10 所 示 。 


一 、 桩 


序 构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


| 序号 
长 度 = 8.3m 
而 到 数量 = 4 根 
桩 基体 积 = 2. 988 m 
土方 体积 = 2. 988 m 
长 度 = 8. 3m 
ZJ-1[18]/<1+350, 3-350》 ”卫星 = 1 根 
桩 基体 积 = 0. 747m 
土方 体积 = 0. 747m 


长 度 = 8. 3m 
数量 = 1 根 
桩 基体 积 = 0. 747m 
土方 体积 = 0. 747m 


长 度 = 8. 3m 
zJ-1[20]/<2-350, At350》 贱 旺 = ! 根 

桩 基体 积 = 0. 747m 

土方 体积 = 0. 747m 

长 度 = 8.3m 
2J-1[21]/<2-350,8-350》 ”内 星 = ! 根 

柑 基体 积 = 0. 747m 

土方 体积 = 0. 747m 


图 2-10 ”软件 算 量 (定额 ) 


豆 

本 
1.2 ZJ-1[19]/<1+350, At350> 
1.3 





4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 根 据 题目 定义 桩 属性 ,软件 画图 时 可 以 用 F4 键 转化 桩 的 插入 点 ,方便 布置 桩 。 
(2) 题 目 要 求 60 根 桩 的 工程 量 , 工 程 量 较 大 ,软件 画 出 一 个 承 台 下 的 4 根 桩 ,然后 与 手 算 
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的 4 根 桩 工程 量 比较 。 
(3) 计 算 结 果 时 在 计算 书页 面 选 择 清单 或 定额 模式 。 计 算 书 都 相同 。 
(4) 计 算 书 中 桩 长 没有 合计 4 根 总 长 ,因此 与 手 算 工程 量 比较 时 应 合计 后 再 比较 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 灌 注 桩 属性 定义 如 图 2-11 所 示 。 

从 系统 断面 全 工程 断面 

局 常规 
圆 形 桩 
井 桩 1 
井 桩 2 


圆柱 桩 ( 球 冠 底 ) 
长 圆柱 桩 ( 球 冠 底 ) 








图 2-11 灌注 桩 属性 定义 (清单 ) 


(2) 软件 画图 如 图 2-12 所 示 。 
平面 图 : 





b) 
图 2-12 软件 画图 (清单 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 套 清单 如 图 2-13 所 示 。 
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国 套 清单 、 定 帘 (双击 选中 ) x 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 
日 总 目录 

日 -分 部 分 项 
日 -建筑 工程 工程 县 清单 
由 1 土 ( 石 ) 方 工程 
日 -A.2 桩 与 地 基 基 础 工程 
日 -A.2.1 混凝土 桩 
010201001 ”预制 钢筋 混凝土 
010201002 ” 接 社 ”个 
010201003 ” ”混凝土 浴 注 桩 
办 -A2.2 其 地 桩 
办 -A.2.3 地 基 与 边 坡 处 理 
条 -A.3 砌 筑 工程 
田 -A 4 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 se 
上 


















清单 定额 查询 查询 





图 2-13 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 2-14 所 示 。 


9 了 计量 | 工程 量 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 于 | za 有 名 和 








A.2 桩 与 地 基 基 础 工程 


1 |010202001001 |> 





图 2-14 软件 计算 结果 (清单 ) 
2. 定额 模式 
(1) 灌 注 桩 属性 定义 如 图 2-15 所 示 。 


思 类 型 选择 





人 系统 断面 人” 工程 断 下 


电 常规 
图形 桩 
井 桩 1 
井 桩 2 
圆柱 桩 ( 球 冠 底 ) 
长 圆柱 桩 ( 球 冠 底 ) 
管 桩 





图 2-15 ”灌注 桩 属性 定义 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 2-16 所 示 。 
平面 图 : 





a) 
图 2-16 ”软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 
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by 
图 2-16 ”软件 画图 (定额 )( 续 ) 
b) 立 面 图 





(3) 套 定额 如 图 2-17 所 示 。 


图 套 定 额 (双击 选中 ) 
章节 树 





8 8. 从 工 挖 孔 桩 RGZJ 
定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 


医 柑 根 数 ” 根 
6-7-2  ， 衬 买 体 ynm 





6-7-4 送 截 福 mm 
6-7-5 ”泥浆 外 运 mm 


图 2-17 套 定额 (定额 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 2-18 所 示 。 


6. 基础 


em [| | 
| | 





Te 2 CD 
图 2-18 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 


(1) 根 据 图 示 定 义 桩 尺寸, 画 桩 时 打开 对 象 捕捉 ,选择 合适 的 插 和 人 点 。 

(2) 题 目 要 求 60 根 桩 的 工程 量 , 工 程 量 较 大 ,软件 画 出 一 个 承 台 下 4 根 桩 ,然后 与 手 算 的 
4 根 桩 工程 量 比较 。 

(3) 计 算 结 果 时 ,在 工程 设置 中 选择 不 同 的 模式 ,然后 在 属性 定义 中 点 击 相 对 应 的 桩 , 定 
额 模式 下 套用 其 他 桩 计算 结果 。 必 须 双 击 所 选 内 容 ,否则 无 法 得 出 结果 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 2-2。 
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二 广 联 达 
数值 招标 
8.3 x4 
=33.2 






工程 名 称 






投标 定额 清单 定额 
















灌注 桩 


























2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

广 联 达 软 件 保留 的 小 数位 数 与 手 算 不 同 , 广 联 达 软件 保留 三 位 , 手 算 保留 两 位 。 所 以 存在 
较 小 差 值 。 和 鲁班 软件 算 定额 时 桩 尖 体 积 按 圆 锥 体 计 算 , 手 算 与 广 联 达 软 件 计 算式 桩 尖 体 积 和 
桩 身 一 样 按 圆柱 体 计算 ,所 以 结果 存在 一 定 误差 。 


第 二 节 ” 灰 土 挤 密 桩 


【 例 2】 某 工 程 地 基 处 理 选 用 锤 击 沉 管 挤 密 灌注 粉 煤 灰 混凝土 短 桩 , 试 计算 其 工程 量 。 
【 解 】 一 .手工 算 量 

(1) 桩 的 根 数 设计 图 纸 已 标明 为 1522 根 。 

(2) 深 度 为 7.5m, 桩 管 外 径 D =450mm, 如 图 2-19 所 示 。 

































2 地 下 室 地 面 
生 = Bee 
只 
on 
400 1396 
吕 J 8 
| 于 
8 
3.850 钢筋 混凝土 独立 基础 于 
-4.300 
地 下 水 位 线 
有 
六 
上层 R=100kqa 
雪人 7 
—11.800 黄土 状 亚 黏 士 层 RE1400kqa 
4A 









预制 钢筋 混凝土 桂 大 一 366 一 866 866 | 








图 2-19 ” 灌 筑 桩 断面 示意 图 
注 :1. 桩 长 7.Sm, 桩 管 外 径 刀 =450mm , 桩 尖 必 须 深入 黄土 状 亚 黏 士 中 1. 10m。 
2. 桩 顶 设 450mm 厚 3:7 灰 土 垫 层 , 灰 土 层 热 应 分 层 压 实 , 压 实 系 数 大 0.950。 


(3) 预 制 桩 尖 如 图 1-37 所 示 。 
已 知 : 见 “ 解 ”及 如 图 1-37 所 示 。 
计算 :(1) 定 额 工程 量 
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『 = 二 md = 地 x0.45? x7.5 x1522 =1815.48(m:’) 


套用 消耗 量 定 额 2-51。 

注 : 东 土 挤 密 桩 体积 按 设计 桩 长 乘 以 桩 截面 面积 计算 。0.45 是 桩 径 ,7.5 是 柱 长 ,1522 是 
桩 的 根 数 。 

(2) 清单 工程 量 

按 设计 图 示 尺 二 以 桩 长 (未 包括 桩 尖 ) 计 算 。 

工程 量 =7.5 x1522m =11415m。 

清单 工程 量 计算 见 表 2-3。 


表 2-3 清单 工程 量 计 算 










项 目 编码 
010201014001 


项 目 特征 描述 
桩 长 7.5m, 桩 直径 0.45m 


计量 单位 


m 


项 目 名 称 
灰 土 ( 土 ) 挤 密 桩 













11415 





二 ,软件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 挤 密 社 属性 如 图 2-20 所 示 。 





选择 参数 化 图 形 X| 








Ew| 





图 2-20 定义 挤 密 桩 属性 (招标 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 2-21 所 示 。 
平面 图 : 





a) 
图 2-21 软件 画图 (招标 ) 
a) 平 面 图 
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vv 


b) 
图 2-21 软件 画图 (招标 )( 续 ) 
b) 立 面 图 


(3 ) 软 件 计算 结果 如 图 2-22 所 示 。 


一 、 桩 
| 序号 | 构件 名 称 /构件 位 置 | 工程 县 计算 式 
长 度 = 7.5m 

数量 = 1 根 

桩 基体 积 = 1.193 m 

土方 体积 = 1. 193 mm 

长 度 = 7.5m 

数量 = 1 根 

桩 基体 积 = 1.193m? 

土方 体积 = 1. 193m3 


ZJ-1[140]/<1+225, B-225> 





图 2-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 挤 密 桩 属性 如 图 2-23 所 示 。 


选择 参数 化 图 形 X 















































图 2-23 定义 挤 密 桩 属性 (投标 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 2-24 所 示 。 
平面 图 : 








本 


b) 
图 2-24 软件 画图 (投标 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 软件 计算 结果 如 图 2-25 所 示 。 


一 、 桩 
构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计算 式 
发 度 = -7.5 m 
| 数量 = 1 根 
桩 基体 积 = 1.193 m 
土方 体积 = 1.193 m 
长 度 = 7.5m 
ZJ-1[140]/<it225,8-225> | 辐 旺 = ] 根 
柑 基体 积 = 1. 193m 
土方 体积 = 1.193m? 





图 2-25 ”软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 
(1) 定 义 挤 密 桩 属性 如 图 2-26 所 示 。 
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ss 





选择 参数 化 图 形 X 
图形 才 数 
































[Re | | 
mm 450 

















图 2-26 定义 挤 密 桩 属性 (定额 ) 
(2) 软件 画图 如 图 2-27 所 示 。 


平面 图 : 








vv 


b) 
图 2-27 软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 
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(3) 软件 计 算 结 果 如 图 2-28 所 示 。 


构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计算 式 


ZJ-1 





ZJ-1[140]/ <1+225, B-225> 
ee 5 桩 基体 积 = 1. 193m 
土方 体积 = 1. 193m3 


图 2-28 软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 根 据 题目 定义 桩 属性 ,软件 画图 时 可 以 用 F4 键 转化 桩 的 插入 点 ,方便 布置 桩 。 
(2) 题 目 要 求 1522 根 桩 的 工程 量 , 工 程 量 较 大 ,软件 画 出 1 根 桩 ,然后 与 手 算 的 1 根 桩 工 
程 量 比较 。 
(3 ) 计算 结果 时 在 计算 书页 面 选择 清单 或 定额 模式 。 两 种 计算 书 都 相同 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 定 义 挤 密 桩 属性 如 图 2-29 所 示 。 
从 系统 断面 个 工程 断面 
日 常规 
和 矩形 桩 
圆 形 桩 


井 桩 1 
井 桩 2 








圆柱 桩 ( 球 冠 底 ) 
长 圆柱 柱 ( 球 冠 底 ) 
管 桩 

深层 捞 拌 桩 
三 轴 搅 拌 桩 








图 2-29 定义 挤 密 桩 属性 (清单 ) 


(2) 软件 画图 如 图 2-30 所 示 。 
平面 图 : 








a) 
图 2-30 ”软件 画图 (清单 ) 


a) 平 面 图 
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b) 
图 2-30 软件 画图 (清单 )( 续 ) 
b) 立 面 图 


(3) 套 清单 如 图 2-31 所 示 。 
[ET 










日 -建筑 工程 工程 量 清 单 
由 AT1 土 ( 石 ) 方 工程 
日 -A.2 桩 与 地 基 基 础 工程 

由 -A.2.1 混凝土 桩 

日 -A.2.2 其 地 桩 
010202001 ” 砂 石 洒 注 桩 
010202002 
010202003 。 旋 响 
010202004 。 喷 粉 : 

由 -人 .2.3 地 基 与 边 坡 处 理 
由 .A.3 砌 筑 工程 
























[语音 十 病 得 河 EE 
图 2-31 套 清 单 (清单 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 2-32 所 示 。 





010202002 





图 2-32 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 定 义 挤 密 桩 属性 如 图 2-33 所 示 。 
图 类 型 选择 








从 系统 断面 全 工程 断面 


日 常规 
矩形 桩 
圆 形 桩 
井 桩 1 
井 桩 2 
圆柱 桩 ( 球 冠 底 ) 
长 圆柱 桩 ( 球 冠 底 ) 
管 桩 
深层 捞 拌 桩 
三 轴 搅 拌 桩 





2-33 ”定义 挤 密 桩 属性 (定额 ) 
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(2) 软 件 画 图 如 图 2-34 所 示 。 
平面 图 : 


立 面 图 : 





b) 
图 2-34 软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 套 定额 如 图 2-35 所 示 。 


加 套 定 额 (双击 选中 ) 








章节 树 
-1. 墙 
2. 柱 
由 .3. 梁 
机 4. 板 .楼 梯 
.5. 门 . 窗 . 洞 
-6. 基础 
1. 码 条 : TTJ 
2. 砖 石 条 础 ”ZSJ 
3. 独 立 基 JILJ 
4. 满 堂 基 ”MTJ 
5. 集 水 井 JSJ 
6. 基 础 梁 JCLJ 
7. 其 地 桩 9TZJ 
.8. 人 人 工 挖 孔 桩 RGZJ 
定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 
| 习 
6-7-1 ” 枯 根 数 ” 根 
6-7-2 片 实 性 关中 
6-7-3 枪 长 L mn 
6-7-4 ” 送 截 福 mm 
6-7-5 ”泥浆 外 运 mm 


图 2-35” 套 定额 (定额 ) 


(4) 软件 计算 结果 如 图 2-36 所 示 。 
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项 目 名 称 


6. 基础 


jie aswel | | 
| 


1-2/A-B piX0.45X0.45X7.085/4.0+pi X0. 45X0.45X 
0.41573.074.0 


图 2-36 软件 计算 结果 (定额 ) 





3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 软 件 画 图 时 根据 图 示 尺 寸 定义 桩 , 画 桩 时 打开 对 象 捕捉 ,方便 找到 合适 的 插入 点 。 题 
日 要 求 1522 根 桩 的 工程 量 ,数量 较 多 ,用 软件 画 出 1 根 桩 ,然后 与 手 算 的 1 根 桩 工程 量 比较 。 

(2) 和 鲁班 软件 套 清 单 套 定额 计算 结果 时 ,应 点 击 选中 所 要 计算 的 内 容 ,否则 计算 结果 为 
空 , 若 点 击 次 数 过 多 ,应 删除 重复 多 余 的 内 容 , 只 留 下 所 要 计算 的 内 容 ,否则 计算 结果 远大 于 手 
工 算 量 结果 。 桩 工程 量 中 ,鲁班 软件 清单 模式 和 定额 模式 计算 内 容 不 同 ,清单 模式 计算 长 度 ， 
定额 模式 计算 体积 ,套用 的 时 候 应 选择 相应 的 单位 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 2-4。 


表 2-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 



























a | 手工 | 广 联 达 | 广 联 达 | 广 联 达 | 鲁班 | 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 7.5m 7.5m 7.5m 
砂 石 桩 定额 1.19m 1.193m 1.15m 
0.003m3 




















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

题目 工程 量 较 大 ,用 软件 画 出 单 根 桩 ,与 手 算 的 单 根 桩 工程 量 比较 。 手 算 保留 两 位 小 数 ， 
广 联 达 软 件 计算 保留 三 位 小 数 ,所 以 存在 较 小 误差 。 鲁 班 软 件 算 定 额 时 桩 尖 体 积 按 圆锥 体 计 
算 , 手 算 与 广 联 达 软 件 计 算式 桩 尖 体 积 和 桩 身 一 样 按 圆 柱 体 计算 ,所 以 结果 存在 一 定 较 大 
误差 。 





图 》 
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第 一 六 混凝土 桩 


【 例 1】 图 3-1 所 示 为 预制 钢筋 混凝土 桩 ,柴油 打桩 机 打桩 ,二 类 土 , 现 浇 承 台 基 础 示意 
计算 桩 基 的 制作 .运输 .打桩 \ 打 送 桩 以 及 承 台 的 工程 量 (30 个 ) 。 











-0.300 300 
一 一 = 
cr 
加) | 
上 一 了 
二 
全 
pm 
2 
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oe 
所 
—1.800 Es 
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mM 
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图 3-1 预制 钢筋 混凝土 方 桩 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 
(一 ) 预制 桩 图 示 工 程 量 
(1) 定 额 工程 量 
Va =(8.0+0.3) x0.3 x0.3m? x4 根 x30 个 =89.64m 
注 : 方 桩 截面 面积 为 0.3m x0.3m, 桩 长 (8.0 +0.3)m, 一 个 桩 承 台 下 4 根 桩 , 共 30 个 桩 承 
则 预制 桩 的 工程 量 为 截面 面积 X 桩 长 X 根 数 xX 承 台 个 数 。 
套用 2015 消耗 量 定额 3 -1。 
(2) 清 单 工程 量 
@ 制 桩 工程 量 :Vay = Va x1.02 =89.64m’ x1.02 =91.34m’ 
注 : 其 中 1.02 是 考虑 制 柱 损 耗 率 之 后 算出 的 制 柱 工 程 量 。 
@ 运 输 工 程 量 : Vs = Va x1.019 =89.64m’ x1.019 =91.34m 
注 : 其 中 1.019 是 考虑 运输 过 程 中 的 损耗 得 出 的 工程 量 。 
@ 打 桩 工程 量 ;Vj = Va =89.64m 
@@ 送 桩 工程 量 :Vy = (1.8 -0.3 -0.15 +0.5) x0.3 x0.3 x4 x30m =19.98m” 
桩 承 台 工程 量 :Vs =1.9 x1.9 x (0.35 +0.05) x30m =43.32m 


= 
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清单 工程 量 计算 见 表 3-1。 
表 3-1 清单 工程 量 计算 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描述 计量 单位 工程 量 














预制 钢筋 混 
凝 土方 桩 






二 级 土 , 单 桩 长 度 8. 3m,120 根 , 桩 截面 
300mm x 300mm 


010301001001 







根 120 





二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 桩 属性 如 图 3-2 所 示 。 





EE 
3 新建” 六 删除 六 复制 视 重 命名 | 楼 层 基础 层 ~ | 和 ;构件 层 复 制 > 人 | 排序 > 了 
天 

四 和 在 篇 涪 | 构件 做 法 | 
六 ZJ 

















图 3-2 定义 桩 属性 (招标 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 3-3 所 示 。 
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2100 


900200 


15001500 


3000 





a 
图 3-3 软件 画图 (招标 ) 
a) 平 面 图 b) 立 体 图 


(3) 软件 计算 结果 如 网 3-4 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 


长度 = 8.3 nm 
数量 = 4 根 
赃 基 体积 = 2. 988 mm 
土方 体积 = 2. 988 m 


图 3-4 软件 计算 结果 (招标 ) 


ZJ-1 





2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 桩 属性 如 图 3-5 所 示 。 


新建 ” 光 删除 汉 复制 说 重 命名 | 楼 层 基础 导 -| 3 构件 层 复制 = 全 | 排序 了 
















4 相 | 辣 生 
铭 ZT1 
ZI-1 
(0) 


坚 石 体积 m3) 0 






































图 3-5 定义 桩 属性 (投标 ) 


sls 





(2) 软 件 画图 如 图 3-6 所 示 。 
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1500 1500 


3000 





a) 
图 3-6 软件 画图 (投标 ) 
a) 平 面 图 b) 立 体 图 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 3-7 所 示 。 


构件 名 称 / 构 件 位 置 


长 度 = 8.3m 

Jt 数量 = 4 根 
桩 基体 积 = 2. 988 mm 
土方 体积 = 2. 988 mm 


图 3-7 软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 桩 属性 如 图 3-8 所 示 。 


i *- 删除 习 复制 :笨重 命名 ee es 了 











ee cee ee ee, 
六 2 





[ol 二 体积 ) 


iv 









































图 3-8 ”定义 桩 属性 (定额 ) 
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(2) 软件 画图 如 图 3-9 所 示 。 


900200 








一 一 
SS 
| 
万 十 
SS 
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15001500 


3000 





图 3-9 ”软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 b) 立 体 图 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 3-10 所 示 。 








= 装 
序号 构件 名 称 / 构 件 位 置 
=8.3m 
数量 = 4 根 
a 桩 基体 积 = 2. 988 mm 
土方 体积 = 2. 988 m 





图 3-10 软件 计算 结果 (定额 ) 

4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 根 据 例 题 可 知 桩 为 预制 钢筋 混凝土 方 桩 , 桩 的 截面 尺寸 为 300mm x300mm。 

(2) 根 据 例题 中 的 桩 的 立 面 图 可 以 看 出 桩 的 长 度 为 8000mm , 桩 尖 长 度 为 300mm ,根据 例 
题 可 以 将 桩 承 台 的 属性 应 定义 为 长 1900mm , 宽 1900mm ,高 400mm(350 +50 ) 。 

(3) 进 入 基础 层 后 ,打开 桩 ,选择 参数 化 图 形 ,并 进行 相应 的 参数 化 设置 。 

(4) 根 据 例题 可 知 我 们 所 要 求 的 预制 钢筋 混凝土 方 桩 的 桩 承 台 的 工程 量 有 30 个 ,每 个 桩 
承 台 上 有 4 根 预 制 钢 筋 混 凝 土方 桩 ,软件 所 画 的 是 一 个 桩 承 台 的 工程 量 ,所 以 最 后 的 计算 结果 
应 乘 以 30, 即 2.988m x30 =89.64m ,4 x30 =120 根 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 桩 属性 定义 如 图 3-11 所 示 。 


CE 


0o 层 | [属性 复制 | ”构件 另存 | ”构件 提取 | ” 设 汶 公关 冤 件 | ”取消 公共 答 竹 | 













基础 T 程 | 柱 | 墙 | 梁 ”| 楼板 楼 | 门窗 洞口 | 装饰 工程 | 零星 构件 | 多 义 构 件 | 几何 构件 | 
| 于 他 柱 。 避 一 构件 列表 |- 属性 列表 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 计算 设置 不 参与 自动 套 计算 项 目 | 
计算 项 目 | 清单 /定额 编号 | 清音 
日 标高 屋 性 4 
工程 项 标高 pm) 0 





口 材质 尾 性 
混凝土 强度 等 级 -06| C30 
施工 方式 -WoC “ 泵 送 商 品 混凝土 
口 LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB 。 默认 
LBIN 类 型 -LBINM “其 地 桩 























图 3-11 桩 属性 定义 (清单 ) 
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图 3-12 ”软件 画图 (清单 ) 
a) 平 面 图 b) 立 体 图 


(3) 套 清单 如 图 3-13 所 示 。 
CE 





日 建筑 工程 工程 量 清单 
由 .AI 土 ( 石 ) 方 工程 
日 -A.2 桩 与 地 基 其 础 工程 
日 .2.1 混凝土 桩 
010 及 训 战 十 | 
010201002 ” 接 桩 个 也 
010201003 。 混凝土 漆 注 桩 
由 .A.2.2 其 地 桩 
由 -A.2.3 地 基 与 边 坡 处 理 
由 -.A.3 砌 筑 工程 
田 -A.4 混凝土 及 钢筋 混 凝 土工 程 浊 





图 3-13” 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 3-14 所 示 。 


Fs | 项 目 编码 | 项 目 名 称 EE | 
上 .2 相 与 时 











预制 钢筋 混 凝 土 桩 

1. 桩 截面 : 

这 相似 轩 可 : 

. 桩 倾 射 

营 析 披 务 守 科 种 类: mh 2.92| 
起 组 :C30 


1 010201001 


ERROR 
本 二 部 





图 3-14 软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 桩 属性 定义 如 图 3-15 所 示 。 
[FE 



























基础 I 程 | 柱 | 增 | 梁 | 楼板 楼 棋 | 门窗 洞口 | 装饰 工程 | 地 星 构件 | 多 叉 构件 | 几何 构件 | 
可 其 l 柱 。 辐 一 构件 列表 | 属性 列表 计算 设置 了 不 参与 自动 套 计算 项 目 | 
计算 项 目 清单 /定额 编号 清单 
标高 屋 性 4 
工程 顶 标高 om)- 0 
日 材质 尾 性 


混凝土 强度 等 级 -CG| C30 
施工 方式 -WOC “| 泵 送 商品 混凝土 
口 LBIg 屋 性 
汇总 类 别 -JZLB ”默认 
LBIN 关 型 -LBIN “其 地 桩 





8000 


a001 ] 




















图 3-15 ” 桩 属性 定义 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 3-16 所 示 。 





图 3-16 软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 上) 立体 图 


(3 ) 套 定额 如 图 3-17 所 示 。 
CESIEISEEE x| 
章节 树 


回 : 由 :由 ' 由 :由 :由 
只 由 证 呈 有 一 











pi 泥浆 外 运 m3 
图 3-17 套 定额 (定额 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 3-18 所 示 。 
[FS | AR | 项 名称。 | 单位 | 工程 旦 | 





re me | | 
图 3-18 软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 根 据 例题 可 知 桩 为 预制 钢筋 混凝土 方 桩 , 桩 的 截面 尺寸 为 300mm x300mm。 

(2) 根 据 例题 中 的 桩 的 立 面 图 可 以 看 出 桩 的 长 度 为 8000mm , 桩 尖 长 度 为 300mm ,根据 例 
题 可 以 将 桩 承 台 的 属性 应 定义 为 长 1900mm , 宽 1900mm ,高 400mm(350 +50)。 

(3) 根 据 例题 可 知 我 们 所 要 求 的 预制 钢筋 混凝土 方 桩 的 桩 承 台 的 工程 量 有 30 个 ,每 个 桩 
承 台 上 有 4 根 预制 钢筋 混凝土 方 桩 ,软件 所 画 的 是 一 个 桩 承 台 的 工程 量 即 4 根 桩 ,所 以 最 后 的 
计算 结果 应 乘 以 30, 即 2.988m’? x30 =89.64m’ ,4 x30 =120 根 。 


(4) 和 鲁班 软件 计算 前 要 先 套 清单 或 定额 , 套 清单 时 套 预 制 钢筋 混凝土 桩 ,然后 将 单位 改 为 m ， 
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套 定额 时 套 桩 实体 定额 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
1. 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 3-2。 








表 3-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 























工程 各 区 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 投标 定额 清单 定额 
清单 120 根 120 根 
桩 定额 89. 64m 87.6m 
差 值 0m3 























2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 无 论 是 手工 算 量 还 是 软件 算 量 均 是 按照 桩 截面 尺寸 x 送 桩 长 度 x 根 数 来 计算 的 。 

(2) 和 鲁班 软件 计算 桩 尖 时 除 以 3. 0 ,而 手工 算 量 与 鲁班 软件 计算 结果 均 没 有 除 以 3.0, 所 
以 造成 了 计算 结果 的 差别 。 


第 二 节 ”预制 混凝土 桩 


【 例 2】 某 工程 采用 回旋 钻 孔 机 打 灌 注 混凝土 桩 ,如 图 3-19 所 示 , 土 质 为 二 类 士 , 管 径 也 
为 400mm ,共有 此 桩 120 根 , 求 其 工程 量 ,并 套用 定额 。 


本 


上 


3-19 灌注 桩 尺寸 


16000 


400 


【 解 】 一 手工 算 量 

(1) 清 单 工程 量 

按 设计 图 示 尺 寸 桩 长 (包括 桩 尖 ) 或 根 数 计算 。 

工程 量 =(16+1.2+0.5) x120m =2124m 

注 :1. (16 +1.2+0.5) 为 桩 的 总 长 度 。120 为 柱 的 根 数 。 

2. 工程 内 容 包 括 :成 孔 . 固 壁 ;加 混凝土 制作 .运输 、 灌 注 、 振 捣 养护 ;@ 泥 桨 池 及 沟 楷 的 
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动 筑 和 拆除 ;图 泥 闭 制作 运输;@) 清 理 、 运 输 。 
清单 工程 量 计 算 见 表 3-3 。 


表 3-3 清单 工程 量 计算 








项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
预制 钢筋 混 凝 二 类 土 , 单 桩 长 17. 7m, 共 120 根 , 桩 截面 
010301002001 m 2124 
土管 桩 刀 =400mm ,用 走 管 式 电动 打桩 机 打桩 





(2) 定 额 工程 量 
灌注 桩 按 设计 桩 长 (包括 桩 尖 , 不 扣除 桩 尖 虚 体积 ) 乘 以 设计 截面 面积 计算 。 
1 ) 成 孔 工程 量 


Tx X0.44 XL = 26, Qn 


温 讲 x 二 x0.42 为 桩 截面 面积 , (1.2 +16 +0.5) 为 单 根 桩 长 ,120 为 根 数 。 
2 ) 灌 注 混 凝 土工 程 量 


Tx x0.4 x (1.2+16 +0.5) x120 x1.02m =272.25m 


注 :mx 地 x0.4 为 桩 截面 面积 ,(1.2+16 +0.5) 为 单 根 桩 长 ,120 为 根 数 。 


3) 钢 筋 笼 的 制作 依 设计 规定 , 按 钢筋 混凝土 章节 相应 项 目 以 吨 计算 。 
4) 泥 浆 运 输 量 按 计算 规定 以 吨 计算 ,每 立方 米 泥浆 为 4t, 则 工程 量 =" x 于 x0.42x 


(1.2 +16 +0.5) x120 x4t=1067.64t 

套用 2015 基础 定额 2-62、 套 用 2015 基础 定额 2-97。 

注 ;mT x 地 x0.4? 为 桩 截面 面积 ,(1.2+16 +0.5 ) 为 单 根 桩 长 ,120 为 根 数 ,4 为 每 立方 米 
泥浆 的 重量 。 

二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 计算 工程 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 桩 的 属性 定义 如 图 3-20 所 示 。 





图 3-20 桩 的 属性 定义 (招标 ) 


ss 

















图 3-20 桩 的 属性 定义 (招标 )( 续 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 3-21 所 示 。 





a) b) 
图 3-21 软件 画图 (招标 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 3-22 所 示 。 


一 、 桩 
| 序号 | 构件 名 称 /构件 位 置 
长 度 = 17.7 m 
数量 = 1 根 
ZJ-1 柑 基 体积 = 2. 224 m3 
土方 体积 = 2. 224 m 
长 度 = 17. Tm 
数量 = 1 根 
ZJ-1[15]/<, 加 
J-1[15]/ <1+200, B-200> 桩 基体 积 = 2. 224m 
土方 体积 = 2. 224m3 





图 3-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 桩 的 属性 定义 如 图 3-23 所 示 。 





工程 且 计 算式 


. 48 . 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 



































"| 


图 3-23 桩 的 属性 定义 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 3-24 所 示 。 





a) b) 
图 3-24 软件 画图 (投标 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 软 件 计算 结果 如 图 3-25 所 示 。 





构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计 算式 








ZJ-1 





图 3-25 ”软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 
(1) 桩 的 属性 定义 如 图 3-26 所 示 。 
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-| 


图 3-26 桩 的 属性 定义 (定额 ) 
(2) 软件 画图 如 图 3-27 所 示 。 





a) b) 
图 3-27 软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 软 件 计算 二 3-28 所 示 。 
上 


长度 = 17.7 m 
时 做 量 = 1 根 
Eh 妊 基 体积 = 2. 224 m 
土方 体积 = 2.224 m 


长 度 = 17. Tm 
数量 = 1 根 

柑 基 体积 = 2. 224m” 
土方 体积 = 2. 224m 


ZJ-1[15]/<1+200, B-200> 





图 3-28 ”软件 计算 结果 (定额 ) 
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4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 此 桩 为 圆 形 桩 ,点 击 其 他 桩 ,选择 参数 化 图 形 ,并 进行 相应 的 参数 化 设置 。 

(2) 题 目 中 要 求 计算 的 是 120 根 桩 的 工程 量 , 而 软件 计算 的 是 单 桩 工程 量 ,所 以 定额 工程 
量 的 结果 应 乘 以 120, 则 总 共 程 量 为 226. 88mi ; 单 桩 的 清单 工程 量 为 17.7m, 共 120 根 桩 , 则 总 
的 清单 工程 量 为 2124m。 

三 鲁班 软件 计算 工程 量 

1. 清单 模式 

(1) 桩 的 属性 定义 如 图 3-29 所 示 。 


[属性 列表 一 一 一 一 一 | | 广 计算 设置 ”不 参与 自动 套 























口 标高 尾 性 

工程 顶 标高 mm) 0 
口 | 材质 尾 性 

雄 等 级 -CG C30 

施工 方式 -WoC “和 泵 送 商 品 混凝土 
-] LBIg 屋 性 

汇总 类 别 -HZLB “默认 


LBIN 类 型 -LBIN “| 其 地 桩 























折 委 | 列表 | 
图 3-29 桩 的 属性 定义 (清单 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 3-30 所 示 。 





图 3-30 软件 画图 (清单 ) 





(3) 套 清单 如 图 3-31 所 示 。 





计算 设置 ”不 参与 自动 套 一 一 一 一 一 一 一 ”计算 项 目 删除 | 自动 套 清单 套 清单 >> 
i 清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 项 上 内 征 。 
3 社 倾 侠 度 : 
4 管 桩 i 
1 实体 010201001 预制 钢筋 混 凝 . . ， 5. 土壤 级 列 : m 
6. 混凝土 哇 度 等 级 : 《CG> 
7. 单 桩 长 度 、 根 数 : 
3. 防护 材料 : 





图 3-31 套 清单 (清单 ) 
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(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 3-32 所 示 。 


汇总 表 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 且 ( 云 报表 ) | 








.2 桩 与 地 基 基 础 工程 











图 3-32 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 桩 的 属性 定义 如 图 3-33 所 示 。 





汇总 类 别 -JZLB 
LBIN 关 型 -LBIN 








夺 送 商品 混凝土 


默认 
其 地 桩 


[|] 经 | 天 








计算 设置 ”不 参与 自动 套 一 








图 3-33 桩 的 属性 定义 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 3-34 所 示 。 





图 3-34 软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 3-35 所 示 。 


计算 设置 了 ”不 参与 自动 套 一 一 一 一 一 一 计算 项 目 | 删除 | 生动 庆 定额 


清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 计算 规则 | 附件 尺寸 
| 








图 3-35 


套 定额 (定额 ) 


了 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(4) 软 件 计算 结果 如 图 3-36 所 示 。 
汇总 表 | 计算 书 | 面积 表 | 门 容 表 | 房间 表 | 物件 表 | 硬指标 | 实物 量 ( 荆 报表 )| 
项 目 名 称 


me | | 
| | | | 





"|"» | 2 
ee BiX0.4X0.4X17.274.0tpiX0.4X0.4X 
| | 2/A-B 0.5/3 0/4.0 


图 3-36 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 此 桩 为 圆 形 桩 ,点 击 其 他 桩 ,选择 参数 化 图 形 , 并 进行 相应 的 参数 化 设置 。 

(2) 套 清单 .定额 , 先 点 击 属性 ,再 进行 相应 的 选择 要 用 的 清单 .定额 。 

(3) 题 目 中 要 求 计 算 的 是 120 根 桩 的 工程 量 , 而 软件 计算 的 是 单 桩 工程 量 ,所 以 定额 工程 
量 的 结果 应 乘 以 120 , 则 总 共 程 量 为 261.6m ; 单 桩 的 清单 工程 量 为 17.7m, 共 120 根 桩 , 则 总 
的 清单 工程 量 为 2124m。 

四 、 软 件 算 量 与 手工 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 3-4。 








表 3-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 








广 联 达 联 达 鲁班 班 
工程 名 称 Ey | 


投标 定额 清单 定额 


2124m 





柱 定额 266.91m 266. 88m’ 261.60m 





0.03m3 

















5.31m 


2. 差 值 分 析 

(1) 差 别 主 要 原因 是 手 算 和 和 鲁班 软件 的 计算 规则 不 同 , 手 算 和 广 联 达 软件 计算 规则 一 致 ， 
桩 尖 按 圆柱 体 计 算 ,而 鲁班 软件 按 圆 锥 体 计算 。 

(2) 其 他 原因 是 由 于 手 算 在 计算 的 过 程 乘 的 是 7, 软 件 乘 以 的 是 3. 141 , 手 算 . 广 联 达 软 件 
和 和 鲁班 软件 产生 的 差 值 是 在 精确 过 程 产 生 的 。 
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第 一 节 。” 砖 基础 


【 例 1】 如 图 4-1 所 示 , 试 计算 砖 基础 工程 量 。 





7200 























4200 4200 4200 


16800 





【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(1) 定 额 工程 量 

外 墙 :Li =(16.8 +7.2) x2m 
=48m 

根据 公式 Fi = hs xd + Sj 史 








4200 


查 表 得 ,五 阶 不 等 高 大 放 脚 增加 面积 为 0. 189m 。 


h,=(2.1-0.3)m=1.8m 
Fm = (1.8 x0.365 +0.189)m 
=0. 846m’ 
Vy =48 x0. 846m 
=40. 608m’ 
内 墙 :Dry = (7.2 -0.365) x3m 
=20.5lm 
Vs =20.51 x0. 846m 
=17.35m 


365 


-0. 050 士 0. 000 






-0. 500 


1800 月 


砖 基 础 工程 


“54 。 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





V=Vy + Va = (40.608 +17.35)m =57.96m 

套用 消耗 量 定额 4-1。 

注 :16.8 为 横向 外 墙 中 心 线 之 间 的 长 度 ,7.2 为 纵向 外 墙 中 心 线 之 间 的 长 度 ,0.5 为 室外 
地 面 标高 ,0.3 为 基础 底层 底面 标高 ,2.1 为 基础 最 底面 的 标高 ,1.8 为 基础 高 度 ,0.365 为 基础 
墙 厚 ,0. 189 为 不 等 高 放 脚 层 数 为 5 层 的 基础 增加 截面 面积 ,7.2 为 纵向 外 墙 中 心 线 之 间 的 长 
度 ,3 为 内 横 墙 的 数量 。 

(2) 清 单 工程 量 

清单 工程 量 计算 方 法 同 定 额 工程 量 。 

清单 工程 量 计算 见 表 4-1。 


表 4-1 清单 工程 量 计 算 















项 目 编码 
010401001001 


项 目 名 称 
砖 基 础 


项 目 特征 描述 


条 形 基础 


计量 单位 


3 
Im 















57.96 


二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 和 定义 砖 基础 属性 如 图 4-2 所 示 。 





购 件 管理 





汪 新 汗 ” 交 期 除 3 复制 笨重 命名 | 楼 层 基础 层 3 





,站 构件 层 复制 > 分 | 排序 家 ; 
当 属性 编辑 | 构件 做 法 | 











条 形 基 础 
忆 TJ-1 外 墙 
项 
j… 痢 TJ-1-2 
剖 TJ-1-3 
各 TJ-1-4 
i 入 TJ-1-5 

i 底 TJ-1-6 

省 TJ-2 内 墙 | | 热 层 标记 否 
i 类 别 砖 基础 

TJ-2-2 

性 TJ-2-3 |e | 备注 

人 娩 TJ-2-4 

伟 TJ-2-5 

底 TJ-2-6 






































图 4-2 ”定义 砖 基 础 属性 (招标 ) 


(2) 软件 画图 如 图 4-3 所 示 。 





图 4-3 软件 画图 (招标 ) 
(3 ) 软 件 计算 结果 如 图 4-4 所 示 。 
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.55. 

















工程 县 计 算式 


构件 名 称 /构件 位 置 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 砖 基础 属性 如 图 4-5 所 示 。 


2 
的 全 







运 余 土 体积 = 55. 934 m 
回填 土 体积 = -55. 934 m 





图 4-4 软件 计算 结果 (招标 ) 











新建” 交 删除 中 复制 福 重 命名 | 楼 层 基础 层 “| 了 3 构件 层 复制 = 人 排序 > 也; 
当 属性 编辑 | 构件 做 法 | 























条 形 基础 
各 TJ-1 外 墙 
:项 
i TJ-1-2 
俐 TJ-1-3 
各 TJ-1-4 
俐 TJ-1-5 
| 底 TJ-1-6 
各 TJ-2 内 墙 

















[i 站 热 层 标记 否 

: 5 人 类 别 砖 基础 
OT | | 备注 
各 TJ-2-4 

i 和 TJ-2-5 
底 TJ-2-6 











图 4-5 定义 砖 基础 属性 (投标 ) 


(2) 软件 画图 如 图 4-6 所 示 。 







图 4-6 软件 画图 (投标 ) 


(3) 软 件 计算 结果 如 图 4-7 所 示 。 
程 量 
| 序号 | _ 构件 名 称 / 构 各 位置 


3. 定额 模式 
(1) 定 义 砖 基础 属性 如 图 4-8 所 示 。 





工程 量 计算 式 





运 余 土 体积 = 55. 934 m 
回填 土 体积 = -55. 934 m 







图 4-7 软件 计算 结果 (投标 ) 
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弛 构件 层 复 制 - 分 | 排序- 耶 ; 
当 属性 编辑 | 税 件 做 法 | 


| | ”属性 名 称 
贺 名称 


新 建 ” 交 删除 3 复制 笨重 命名 | 楼 层 基础 层 5 




















条 形 基础 
日 :你 TJ-1 外 墙 
TJ-1-1 

i TJ-1-2 

和 TJ-1-3 

:各 TJ-1-4 

:入 TJ-1-5 
| . 底 TJ-1-6 
日 -他 TJ-2 内 墙 
i… 顶 TJ-2-1 
和 TJ-2-2 
i 和 TJ-2-3 
:和 TJ-2-4 
i 和 TJ-2-5 
: 底 TJ-2-6 
















365 


图 4-8 定义 砖 基础 属性 (定额 ) 


(2) 软件 画图 如 图 4-9 所 示 。 


(B) 


图 4-9 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 软件 计算 结果 如 图 4-10 所 示 。 






工程 县 计算 式 





构件 名 称 / 构 件 位 置 


图 4-10 ”软件 计算 结果 (定额 ) 







运 余 土 体积 = 55. 934 mm 
回填 土 体积 = -55. 934 m 






4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 由 例题 可 知 用 平面 图 与 剖面 图 来 定义 砖 基 础 的 属性 。 

(2) 进 入 绘图 页 面 后 ,将 楼 层 转 换 到 基础 层 , 再 进行 砖 基 础 的 绘制 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 砖 基础 属性 定义 如 图 4-11 所 示 。 
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EIolxl 
| 喔 | [属性 复制 | 构件 另 友 | 构件 提 职 | 设 为 公关 衔 件 | 到 消 公 艺 构 件 | 经 黄 币 局 
基础 T 程 | 柱 | 墙 | ” 梁 ”| 杰 板 楼 棋 || 门窗 洞口 | 装 沛 工程 | 地 星 构 件 | 多 义 构件 | 几何 构件 | 广 快速 自 定义 


可 苇 石 条 基 Na | 一 构件 列表 - 属性 列表 





口 标高 尾 性 


口 材质 尾 性 
砂浆 等 级 -NG 
搅拌 方式 -WII 
砌 体 类 型 -BT 
砌 体 强度 -BC 

口 LBIg 屋 性 

汇总 类 别 -JZLB 

LBIN 关 型 -LBIN 




























工程 顶 标高 pm) 0 


| | |[ 邮 |] 把 | 纺 || 


清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 ”| 项 目 特征 





Pi 不 参与 自动 套 。 计算 项 日 | | 自动 套 滞 单 || 套 清单 >> | 









MT7. 5 水泥 
现 拌 

多 孔 砖 
MUl0 


默认 
砖 石 条 基 





人 ,规格 、 强 度 等 级 ; 


实体 010301001 砖 基础 了 菇 叶 从 <BD> 
4. 丙 桨 强度 等 级 : WG> 





























图 4-11 砖 基础 属性 定义 (清单 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 4-12 所 示 。 





(3) 套 清单 如 图 4-13 所 示 。 


图 4-12 ”软件 画图 (清单 ) 


CE 可 



























总 目录 
日 :分 部 分 项 
日 -建筑 工程 工程 量 清单 
由 .AT1 土 ( 石 ) 方 工程 
由 :上 2 柑 与 地 基 基 础 工程 
砌 筑 工程 






































国力- 团团 :四 




















| 清单 定额 查询 查询 





图 4-13” 套 清单 (清单 ) 


a 人 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-14 所 示 。 


A.3 砌 筑 工程 


3 状 础 深度 :1 350 
4 .砂浆 唱 度 等 级 :I7. 5 水泥 





图 4-14 软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 砖 基础 属性 定义 如 图 4-15 所 示 。 





EST E =I9|x| 
|o 层 | [属性 复制 | 构件 另存 | ”构件 提取 | 设 为 公共 构件 | 取消 公共 构件 | 经 典 布局 
基础 I 程 | 柱 | 墙 | 梁  | 梯 析 楼梯 | 门窗 洞口 | 装 肇 工程 | 零星 构件 | 多 义 构件 | 几何 构件 | 。 厂 快速 自 定义 


| 夸 石 条 基 | 一 构件 列表 属性 列表 


口 标高 尾 性 
工程 顶 标高 mm) 0 

器 材质 尾 性 
砂浆 等 级 -HG W7. 5 水泥 
搅拌 方式 -WII 现 拌 
砌 体 类 型 -BT 多 和 孔 砖 
砌 体 强度 -BG WU10 

口 LBI8 尾 性 
汇总 类 别 -ZLB 。 默认 

LBIN 类 型 -LBIM 。“ 砖 石 条 基 


-计算 设置 -了 不 参与 自动 套 ”计算 项 目 | 删除。 | 自动 大 定额 | | 套 定额 >> | 
| | 计算 项 目 。 | 清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 
| 


实体 




































| 一 
mn | | |[ 避 |] 于 | 下 | 























图 4-15 ” 砖 基础 属性 定义 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 4-16 所 示 。 





图 4-16 软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 4-17 所 示 。 
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.1. 混 凝 土 条 基 TTJ 





.2. 砖 石 条 础 ”ZSJ 
3. 独 立 基 。 了 IJ 
4. 满 堂 基 MTJ 
5. 集 水 井 JsJ 
6. 基 础 梁 JCLJ 
:…7. 其 他 桩 9TZJ 
i; .8. 人工 挖 孔 桩 RGZJ 
由 7. 装饰 
由 -8. 零星 构件 
由 .9. 多 义 图 元 ~ 











热 层 ms3 
6-2-3 ” 热 层 模板  m 
6-2-4 ”平面 防潮 层 mw 
6-2-5  。 立 面 防潮 层 mm 
6-2-6 : 控 士 方 ” 


图 4-17 套 定额 (定额 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 4-18 所 示 。 
项 目 名 各 





| | 


图 4-18 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 由 例题 可 知 用 平面 图 与 剖面 图 来 定义 砖 基础 的 属性 。 

(2) 进 入 绘图 页 面 后 ,将 楼 层 转换 到 基础 层 ,再 进行 砖 基 础 的 绘制 。 

(3) 和 鲁班 软件 计算 时 只 有 先 套 清单 或 定额 才能 计算 结果 ,清单 套 夸 基础 清单 ,定额 套 砖 石 
条 基 定 额 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-2。 


表 4-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


区 时 WN 


清单 
砖 基础 定额 
差 值 
















55.934 56.34 


























2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
软件 计算 扣除 了 交叉 部 分 条 形 基础 的 模板 体积 ,而 手工 算 量 没有 扣除 。 


.60 . 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





第 二 市 ”空心 砖 墙 \ 砌 块 墙 


【 例 2】 某 办 公 楼 外 墙 平面 示意 图 如 图 4-19 所 示 , 墙 身 净 高 3. 6m , 墙 厚 390mm , 用 
390mm x 190mm x 190mm 空心 砌 块 施 砌 , 试 计算 其 外 墙 工程 量 。 





ss 
了] 
| 11000 | 5000 1 


5000 3000 15000 3000 5000 


图 4-19 ” 某 办 公 楼 外 增 示 意 医 


【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(1) 定 额 工程 量 计算 

套用 消耗 量 定额 4-37。 

1 =(20.0 +18.9 x2 +5.0x2+13.0 x2+15.0)m 

=108. 80m 

注 :20.0 为 上 部 横 墙 的 长 度 ,18.9 x2 为 外 部 两 道 斜 墙 的 长 度 ,5.0 x2 为 下 部 两 短 横 墙 的 
长 度 ,13.0 x2 为 内 部 两 斜 墙 的 长 度 , 式 中 的 2 均 表示 同 尺 寸 墙 体 的 数量 ,15.0 为 中 间 一 道 横 
墙 的 长 度 。 

V =108.8 x3.6 x0.39m =152.76m 

注 :108.8 为 外 墙 长 度 ,3.6 为 墙 身 净 高 ,108.8 x3.6 为 墙 体 的 垂直 投影 面积 ,0.39 为 墙 
厚 ,152.76 为 墙 体 体 积 。 


(2) 清 单 工程 量 计算 
/ =(20.0+18.9x2+5.0 x2+13.0 x2+15)m 
=108.8m 


V =108.8 x3.6 x0.39m =152.76m’ 
清单 工程 量 计算 表 见 表 4-3。 
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表 4-3 清单 工程 量 计 算 






项 目 编码 









项 目 特征 描述 








墙 高 3. 6m, 墙 厚 390mm ,390mm x 190mm x 
190mm 空心 砌 块 施 砌 







010402001001 


二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 构件 属性 如 图 4-20 所 示 。 


| 避 
ET 属性 编辑 | 构件 做 法 | 
Q-1 






闪 唱 


Q-1 
砖 










390 
@) 
3600 
3600 


图 4-20 定义 构件 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 4-21 所 示 。 





平面 图 : 
a) 
尺寸 标注 : 
X 轴 :5000 ,3000 ,15000 ,3000 ,5000。Y 轴 :11000 ,5000。 
立 面 图 : 





b) 
图 4-21 软件 画图 (招标 ) 
4) 平面 图 b) 立 面 图 
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(3) 软 件 计算 结果 如 图 4-22 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


| gl HR = 171.621 m 


体积 =31 长度 >x3.6《 高 度 >x0. 39< 厚 度 汪 43. 524m? 
1, A>, 6, A> 
及 全 共同 片 总 长 度 -0 


体积 = 11.2< 长 度 >x3.6《 高 度 >x0.39《 厚 度 》= 15. 724m 
<2, A>, 4G,B> 
人 疯 丝 网 片 总 长 度 = om 





体积 = 15< 长 度 >3.6《 高 度 x0. 39《 邯 度 > = 21. 06m3 
钢丝 网 片 总 长 度 = Om 


<3,B> <4, B> 


可 i 
体积 = 11. 2 长 度 》Xx3.6 人 高 度 >x0. 39《 芳 度 > = 15. 724m 
4, B>, <5, A> 





体积 = 16. 919< 长 度 xx3.6《 高 度 xx0. 39< 人 厚度 》= 23. 754m3 
《1 A>, <2+500, C> 
体积 = 20 人 长 度 Xx3.6< 高 度 >x0.39《 人 厚度》= 28.08ms 
<2+500, 5C> <5-500, C> 


体积 = 16. 919 长 度 》X3.6《 高 度 》Xx0. 39《 厚 度 > = 23. 754m? 
钢丝 网 片 总 长 度 = Om 


<5-500, C>, <6, A> 





图 4-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 
2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 构 件 属性 如 图 4-23 所 示 。 


当 属性 编辑 | 构件 做 法 | 


i 
客 区 i “| |。 展商 










3600 
3600 


图 4-23 ”定义 构件 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 4-24 所 示 。 





平面 图 : 
a) 
图 4-24 软件 画图 (投标 ) 
a) 平 面 图 
尺寸 标注 : 


X 轴 :5000 ,3000 ,15000 ,3000 , 5000。 立轴 :11000 ,5000。 
立 面 图 : 
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b) 
图 4-24 ”软件 画图 (投标 )(& 
b) 立 面 图 
(3) 软 件 计 算 结果 如 图 4-25 所 示 。 
一 、 墙 
一 一 和 一 一 工程 量 计算 式 


| Wl | 仁 积 = 171621m 


?=31 《长度 >x3. 6 高 度 >x0. 39《 划 度 >=43. 524m 
体积 = 11.2< 长 度 >x3.6《 高 度 >x*0. 39《 厚 度 > = 15.724m? 
体积 = 15< 长 度 >x3.6《 高 度 >x0. 39* 厚 度 》= 21. 06m3 
体积 = 11.2< 长 度 >x3.6《 高 度 >x0. 39《 厚 度 》= 15.724m? 
体积 = 16. 919 发 度 >X3.6《 高 度 >Xx0. 39《 厚 度 》= 23. 754m3 
体积 = 20< 长 度 六 3.6《 高 度 >x0.39《 厚 度 》= 28. 08m3 
体积 = 16.919< 长 度 >x3.6《 高 度 xx0. 39《* 厚 度 》= 23. 754m3 


图 4-25 ”软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 

(1) 定 义 构件 属性 如 图 4-26 所 示 。 

当 属性 编辑 | 构件 做 法 | 
可 属性 名 称 








图 4-26 定义 构件 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 4-27 所 示 。 
平面 图 : 





人 


一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 








尺寸 标注 ; 


X 轴 :5000 ,3000 ,15000 ,3000 ,5000。 立 轴 :11000 ,5000。 


立 面 图 : 





图 4-27 


a) 平 面 图 


(3) 软 件 计 算 结果 如 图 4-28 所 示 。 


b ) 
软件 画图 (定额 ) 


b) 立 面 图 














构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 
-1 体积 = 171. 621 m 
体积 =31 长 度 >Xx3.6 人 高 度 >x0. 39《 厚 度 >=43. 524m 
1, A> > 
师 丝 同 片 总 长 度 -0 
体积 = 11.2 发 度 >X3.6 催 度 >x0. 39《 茜 度 > = 15. 724m 
< 人 ,AD <3, B> FE 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
2 钢丝 同 片 总 长 度 = On 
体积 = 15< 长 度 >*3.6《 高 度 >*0.39《 厚 度 》= 21. 06m3 
《3, B> <4, B> 
人 钢丝 网 片 总 发 度 = Om 
GB Ay 体积 = 11.2< 长 度 y3.6《 高 度 >0.39《 厚 度 》= 15. 724m? 


钢 些 网 片 总 长 度 = Om 





< 上 > <2+500, C> 


<2+500, C>, <5-500, C> 








5-500, 5> 名 ,人 > 


体积 = 16. 919< 长 度 >*3. 6 高 度 >*0.39< 厚 度 》= 23. 754m? 
钢丝 网 片 总 长 度 = Om 

体积 = 20《 长 度 >Xx3.6《 高 度 >Xx0. 39《 邯 度 > = 28. 08m? 

钢 些 网 片 总 长 度 = Om 

体积 = 16.919< 长 度 x*3.6《 高 度 0.39 人 厚度 》= 23. 754m3 
钢丝 网 片 总 长 度 = Om 











图 4-28 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 


(1) 题 目 求 墙 体 工 程 量 ,软件 画图 时 根据 图 示 尺 寸 定义 轴线 ,由 于 题目 中 给 的 墙 在 广 联 达 











软件 中 没有 相同 构件 ,因此 用 砌 块 墙 代替 。 

















(2) 根 据 图 示 轴 线 尺 寸 定 义 轴线 ,由 于 上 部 墙 体 尺 寸 为 20m, 用 辅助 轴线 偏 移 将 3 .4 轴线 
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向 两 侧 偏 移 2.5m。 然 后 利用 折线 画 斜 的 墙 体 。 











(3) 题 目 中 要 求 定额 和 清单 工程 量 , 导 出 工程 量 选择 不 同 的 计量 模式 。 


(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 定 义 构 件 属 性 如 图 4-29 所 示 。 
后 外 增 ” z] -属性 列表 
参数 


口 截面 尾 性 
珠 6oj- 开 

口 标高 尾 性 
楼 层 顶 标高 lm 3600 
楼 层 底 标高 m 0 

口 材质 尾 性 
砂浆 强度 等 级 -MG MT7. 5 水 泥 
搅拌 方式 -Wi 现 拌 
砌 体 类 型 -BT 多孔 砖 
砌 体 强度 -BG MW10 

口 LBIB 尾 考 
汇总 类 别 -JZLB 默认 
LBIN 类 型 -LBIM 砖 外 墙 














图 4-29 定义 构件 属性 (清单 ) 


(2) 软件 画图 如 图 4-30 所 示 。 
平面 图 : 




















尺寸 标注 : 
X 轴 :5000 ,3000 ,15000 ,3000 ,5000。 立 轴 :11000 ,5000。 
立 面 图 : 











b) 
图 4-30 ”软件 画图 (清单 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 





本 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(3) 套 清单 如 图 4-31 所 示 。 





国 套 清单 、 定 额 (双击 选中 ) x 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 


晶 总 目录 
日 -分 部 分 项 
日 -建筑 工程 工程 量 清单 
困 - 和 1 土 ( 石 ) 方 工程 
由 -上 .2 桩 与 地 基 基 础 工程 
El 筑 工 程 


A.3 砌 














| 清单 定 额 查询 查询 
4-31 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 4-32 所 示 。 








序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计算 式 内 | I | 名 注 
心 砖 柱 、 砌 块 市 
加 浆 强 度 等 级 、 配 合 比 :MT.5 
2. 空心 砖 、 品种 、 
1 短 全 砌 块 品种 、 规 格 、 强 

a 
0. 39[ 墙 厚 ] X3. 6[ 墙 高 ] X16. 941 [ 墙 长 ] 
0. 39[ 墙 厚 ] X3. 6[ 墙 高 ] X 11. 2[ 墙 长 ] 15.72Xx2 件 | 





0. 39[ 墙 厚 ] X3. 6[ 墙 高 ] xX 16. 919[ 墙 长 ] 
同 站 问 | 


0. 39[ 墙 厚 ] xX3. 6[ 墙 高 ] x 31[ 墙 长 ] 
0. 39[ 墙 厚 ] X3. 6[ 墙 高 ] X 15[ 墙 长 ] 


C/3-4 0. 39[ 墙 厚 ] X3. 6[ 墙 高 ] xX 19. 932[ 墙 长 ] mw 
图 4-32 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 定 义 构件 属性 如 图 4-33 所 示 。 


-| 本 外 墙 之] -属性 列表 








口 截面 尾 性 
| 
蝇 标 高 屋 狂 | 
| 楼层 顶 标高 m | 3600 
| 楼 层 底 标高 mo 
百 材质 尾 性 | 
“砂浆 强度 等 级 -MG MT7. 5 水 泥 
搅拌 方式 -WI 。 现 撞 


人 型 -57 多 
| 砌 体 强度 -BC 10 

汇总 闫 别 -IIB 默认 
LBIN 关 型 -LBIN 砖 外 墙 














图 4-33 ”定义 构件 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 4-34 所 示 。 
平面 图 : 
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a) 
尺寸 标注 : 
X 轴 :5000,3000,15000,3000,5000。YY 轴 :11000 ,5000。 
立 面 图 : 





图 4-34 软件 画图 (定额 ) 
4) 平面 图 b) 立 面 图 


(3) 套 定额 如 图 4-35 所 示 。 


a | 


























章节 树 显示 
习 总 目录 a 
-1. 墙 一 
1. 碎 外 墙 TWQ 
2. 雁 内 墙 TH 
3. 砖 外 墙 ZWQ 
4. 砖 内 墙 ZNQ 
5. 填充 墙 TCQ 
6. 间 壁 墙 JB9 
7. 电梯 井 墙 DTQ 
司 -2. 柱 
本 .3. 染 副 
习 4. 板 .楼 梯 
飞 -5. 门 . 窗 . 洞 
居 6. 基础 二 
定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 
了 | 查询 
1-3-1 于 外 墙 实体 Y rm 
1-3-2 。 砖 外 增 实 体 S me 
1-3-3 ” 砖 外 墙 和 脚手架。 吧 
1-3-4 。 附 墙 吧 
1-3-5 压顶 mm 


图 4-35 套 定额 (定额 ) 





a 6 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(4) 软件 计算 结果 如 图 4-36 所 示 。 
REN 
rf Mmm Te 


EE CE 
Ee 


EN 7 | wa 
7 TE 
ome i | mw | ea | 
em | we 
一 js hearxaetBxita | mw al | 
mi | ww nl | 


图 4-36 软件 计算 结果 (定额 ) 





3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 题 目 求 墙 体 工 程 量 ,软件 画图 时 根据 图 示 尺 二 定义 轴线 ,由 于 题目 中 空心 砌 块 墙 在 和 鲁 
班 软件 中 没有 相同 构件 ,因此 用 砖 外 墙 代 替 。 

(2) 根 据 图 示 轴 线 尺寸 定义 轴线 ,由 于 上 部 墙 体 尺 寸 为 20m, 将 3、4 轴线 向 两 侧 复 制 \ 偏 
移 2.5m。 然 后 利用 折线 画 斜 的 墙 体 。 

(3) 手 工 计算 定额 和 清单 计算 工程 量 相 同 , 软 件 计 算 时 直接 在 工程 设置 中 设置 不 同 的 模 
式 。 套 清单 套 定额 时 选择 相对 应 的 内 容 。 

(4) 套 清单 套 定额 时 点 击 属性 中 的 属性 定义 ,清单 模式 下 没有 砖 外 墙 选项 ,用 空心 砌 块 代 
替 。 套 清单 套 定额 时 双击 选中 所 要 计算 内 容 , 和 否则 无 法 计算 出 结 

(5) 属 性 定义 之 后 点 击 私 有 属性 设置 ,选中 墙 体 ,然后 下 拉 选 择 所 有 墙 体 ,点 击 鼠 标 
右键 ,在 出 现 的 新 页 面 中 点 击 计算 设置 随 属 性 ,点 击 确定 按钮 ,之 后 汇总 计算 生成 计 
算 书 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-4。 


表 4-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 































工程 名 称 We 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 152.76m | 171.621m3 | 171.621m3 171. 56m3 
挖 基础 土方 定额 152.76m3 171.621m3 171. 56m3 
18.86l1m | 18.86lm3 | 18.861m 18.8m3 




















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
软件 画图 时 根据 图 示 尺 寸 画图 , 斜 墙 体 直 接 按照 图 示 尺 寸 连接 两 个 直角 边 , 由 于 题目 没有 
给 出 具体 斜 墙 体 所 对 应 直角 边 长 度 ,因此 软件 画图 与 题目 给 出 的 斜 墙 体 长 度 有 一 定 误差 。 





此 广 联 达 软件 算 量 和 鲁班 软件 算 量 基本 一 致 ,手工 算 量 与 其 有 一 定 差别 。 
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第 三 节 ” 石 砌 体 


【 例 3】 如 图 4-37 所 示 , 求 毛 石 基础 工程 量 。 已 知 :基础 外 墙 中 心 线 长 度 和 内 墙 净 长 度 
之 和 为 53. 52m。 
2404 130 100| 


土 0.000 


400 | 200 


400 


700 
图 4-37 某 基 础 剖面 示意 图 


【 解 】 一 、 手 工 算 量 
(1) 定 额 工程 量 
毛 石 基础 工程 量 计算 如 下 : 
V = 毛 石 基础 截面 面积 x (外 墙 中 心 线 长 度 + 内 墙 净 长 度 ) 
=(0.7 x0.4 +0.5 x0.4) x53.52m3 
=25. 69m 
套用 消耗 量 定额 4 -54。 
注 : 因 为 内 外 墙 的 基础 都 一 样 ,所 以 毛 石 基础 的 工程 量 就 等 于 毛 石 基础 的 截面 面积 乘 以 基 
础 外 墙 中 心 线 和 内 墙 净 长 线 的 总 长 ,以 立方 米 计 算 。0.7 表示 两 阶 大 放 脚 毛 石 基础 的 下 面 一 
阶 基 础 的 底面 宽度 ,0.4 表示 等 高 两 阶 大 放 脚 毛 石 基础 的 每 一 阶 放 脚 的 高 度 。0.7 x0.4 表 示 
等 高 两 阶 大 放 脚 毛 石 基础 下 面 一 阶 基 础 的 截面 面积 。0.5 x0.4 表示 等 高 两 阶 大 放 脚 毛 石 基 
础 上 面 一 阶 毛 石 基础 的 截面 面积 ,3$3.52 表示 内 、 外 墙 墙 体毛 石 基础 的 总 长 度 ( 外 墙 计 算 中 心 
线 长 度 , 内 墙 计算 净 长 线 长 度 。) 
(2) 清 单 工 程 量 计算 方法 同 定额 工程 量 。 
清单 工程 量 计算 见 表 4-5。 


表 4-5 ”清单 工程 量 计算 





项 目 编码 项 目 特征 描述 计量 单位 





项 目 名 称 














3 
m 


010403001001 石 基础 毛 石 基础 ,基础 深 0.8m 





二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 构件 属性 如 图 4-38 所 示 。 


.70. 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





= | 





X 清除 多 边 形 “器 回 B | 六 导入 池 导 出 
sa 不 偏 移 正 交 中 极 坐 标 X = mm Y= mm 





坐标 XX: 1269 Y: 795) 2 给 图 结束 
: 宕 ”属性 编辑 
i | 构件 做 法 | 


本 -多 TJ-1 







基础 底 宽 pm) 。 |700 
[4 | 基础 高 度 wm) 


800 





图 4-38 ”定义 构件 属性 (招标 ) 


(2) 软件 画 图 如 图 4-39 所 示 ， 
平面 图 : 





尺寸 标注 : 
X 轴 :53520,Y 轴 :700 
立 面 图 : 





b) 
图 4-39 ”软件 画图 (招标 ) 





a) 平 面 图 b) 立 面 图 
(3) 软件 计算 结果 如 图 4-40 所 示 。 
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构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计算 式 
TJ-1 数量 = 1 个 
< 人 1> < 外 ,2> 数量 = 1 个 
体积 = 25. 69 m 
体积 长 度 = 53.52 m 
体积 = 0. 48《 截 面 面 积 53. 52< 长 度 》= 25. 69m 
体积 长 度 = 53. 52< 体 积 长 度 > = 53. 52m 











TJ-1-2 





由 < 外 ,1> < 外 ,2> 





图 4-40 ”软件 计算 结果 (招标 ) 
2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 构 件 属性 如 图 4-41 所 示 。 


捧 定义 网 格 X 清除 多 边 形 “中 回 有 癌 导 入 汶 导 出 
名 不偏 移 站 正 交 中 极 符 标 X= mm Y= mm 








my | 
坐标 XX: 1269 Y: 795) 和 给 图 结束 
妆 。 属 性 编辑 >: 
ee | 构件 做 法 | 
9- 奖 TJ-1 








图 4-41 定义 构件 属性 (投标 ) 


(2) 软件 画图 如 图 4-42 所 示 。 
平面 图 : 








a) 
图 4-42 ”软件 画图 (投标 ) 





a) 平 面 图 





尺寸 标注: 
又 轴 :53520,Y 轴 :700 
立 面 图 : 


.72 ， 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 








b) 
图 4-42 ”软件 画图 (投标 )( 续 ) 
b) 立 面 图 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-43 所 示 。 





构件 名 称 /构件 位 置 工程 县 计 算式 





1 Tl 煞 量 = 1 个 
[| a | Sh, 1>, Hh, 2> 数量 = ! 个 
体积 = 25.69 m 


2 体积 长度 = 53.52 nm 





体积 = 0. 48< 截 面 面 积 X53. 52 长 度 > = 25. 69m3 


i 体积 长 度 = 53. 52< 体 积 长 度 > = 53. 52m 





图 4-43 ”软件 计算 结果 (投标 ) 
3. 定额 模式 
(1) 定 义 构 件 属性 如 图 4-44 所 示 。 


拓 定义 网 格 X 清除 多 边 形 器 回 县 着 导 入 宙 导 出 
”不偏 移 正 交 中 极 坐 标 X= mm Y= mm 


x 





坐标 X: 1269 Y: 795) ”命令 绘图 结束 
: 宕 ”属性 编辑 
ee | 构件 做 法 | 


9- 符 TJ-1 











图 4-44 定义 构件 属性 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 4-45 所 示 。 
平面 图 : 








a) 
尺寸 标注 : 
X 轴 :53520,Y 轴 :700 
立 面 图 : 





b) 
图 4-45 ”软件 画图 (定额 ) 
4) 平面 图 上) 立 面 图 







构件 名 称 /构件 位 置 
TT-1 
< 外 ,1> 人 外 ,2> 


工程 量 计 算式 













数量 = 1 个 
体积 = 25.69 m 
IE 三 2 模板 面积 = 86. 592 m2 

体积 长 度 = 53.52 m 

体积 = 0. 48< 截 面 面 积 X53. 52< 长 度 》= 25. 69m 

Dh, 1>, Hh, 2> 模板 面积 = 85. 632< 侧 模 面 积 :+0. 96 人 清醒 面积 > = 86. 592m? 
体积 长 度 = 53. 52< 体 积 长 度 > = 53. 52m 



















图 4-46 软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 本 题 要 计算 毛 石 基础 工程 量 , 题 目 中 已 经 给 出 内 外 墙 总 长 度 为 53. 52m ,基础 截面 
尺寸 为 0.7m, 因 此 直接 定义 开间 为 53520 ,进深 为 700 的 轴 网 。 根 据 毛 石 基 础 断面 图 ,可 以 
按 条 形 基 础 画 ,在 构件 定义 中 新 建 异形 条 形 基 础 单元 ,根据 图 示 画 出 条 形 基础 断面 ,然后 进 
行 布置 。 

(2) 在 计算 结 选择 不 同 的 模式 ,定额 模式 下 计算 了 模板 面积 ,清单 模式 下 没有 ,不 

` 影 响 与 手工 算 es 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 构 件 属性 如 图 4-47 所 示 。 

















a Ts 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





国 类 型 选择 





从 系统 断面 个 工程 断面 


已 -常规 
毛 石头 条 基 
混凝土 板式 条 基 
钢筋 混凝土 梁 式 条 基 
矩形 条 基 
有 梁 式 无 坡 条 基 
有 梁 式 有 坡 条 基 ! 
有 梁 式 有 坡 条 基 2 
无 梁 式 有 坡 条 基 (7 
有 梁 式 有 坡 缩 颖 条 
有 梁 式 有 坡 条 基 2 
有 梁 式 有 坡 双 条 基 

司 . 自 定义 
有 梁 式 有 坡 驱 条 基 


图 4-47 定义 构件 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 4-48 所 示 。 
平面 图 : 








尺寸 标注 : 
X 轴 :53520,Y 轴 :700 
立 面 图 : 





b) 
图 4-48 ”软件 画图 (清单 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 


(3) 套 清单 如 图 4-49 所 示 。 








图 套 清单 、 定 额 (双击 选中 ) x 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 
本 总 目录 本 
.分 部 分 项 -| 
习 建筑 工程 工程 量 清 单 


宙 A.1 土 ( 石 ) 方 工程 
局 -A.2 柑 与 地 基 基 础 工程 
习 A.3 砌 筑 工程 
习 -A.3.1 砖 革 础 
010301001 。” 砖 基 础 ”mm 时 








A.3 
#4 A. 3. 
HA. 3. 
A.3 
.3 


合 
党 
性 
前 
旷 
营 
I 





4| | 5 
清单 定额 查询 查询 
图 4-49 套 清单 (清单 ) 
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(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-50 所 示 。 











0. 48[ 截 面 面 积 ] X53. 52[ 长 度 ] 











图 4-50 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 定 义 构 件 属性 如 图 4-51 所 示 。 
他 系统 断面 个 工程 断面 


日 -常规 
毛 石头 条 基 
混凝土 板式 条 基 
钢筋 混凝土 梁 式 条 基 
矩形 条 基 
有 梁 式 无 坡 条 基 
有 梁 式 有 坡 条 基 ! 
有 梁 式 有 坡 条 基 2 
无 梁 式 有 坡 条 基 (~ 
有 梁 式 有 坡 缩 经 条 
有 梁 式 有 坡 条 基 2 
有 梁 式 有 坡 双 条 基 

习 ' 自 定义 
有 梁 式 有 坡 双 条 基 


图 4-51 定义 构件 属性 (定额 ) 


(2) 软件 画图 如 图 4-52 所 示 。 
平面 图 : 








a) 
尺寸 标注 : 
X 轴 :53520,Y 轴 :700 
立 面 图 : 





b ) 
到 4-52 ”软件 画图 (定额 ) 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 














.76. 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 








(3 ) 套 定额 如 图 4-53 所 示 。 


田 套 定额 (双击 选中 ) x| 


章节 树 





7. 其 地 QTZT 
ee 全 工 挖 孔 桩 RGZJ 了 | 





定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 





图 4-53” 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-54 所 示 。 


| 1 El famatf#rol | | | 王 明 
| |™w | ol 


| 
| aa 
hs | 





图 4-54 ”软件 计算 结果 (定额) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 本 题 要 计算 毛 石 基础 工程 量 ,题目 中 已 经 给 出 内 外 墙 总 长 度 为 53. 52m ,基础 截面 尺 
寸 为 0.7m, 因 此 直接 定义 开间 为 53520 ,进深 为 700 的 轴 网 。 根 据 毛 石 基础 断面 图 ,软件 画图 
时 选择 条 形 基础 中 的 毛 石 条 基 ,题目 中 给 出 的 基础 阶 数 为 两 阶 ,软件 中 阶 数 较 多 ,只 定义 需要 
的 ,多 余 的 定义 为 0。 

(2) 由 于 构件 较 长 ,为 了 显示 清楚 ,截取 立 面 图 时 只 截 了 一 部 分 。 

(3) 手 工 计算 定额 和 清单 计算 工程 量 相同 ,软件 计算 时 直接 在 工程 设置 中 设置 不 同 的 模 
式 。 套 清单 套 定额 时 选择 相对 应 的 内 容 。 

(4) 套 清单 套 定额 时 点 击 属性 中 的 属性 定义 ,清单 模式 下 没有 条 形 基础 , 套 砖 基础 清单 就 
可 以 计算 出 结果 ,定额 模式 下 直接 套 混凝土 条 件 基 础 。 套 清单 套 定额 时 双击 选中 所 要 计算 内 
容 ,否则 无 法 计算 出 结果 。 

(5) 属 性 定义 之 后 点 击 私 有 属性 设置 ,然后 下 拉 选 择 所 有 基础 ,点 击 鼠 标 右键 ,在 出 现 的 
新 页 面 中 点 击 计算 设置 随 属性 ,点 击 确定 按钮 ,之 后 汇总 计算 生成 计算 书 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-6。 
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表 4-6 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 




















ER 手工 “| 广 联 达 | 广 联 达 | 广 联 达 | 和 鲁 玉 | 鲁班 

清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 25.69m3 | 25.69m3 25. 69m3 

挖 基础 土方 定额 25. 69m3 25. 69m3 
差 值 

















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
无 误差 。 





第 一 节 ”混凝土 及 钢筋 工程 


【 例 1】 计算 图 5-1 预制 阳台 混凝土 工程 量 并 套用 定额 及 清单 。 








[1 
$ 
SF 
1 
120 5 L 12 
图 5-1 预制 阳台 混凝土 工程 示意 图 
【 解 】 一 手工 算 量 


(1) 定 额 工程 量 
工程 量 = (3.6 +0.12 x2) x(1.56 +0.12)m 
=3.84 x1.68m’ 
=6.45m’ 
注 : 阳 台 长 度 为 3.6+0.12 x2m, 宽 为 1.56 +0.12m。 则 预制 阳台 的 面积 为 长 x 宽 。2015 
消耗 量 定额 无 此 项 目 , 延 用 1995 基础 定额 。 
套用 1995 基础 定额 5 -473。 
(2) 清 单 工 程 量 计算 方法 同 定额 工程 量 
清单 工程 量 计算 见 表 5-1。 


表 5-1 清单 工程 量 计算 














项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 
010514002001 其 他 构件 阳台 ,C15 混凝土 m? 6.45 
二 软件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 墙 体 、 栏 板 、 阳 台 属 性 如 图 5-2 所 示 。 
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.79 . 





二 新 建 - 六 删除 汪 复制 ; 袜 重 命名 | 楼 层 首 层 。 ~ | 了 3 构件 层 复制 多 | 排序 也; 
当 属性 编辑 | 构件 做 法 | 











日 图 首 通 培 






Co] 


登 
你 首 


加 


| 850) 
650) 











YT-1 
现 次 混凝土 
100 

(0) 

0 

0 

(0) 
计算 全 部 


图 5-2 定义 墙 体 . 栏 板 、 阳 人 台 属 性 (招标 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 5-3 所 示 。 
轴 网 左 开间 为 120,3600 ,120; 右 开间 为 120,1560。 详 细 的 参数 可 以 参考 图 5-3。 























1560 


120 


1 
120 3600 区 120 


5-3 ”软件 画图 (招标 ) 


.80 . 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(3) 软件 计算 结果 如 网 5-4 所 示 。 











一 、 墙 
二 、 栏 板 
三 、 阳 台 
序号 构件 名 称 /构件 位 置 工程 县 计算 式 
面积 = 6. 451 mw 
体积 = 0.645 mm 





| 地 面积 = 5. 888 mz 

棚 面 积 = 5. 888 mr 
墙 墙 面 面 积 = 3.312 只 
洋 板 墙 面 面 积 = 6. 192 mw 
栏 板 外 边线 长 度 = 7.2 m 













面 长 度 = 3.68 m 





栏 板 内 边线 长 度 = 6.88 nm 














面积 = 6. 451m 

体积 = 6. 451< 板 面积 >x0.1《 人 厚度 》= 0.645m 

地 面积 = 5. 888< 筝 面积 > = 5. 888m* 

天 棚 面 积 = 5. 888m* 

墙 墙 面 面 积 = 3. 68< 内 墙 皮 长 度 >*0. 9< 高 度 》= 3.312m2 
| 栏 板 墙 面 面 积 = 6. 88< 长 度 >“0.9< 高 度 》 = 6. 192m* 


和 YT-1[64]/<2+1800, B+720> 





栏 板 外 边线 长 度 = 7. 2m 





墙 面 长 度 = 3. 68m 





栏 板 内 边线 长 度 = 6. 88m 





图 5-4 软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 墙 体 、 栏 板 、 阳 台 属 性 如 图 5-5 所 示 。 


新建 ”六 删除 习 复制 视 重 命名 | 楼 层 首 层 。 ~ | 于 构件 层 复制 - 多 | 排序 > 了 了; 
二 妆 “属性 编辑 
日 图 普通 墙 a 构件 做 法 | 


娩 9- 
人 















| 加 | 底 标 高 ) LO) 
[加 | 起 点 高 度 om) (950) 
[ 国 | 终 点 高 度 om) (950) 


才 闲 建 - 交 册 除 入 复制 : 簿 重 命名 | 楼 层 首 层 。 | 于 构件 层 复制 - 多 | 排序 > 了) 
当 构件 做 法 | 











YT-1 
现 浇 混 凝 土 
100 


图 5-5 定义 墙 体 . 栏 板 、 阳 人 台 属 性 (投标 ) 


x 


部 
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(2) 软件 画图 如 图 5-6 所 示 。 
轴 网 左 开 间 为 120 ,3600 ,120 ; 右 开 间 为 120,1560。 详 细 的 参数 可 以 参考 图 5-6。 

















© 
记 
人 
图 5-6 软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 5-7 所 示 。 

一 、 墙 

二 、 栏 板 

三 、 阳 台 

工程 量 计 算式 
板 面积 = 6. 451 m 
板 体积 = 0.645 m3 
地 面积 = 5. 888 mz 
天 棚 面 积 = 5. 888 mm 

YT-1 贴 墙 墙 面 面 积 = 3. 312 m 
栏 板 墙 面 面 积 = 6. 192 m 
栏 板 外 边线 长 度 = 7.2 m 
贴 墙 面 长 度 = 3.68 nm 
栏 板 内 边线 长 度 = 6.88 nm 
板 面 积 = 6. 45lms? 
板 体积 = 6. 451< 板 面积 xx0.1《< 悍 度 》= 0. 645m3 
地 面积 = 5. 888< 筝 面积 > = 5. 888m? 
天 棚 面 积 = 5. 888m? 
YT-1[64]/<2+1800, B+720> ”| 贴 墙 墙 面 面 积 = 3.68< 内 墙 皮 长 度 >Xx0. 9 高度 > = 3. 312m? 

栏 板 墙 面 面 积 = 6. 88 长 度 >x0. 9 高 度 > = 6. 192m? 
栏 板 外 边线 长 度 = 7. 2m 
贴 墙 面 长 度 = 3. 68m 
栏 板 内 边线 长 度 = 6. 88m 





5-7 ”软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 如 图 5-8 所 示 。 
(1) 定 义 墙 体 、 栏 板 、 阳 台 属 性 。 


.82 . 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 


















加 构件 管理 
新 建交 删除 汉 复制 ;笨重 命名 | 实 层 首 屋 ”| 避 构 件 层 复制 > 靖 | 排序 > 字 ; 
日 图 普通 墙 时 | 

娩 Q-1 

| 


O) 
| 因 || 起 点 高 度 em) (350) 
终点 高 度 em) | (350) 












新 尘 ” 交 删除 复制 笨重 命名 | 楼 层 首 层 “| 纪 构 件 层 复制 - | 排序 也) 
扣 碟 二 引入 件 似 法 | 








日 蛆 阳台 
休 而 汪 





人 @) 
[8 | 建筑 面积 计算 。 计算 全 部 





图 5-8 定义 墙 体 、 栏 板 . 阳 台 属 性 (定额 ) 


(2) 软件 画 图 如 图 5-9 所 示 。 
轴 网 左 开间 为 120 ,3600 ,120; 右 开间 为 120,1560。 详 细 的 参数 可 以 参考 图 5-9， 
































出 时 
© 
‘OO 
a 
ey 
| 
120 EO Li 120 
上 - + 





图 5-9 ”软件 画图 (定额 ) 
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(3) 软件 计算 结果 如 网 5-10 所 示 。 


一 、 墙 

二 、 栏 板 

= 阳台 

工程 县 计算 式 


板 面积 = 6. 451 m 

板 体 积 = 0.645 m 

地 面积 = 5. 888 mz 

天 棚 面积 = 5. 888 m? 

贴 墙 墙 面 面 积 = 3. 312 m 

栏 板 墙 面 面 积 = 6. 192 m? 

栏 板 外 边线 长 度 = 7.2 m 

贴 墙 面 长 度 = 3.68 m 

栏 板 内 边线 长 度 = 6.88 m 
a 板 面 积 = 6. 451m? 


板 体 积 = 6. 451< 板 面积 >x0.1《 厚 度 》= 0. 645m3 
地 面积 = 5. 888 人 和 争 面积 > = 5. 888m? 
天 棚 面积 = 5. 888m* 
YT-1[64]7<2+1800, B+720> ”| 贴 墙 墙 面 面 积 = 3. 68《 内 墙 皮 长 度 >x0. 9《 高 度 》= 3. 312m? 
栏 板 墙 面 面 积 = 6. 88< 长 度 》x0.9《 高 度 》 = 6. 192m* 
栏 板 外 边线 长 度 = 7. 2m 
贴 墙 面 长 度 = 3. 68m 
栏 板 内 边线 长 度 = 6. 88m 





图 $-10 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 
本 题 题目 中 的 栏 板 并 不 是 厚度 均匀 的 ,在 广 联 达 软件 中 的 栏 板 只 能 绘制 厚度 唯一 的 , 且 不 
能 释 加 ,所 以 在 绘制 时 用 板 来 代替 了 一 部 分 。 水 蚌 站 未 并 十 开 术 的 工 得 是 ,凡是 时 强 们 各 
ee 点 影响 不 大 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 如 图 5-11 所 示 。 
(1) 墙 体 、 阳 台 属 性 定义 。 


尾 性 定义 
国 | [属性 复制 | 构件 另存 |， 构件 提取 “| 设 为 公共 构 | 
柱 | 墙 | 梁 | 楼 极 楼 榜 | 门 罕 洞口 | 装饰 工程 ”和 雪 





阳台 了 一 构件 列表 | 三 属 性 列表 


口 截面 尾 性 | 

出 挑 板 厚度 mm)-' 100 

栏 板 厚 度 mm)-T0. 80 

栏 板 高 度 (mm)-HD; 700 

吕 标高 屋 性 

楼 层 底 标高 pn) -20 

器 出 挑 板 材质 尾 狂 

出 挑 板 混凝土 等 级 -CG | C30 

出 挑 板 施工 方式 -' 泵 送 商品 混凝土 

出 挑 板 模板 类 型-: 复合 木 模 

器 栏 板材 质 尾 性 
栏 板 混 凝 圭 等 级 -LBCG | C30 
栏 板 施工 方式 -LB' 泵 送 商 品 混凝土 
栏 板 模板 类 型 -LB' 复合 木 模 

口 LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -HZLB 。 默认 
LBIN 闪 型 -LBIN ”阳台 




















图 5-11 墙 体 . 阳 人 台 属 性 定义 (清单 ) 
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(2) 软件 画图 如 图 5-12 所 示 。 
轴 网 左 开 间 为 120 ,3600 ,120; 右 开间 为 120 ,1560。 详 细 的 参数 可 以 参考 图 5-12。 


YT1(0.5) 





1560 


120 


120 Li! 120 
站 3600 








图 5-12 ”软件 画图 (清单 ) 
(3) 套 清单 如 图 5-13 所 示 。 


010405008001 ”本 莹 、 阳 台 析 : 要 > 


8-1-2 





图 5-13” 套 清单 (清单 ) 
(4) 软件 计 算 结 果 如 图 5-14 所 示 。 








2-3/B-C 6. 451[ 面 积 ] X0. 1 [厚度 ] me 0.65 


图 $-14 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 如 图 5-15 所 示 。 
(1) 墙 体 、 阳 台 属 性 定义 。 
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IE 
[得 了 ] [属性 复制 | _ 构 件 另存 |， 构件 提取 “| ， 设 为 公共 构 | 








柱 | 墙 | 粱 | 楼 板 样 榜 | 门窗 洞口 | 装饰 I 程 要 
-| 阳台 ”到 一 构件 列表 - | 属性 列表 
参数 什 
习 堆 面 尾 性 








出 挑 板 厚度 nm)" 100 
栏 板 厚 度 (mm)-T0; 80 
栏 板 高 度 (mm)-H0; 700 
-| 标高 屋 性 
楼 层 底 标 高 pm) -20 
-| 出 挑 板 材质 尾 性 
出 挑 板 混凝土 等 级 -CG | C30 
出 挑 板 施工 方式 -' 泵 送 商品 混凝土 
出 挑 板 模板 类 型 -: 复合 木 模 
-| 栏 板 材质 尾 性 
栏 板 混 凝 圭 等 级 -LBCG | C30 
栏 板 施工 方式 -LB' 泵 送 商品 混凝土 
栏 板 模板 类 型 -LB' 复合 木 模 
口 LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB | 默认 
LBIM 闪 型 -LBIM “阳台 






































图 5-15 墙 体 、 阳 台 属 性 定义 (定额 ) 


(2) 软件 画图 如 图 5-16 所 示 。 
轴 网 左 开间 为 120 ,3600 ,120; 右 开间 为 120,1560。 详 细 的 参数 可 以 参考 图 5-16。 





[= 
Cc 
nn 


| 120 


120 3600 





图 5-16 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 5-17 所 示 。 
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一 计算 设置 ”不 参与 自动 套 一 一 一 一 一 计算 项 目 | 峡 8 | 自动 套 定额 || 专 定 额 >> | 
[THE 需 目 | 清音 / 定 医 风 清音 /十 颖 各 区 | 分 关 设 本 | 音 位。 | 计划 规则 | 了 件 尺寸 |i 


| 出 挑 梭 


图 5-17 


(4) 软 件 计 算 结果 如 图 5-18 所 示 。 





套 定额 (定额 ) 


图 5-18 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 


由 于 本 题目 只 计算 阳台 的 工程 量 , 所 以 只 要 正确 绘制 出 阳台 即 可 。 








三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 5-2。 


表 5-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

































呈 手工 广 联 达 广 联 达 
工程 名 称 、 a Ea A 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 6.45m2 6.45l1m2 | 6.451m? 0.65m 
阳台 工程 量 定额 6.45m? 6.451m? 6.45m? 
差 值 0.001 0.001 0.001 “| 计算 规则 不 同 0 








2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 











(1) 手 工 计算 进行 了 四 舍 五 入 ,而 且 手 工 计算 阳台 工程 量 求 的 是 面积 。 


(2) 和 鲁班 软件 在 计算 表 中 显示 结果 的 时 候 只 


留 了 两 位 小 数 ,进行 了 四 舍 五 入 ,实际 系统 


内 部 保留 不 止 两 位 ,只 是 显示 的 问题 。 和 鲁班 软件 计算 在 清单 模式 下 与 定额 模式 下 计算 的 规则 
是 不 一 样 的 ,在 清单 模式 下 阳台 计算 的 是 体积 ,在 定额 模式 下 阳台 计算 的 是 面积 。 
(3) 广 联 达 软 件 在 计算 报表 中 保留 了 三 位 小 数 ,实际 系统 内 部 保留 不 止 三 位 ,只 是 显示 的 


问题 。 在 计算 阳台 工程 量 时 广 联 达 软件 不 仅 计算 了 面积 也 计算 了 体积 。 


综 上 所 述 ,计算 结果 本 质 上 并 没有 什么 差别 。 
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【 例 2】 已 知 如 图 5-19 所 示 , 预 制 工 字 形 柱 复合 木 模 板 , 计 算 其 工程 量 。 


【 解 】 一 、 手 工 算 量 
(1) 清 单 工程 量 


站 


五 章 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 .87 . 











Fa | 





125 200 125 








中 6Q200 
150 50 50 150 
400 


品 
中 加 
0 


| 80 


4-4 





qb 6@200 


800 





图 5-19 预制 工 字形 柱 示 意图 





1 ) 混 凝 土工 程 量 
V=(0.5x0.45x2+1.1 x0.45x1.4-0.3x0.7 x 方 x0.45 +5.6 x0.8 x0.45 -4x 
(0.4 +0.5)/2 x2 x0.125)m 
= (0.45 +0.693 -0.047 +2.016 -0.45)m 
=2.66m 


.88 . 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





2 ) 钢筋 用 量 : 
$6:p =0.222kg/m 
$12:p =0. 888kg/m 
$20:p =2.466kg/m 
D9$6 :(2.0/0.2 +1) x1.902m x0.222kg/m =4.64kg 
G@)b20:[(9 -0.025 x2 +6.25 x0.02) x2 + (3.4—0.025 +6.25 x0.02) x2]m x2.466kg/m 
=59. 06kg 
$20 :(7 -0.05)m x2 x2.466kg/m 
=34.28kg 
bl12 :(7 -0.05)m x2 x0. 888kg/m 
=12.34kg 
$6:(4/0.2 +1) x0.495m x4 x0.222kg/m =9.23kg 
©46:(4/0.2 +1) x0.845 x2 x0.222kg/m =7. 88kg 
D9$6 :(1/0.2 +1) x2.504m x0.222kg/m =3.34kg 
$20 :(0.5 +1.02 +0.64 +0.9)m x2 x2.466kg/m 
=15.1kg 
注 :0.5 x0.45 x2 为 1-1 柱 的 截面 面积 xX 柱 高 ,1.1x0.45 x1.4 为 2-2 中 柱 的 截面 面积 xX 柱 


高 度 ,0.3 x0.7 x 方 x0.45 为 2-2 中 柱 多 计算 的 小 三 角形 部 分 工程 量 ,5.6 为 3-3 和 4-4 的 柱 高 度 


之 和 ,4( 工 字形 柱 的 高 度 ) x (0.4+0.5)( 工 字形 凹 处 的 截面 长 度 ) x0.125( 凹 处 的 厚度 ) 为 工 字 
形 柱 凹 处 的 工程 量 。 钢 筋 工程 量 :(2.0/X0.2 +1) 为 1 号 范 筋 的 根 数 .0.2 为 其 间距 ,1.902 为 1 号 
夭 筋 长 度 ;(9 -0.025 x2 +6.25 x0.02) x2+(3.4-0.025 +6.25 x0.02) x2 为 2 号 钢筋 的 长 
度 ,6.25 x0.02 为 弯 钩 增加 长 度 , 其 中 6.25 为 弯 钩 的 系数 值 ,0.025 为 保护 层 厚 度 ;(7 -0.05 ) 为 
3 号 和 4 号 钢筋 的 长 度 ;4/0.2 +1 为 5 号 和 6 号 钢筋 的 根 数 ,0.2 为 籍 筋 间距 ,0.495 为 5 号 钢筋 
的 长 度 ,0.845 为 6 号 钢筋 的 长 度 ;(1/0.2 +1) x2.504 为 7 号 钢筋 的 根 数 x 长度。 混凝土 工程 
量 计 算 规 则 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ;钢筋 工程 量 按 设计 图 示 以 质量 计算 。 
清单 工程 量 计算 见 表 5-3 。 
表 5$-3 ”清单 工程 量 计算 





























序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
1 010509002001 异形 柱 预制 工 字形 柱 如 图 5-19 所 示 mm3 2.66 
2 010515001001 现 浇 构 件 钢筋 $6 t 0. 025 
3 010515001002 现 浇 构 件 钢筋 中 12 t 0.012 
4 010515001003 现 浇 构 件 钢 筋 $20 t 0. 108 

(2) 定 额 工程 量 
1 ) 混 凝 土工 程 量 


V =2.66 x1.015m =2.70m 套用 1995 基础 定额 5 -438 

延 用 《房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定 额 》TY01 -31 -2015 无 此 项 目 消耗 量 定额 。 
2 ) 钢 筋 用 量 : 

(QD46:4.64kg ”套用 2015 消耗 量 定额 5 - 116。 
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Q@$20:59.06kg ”套用 2015 消耗 量 定额 5 -91。 
@$20:34.28kg ”套用 2015 消耗 量 定额 5 -91。 
@4$12:12.34kg 套用 2015 消耗 量 定额 5 -90。 
@@46:9.23kg 套用 2015 消耗 量 定额 5 -116。 
(@46:7.88kg 套用 2015 消耗 量 定额 5 -116。 

(6 :3.34kg 套用 2015 消耗 量 定额 5 - 116。 
20:15. 1kg 套用 2015 消耗 量 定额 5 -91。 

3 ) 模 板 工 程 量 

V=2.66 x1.015m =2.70m 套用 1995 基础 定额 5 - 141 








延 用 《房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定 额 》TY01 -31 -2015 无 此 项 目 消耗 量 定额 。 


注 :1.015 为 预制 构件 制作 损 率 系数 ,钢筋 工程 量 同 清单 计算 规则 。 


二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 预制 工 字形 柱 属性 如 图 5-20 所 示 。 
属性 编辑 | 构件 若 法 | 










往往 


1100 
9000 
19. 982 
6.915 
0) 
400 


图 5-20 ”定义 预制 工 字 形 柱 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 5-21 所 示 。 








图 5-21 软件 画图 (招标 ) 


(3) 软 件 计 算 结果 如 图 5-22 所 示 。 


一 、 柱 
序号 构件 名 称 /构件 位 置 


高 度 = 0.4m 





工程 县 计 算式 





周 长 = 19.962 m 
体积 = 2.766 m3 
数量 = 1 根 


图 5-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 
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2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 预制 工 字 形 柱 属性 如 图 5-23 所 示 。 
属性 编辑 | 构件 做 法 | 









1100 
9000 
19.962 
6.915 
(0) 
400 


图 5.23 ”定义 预制 工 字形 柱 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 5-24 所 示 。 








图 5-24 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 5-25 所 示 。 
二 往 





序号 构件 名 称 /构件 位 置 


工程 量 计 算式 











图 5-25 ”软件 计算 结果 (投标 ) 
3. 定额 模式 
(1) 定 义 预制 工 字 形 柱 属性 如 图 5-26 所 示 。 
属性 编辑 | 将 件 芍 法 | 


框架 柱 





| 二 截面 宽度 em) 1100 
截面 高 度 mm) “3000 


[| 有 周 长 m) 19. 962 

| 加 | 截面 面积 my 8.915 

|10| 底 标高 m) (0) 

| 二 | 高 度 em) 400 
备注 


图 5-26 定义 预制 工 字 形 柱 属性 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 5-27 所 示 。 





图 5-27 软件 画图 (定额 ) 


(3) 软 件 计算 结果 如 图 5-28 所 示 。 
= 柱 








序号 构件 名 称 /构件 位 置 工程 县 计算 式 
高 度 = 0.4 m 
周 长 = 19.962 m 
> 2 体积 = 2.766 m3 
数量 = 1 根 





图 5-28 软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 在 楼 层 管理 中 注意 楼 层 的 层 高 , 因 层 高 决定 着 柱子 的 高 度 。 
(2 ) 绘 制 轴 网 时 , 轴 网 的 进深 与 开间 对 柱子 没有 影响 ,所 以 定义 进深 与 开间 时 可 以 取 任 











意 值 。 
(3) 异 形 的 框架 柱 属性 定义 时 ,可 以 选择 参数 化 柱 或 者 选择 新 建 异 形 柱 ,如 图 5-29 所 示 
(注意 尺寸 的 编辑 ) 。 
x| 
挫 定义 网 格 | 汶 X 清除 多 边 形 | 习 回 退 | Xe 设置 插入 点 | 尚 导 入 的 
3 不 坊 移 正 交 极 坐 标 |X = mm Y= mm 


] 


1000 


U580000 





取消 


坐标 人: 1146 Y: 6673) 命令 :无 给 图 结束 ,插入 点 坐标 [X: 550 Y: 4500] 





图 5-29 异形 框架 柱 属 性 定义 (定额 ) 
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(二 ) 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 预 制 工 字 形 柱 属性 定义 如 图 5-30 所 示 。 





记 串 任 列 阴 Bosca 0 | Sd De = /hci a las 上 East | 
清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 条 














日 标高 尾 性 
楼 层 顶 标高 pm) 400 
楼 层 底 标高 mm) 0 
日 材质 尾 性 
混凝土 强度 等 级 -CG C30 
施工 方式 -W0C ”和 泵 送 商 品 混凝土 
模板 类 型 -FT 复合 木 模 
日 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GHU 
口 LBIg 屋 性 
汇总 类 别 -JZLB ”默认 
LBIN 关 型 -LBIN 


010409002 异形 柱 























二 1 -rz 1 < | 


图 5-30 预制 工 字形 柱 属性 定义 (清单 ) 


(2) 软件 画图 如 图 5-31 所 示 。 





图 5-31 软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 5-32 所 示 。 | 
套 清 单 、 定 额 ( 双击 选中 > 区 | 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 
.4.6 现 谋 混 沙 土楼 梯 区 
A.4.7 现 浇 温 凝 土 其 地 构件 
A 4 
A 


由 


加 


.8 后 浇 带 

.4.9 预制 混凝土 柱 

010409001 矩形 柱 me 
异形 柱 mm 


.4.10 预制 混凝土 案 
.11 预制 温 凝 土屋 架 


中 田 





.4. 12 预制 混凝土 板 

.4.13 预制 混凝土 楼 梯 

.4.14 其 地 预制 构件 
.15 混凝土 构筑 物 


向 A 4. 16 钢筋 工程 
4 > 
| 清单 定额 查询 ”查询 | 
图 5-32” 套 清单 (清单 ) 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 5-33 所 示 。 
汇总 表 | 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 县 指标 | 实物 县 ( 云 报表 
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010409002 








图 5-33 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 预制 工 字形 柱 属性 定义 如 图 5-34 所 示 。 


赎 任 列 家 





池 " 炎 归 







1 THMWE WE i 厂 1 于 了 】 
清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 条 












日 标高 尾 性 
楼 层 顶 标高 nm) 400 
楼 层 底 标 高 pm) 0 
口 | 材质 尾 性 
混凝土 强度 等 级 -06 C30 
施工 方式 -W0C “ 泵 送 商品 混凝土 
模板 类 型 -FT 复合 木 模 
忆 图 集 
图 集 名称 -GN 
图 集 编号 -GNU 
口 LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB 默认 
LBIN 类 型 -LBIN 





实体 010409002 异形 柱 

















Tm™ 1 sr | = | 


图 5-34 ”预制 工 字形 柱 属性 定义 (定额 ) 
(2) 软件 画图 如 图 5-35 所 示 。 





图 5-35 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 5-36 所 示 。 
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图 5-36 ” 套 定 额 ( 定 额 ) 
(4) 软件 计 算 结 果 如 图 5-37 所 示 。 
天 上 多 





| | 


图 5-37 软件 计算 结果 (定额) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 套 定额 时 注意 柱子 的 单位 ,是 以 “ 根 ”“m*” 还 是 “*m ”为 单位 。 

(2) 套 清单 时 注意 柱子 的 材质 ,是 “预制 混凝土 柱 还 是 “ 现 浇 混 凝 柱 ”。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 5-4。 








表 5-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 







广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
投标 定额 清单 定额 


2.766 2.77 


工程 名 称 












预制 工 字 形 柱 




















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 因 柱 是 一 个 不 规则 的 图 形 , 手 算 的 清单 .定额 都 会 把 不 规则 的 图 形 分 部 分 进行 计算 ， 
该 扣除 的 部 分 扣除 掉 , 最 后 进行 累加 ,而 广 联 达 软件 和 和 鲁班 软件 直接 计算 出 不 规则 图 形 的 截面 
面积 乘 以 柱子 的 高 度 得 出 体积 。 

(2) 手 算 的 定额 包括 1.015 预制 构件 制作 损 率 系数 , 广 联 达 软件 和 和 鲁班 软件 不 计算 损耗 
率 ;其 中 手 算 的 定额 与 广 联 达 软件 和 和 鲁班 软件 所 使 用 的 定额 不 同 , 手 算 使 用 的 是 1995 年 的 定 
额 广 联 达 软件 使 用 的 是 2002 年 河南 的 定额 .鲁班 软件 使 用 的 是 2000 年 上 海 的 定额 。 





第 六 剖 ” 木 结构 工程 


第 一 节 。” 木 构件 


【 例 1】 如 图 6-1 所 示 ,设计 搭 一 临时 小 棚 , 试 分 别 计算 用 圆 木 柱 和 方 木 柱 的 工程 量 。 























罗 
b= 
名 
mn 
300 
= 
3600 
a) 
外 OD 中 个 
300 
圆 木 柱 
OD 中 中 外 
b) 


图 6-1 临时 搭 棚 示意 图 
a) 侧 立 面 图 b) 圆 形 柱 , 柱 网 布局 

















ed 
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Eo 中 s 时 上 里 





300 








3 盟 : 四 : 上 














©) 
图 6-1 ”临时 拱棚 示意 图 ( 续 ) 
c) 方 形 柱 , 柱 网 布置 
【 解 】 一 手工 算 量 
(1) 定 额 工程 量 
1) 圆 木 柱 时 ,工程 量 计算 


工程 量 =8 x 地 xx0.3? x3.3m 


=1.87m 
此 时 ,相关 工程 应 套用 2015 消耗 量 定 额 7-11。 
2) 方 木 柱 时 ,工程 量 计算 
工程 量 =0.3 x0.3 x8 x3.3m 

=2.38m 


此 时 ,相关 工程 应 套用 2015 消耗 量 定额 7-12。 
(2) 清单 工程 量 (计算 同 定额 工程 量 

当 采 用 圆 木 柱 时 ,工程 量 =1.87m 

当 采 用 方 木 柱 时 ,工程 量 =2.38m” 
清单 工程 量 计算 表 6-1 。 


表 6-1 清单 工程 量 计 算 





项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 





1. 高 3.3m, 直 径 300mm 
010702001001 木 柱 i ma3 1.87(2.38) 
2. 圆 形 截面 (方形 截面 ) 





二 .软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 属性 

1) 圆 木 柱 属性 定义 如 图 6-2 所 示 。 
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属性 值 
T 
2 
3 | 材质 现 浇 混凝土 
4 | 混凝土 强度 等 级 
5 | 半径 (mm) 150 
6 | 周 长 m) 0.942 
7 | 截面 面积 pm?) 0.070686 
8 | 底 标高 m) @) 
9 | 高 度 mm) (3300) 
10 | 备注 





图 6-2” 圆 木 柱 属性 定义 (招标 ) 
2) 方 木 柱 属性 定义 如 图 6-3 所 示 。 


| 属性 编辑 | 构件 做 法 











属性 名 称 属性 值 
! Ei 方 不 柱 
2 | 类 别 普通 柱 
3 | 材质 现 浇 混凝土 
4 | 混凝土 强度 等 级 
5 | 截面 宽度 (mm) 300 
6 | 截面 高 度 pm) 300 
了 | 周 长 m) L 
8 | 截面 面积 m2) 0.09 
9 | 底 标高 m) (0) 
10 | 高 度 mm) (3300) 
11 | 备注 


图 6-3 方 木 柱 属性 定义 (招标 ) 


(2) 软 件 画 图 
1 ) 加 木 柱 布置 图 如 图 6-4 所 示 。 





图 6-4 圆 木 柱 布置 图 (招标 ) 
2) 方 木 柱 布置 图 如 图 6-5 所 示 。 














图 6-5 方 木 柱 


t 


布置 图 (招标 ) 
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(3) 软 件 计 算 结 
1) 圆 木 柱 计算 结果 如 图 6-6 所 示 。 





图 6-6 ， 圆 木 柱 计算 结果 (招标 ) 
2) 方 木 柱 计算 结果 如 图 6-7 所 示 。 


、 柱 
| 序号 | _ 构件 名 称 /构件 位 辕 





图 6-7 方 木 柱 计 算 结果 (招标 ) 
2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 
1) 圆 木 柱 属 性 定义 如 图 6-8 所 示 。 














属性 名 称 属性 值 
1 圆 木 柱 
了 类别 普通 柱 
3 | 材质 现 沉 此 二 
4 | 混凝土 强度 等 级 
5 | 半径 om) 150 
6 | 周 长 m) 0.942 
7 | 截面 面积 5) |0.070686 
8 | 底 标 高 m) (0) 
9 | 高 度 (nm) (3300) 
-10 | 每 注 





图 6-8 圆 木 柱 属性 定义 (投标 ) 
2) 方 木 柱 属性 定义 如 图 6-9 所 示 。 














:属性 蜗 得 | 构件 做 法 | 
性 名 称 属性 值 

1 方 木 柱 
_2 | 类 别 普通 柱 

3 | 材质 现 浇 混 凝 土 
4 | 混凝土 强度 等 级 

_5 | 截面 宽度 (mm) 300 

_6 | 截面 高 度 mm) 300 

_ 了 | 周 长 m) li2 

_8 | 截面 面积 (mw?) |0.09 

9 | 底 标 高 m) (0) 

10 | 高 度 om) | 3300) 

11 | 备注 








图 6-9 方 木 柱 属性 定义 (投标 ) 
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(2) 软件 画图 
1 ) 圆 木 柱 布置 图 如 图 6-10 所 示 。 





图 6-10 圆 木 柱 布置 图 (投标 ) 
2) 方 木 柱 布置 图 如 图 6-11 所 示 。 








图 6-11 方 木 柱 布置 图 (投标 ) 


(3 ) 软件 计算 结 
1 ) 圆 木 柱 计算 结果 如 图 6-12 所 示 。 





图 6-12” 圆 木 柱 计算 结果 (投标 ) 
2) 方 木 柱 计算 结果 如 图 6-13 所 示 。 





| FS | 构件 名 称 /构件 位 置 工程 是 计算 式 





| 


图 6-13 方 木 柱 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 
1) 圆 木 柱 属性 定义 如 图 6-14 所 示 。 
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属性 名 称 属性 值 
si EE 
2 | 类 别 普通 柱 
3 | 材质 现 浇 混凝土 
4 | 混凝土 强度 等 级 

5 | 半径 mm) 150 

6 | 周 长 m) 0.942 

7 | 截面 面积 pm?) 0.070686 
8 | 底 标高 m) (0) 

9 | 高 度 pm) (3300) 
10 | 备注 


图 6-14 圆 木 柱 属性 定义 (定额 ) 


2) 方 木 柱 属性 定义 如 图 6-15 所 示 














属性 值 











| IEE + 
2 | 类 别 普通 柱 
3 | 材质 现 浇 混 凝 土 

| 4 | 混凝土 强度 等 级 
5 | 截面 宽度 (nm) 300 
6 | 截面 高 度 (mm) 300 

| 了 | 周 长 m) 1.2 
8 | 截面 面积 m2) 0.09 
9 | 底 标高 m) @) 
10 | 高 度 (mm) (3300) 

| 4 备注 





到 6-15 方 木 柱 属性 定义 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 
1) 圆 木 柱 布置 图 如 图 6-16 所 示 。 





图 6-16 “ 圆 木 柱 布置 图 (定额 ) 
2) 方 木 柱 布置 图 如 图 6-17 所 示 。 








图 6-17 方 木 柱 布置 图 (定额 ) 
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(3 ) 软 件 计算 结 
1) 圆 木 柱 计 算 结果 如 图 6-18 所 示 。 





图 6-18 ” 圆 木 柱 计 算 结 果 ( 定 额 ) 
2) 方 木 柱 计算 结果 如 图 6-19 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 


度 = n 
长 = 1.2 m 
悖 名 = my 


图 6-19 方 木 柱 计算 结果 (定额 ) 





4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 图 中 轴线 可 自由 绘制 ,只 要 尺寸 大 于 柱子 的 尺寸 即 可 。 

(2) 在 定义 柱子 属性 时 ,将 名 称 改 为 “ 方 木 柱 ”““ 圆 木 柱 ”, 并 注意 软件 中 圆 木 柱 的 属性 参 
数 是 半径 ,而 例题 中 给 出 的 数据 为 直径 。 

(3) 软 件 系统 默认 层 高 为 3m, 本 题 中 柱子 高 度 为 3.3m, 所 以 要 在 工程 设置 中 将 层 高 改 为 
3.3m 或 以 上 。 

(4) 广 联 达 软件 中 柱子 材质 没有 木 结 构 这 一 项 ,可 选取 其 他 材质 代替 ,并 不 会 影响 最 终结 
果 ,在 本 题 中 用 “ 现 浇 混凝土 "代替 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 属 性 定义 

1) 圆 木 柱 属性 定义 如 图 6-20 所 示 。 





| 积 伯 稀 媒 | 门窗 洞口 | 装 负 工程 | 零星 构件 |‖ 多 六 构件 | 几何 构件 口 块 速 自 定义 
He TS ENE | WBE] | 日 
项 











图 6-20 圆 木 柱 属性 定义 (清单 ) 
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2) 方 木 柱 属性 定义 如 图 6-21 所 示 。 














县 件 另 存 [构件 副职] [ 设 为 公共 构件 ] [汉典 机 局 | 
区 各 样 梯 | 门 守 洞口 | 要 饰 工程 | 妥 显 构件 | 多 义 物件 | 几 亲 构件 口诀 速 自 定义 
尿 性 列表 计算 设 回 站 不 参与 自动 套 计算 项 目 侧 除 自动 套 济 币 】 | 大 党 单 >> 
清单 /定额 崇 号 | 清单 /定额 名称 。 “项 目 特征 单位 
1 
eg 人 TO 
1 实体 O10402002 异形 柱 3 和 求 
4 往 基 由 R 十 
sn es 
3 | 癸 计 项 版 
4 “洋人 灶 妇 两 栅 版 
六 并 得手 买 
5 实 针 和 某 剧 
< > 











LFIRS 于 -L314 。 挫 架 柱 











| 
展开 折 理 | | 列表 





图 6-21 方 木 柱 属性 定义 (清单 ) 
(2) 软件 画图 
1 ) 圆 木 柱 布置 图 如 图 6-22 所 示 。 





图 6-22 ” 圆 木 柱 布置 图 (清单 ) 
2 ) 方 木 柱 布置 图 如 图 6-23 所 示 。 











图 6-23 方 木 柱 布置 图 (清单 ) 








(3) 套 清单 如 图 6-24 所 示 。 


sz 103， 








清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 





土 ( 石 ) 方 工程 人 
-2 桩 与 地 基 基 础 工程 恒 


砌 筑 工程 
混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 
自 A.4.1 现 并 混凝土 基础 
日 -A.4.2 现 浇 混 凝 土 柱 
010402001 和 矩 形 柱 坟 


由 
由 
由 
日 





.3 现 浇 混 沙土 梁 

.4 现 浇 混凝土 培 

现 浇 混 凝 土 板 

现 浇 混 北 土 楼 梯 

开交 混 北 十 基地 构件 

< E> 


A 
| 敬 











图 6-24 套 清 单 (清单 ) 
(4) 软 件 计算 结 
1 ) 圆 木 柱 计 算 结 果 如 图 6-25 所 示 。 





汇总 表 | 计算 节 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 县 ( 云 报表 








Er 
柱 高 度 : 
010402002 |2. 温 凝 二 强度 等 级: 
柱 蕉 面 尺 才 : 


图 6-25 “ 圆 木 柱 计算 结果 (清单 ) 
2 ) 方 木 柱 计算 结果 如 图 6-26 所 示 。 


汇 本 [计算 书面] 门 家 | 房 辣 表 | 构 人 过 | 是 指 标 | 实物 曙 ( 志 扫 表 











图 626 方 木 柱 计算 结果 (清单 ) 
额 模式 
(1) 属 性 定义 
1 ) 圆 木 柱 属性 定义 如 图 6-27 所 示 。 





构 梓 另存 _| |_ 攀 件 提 取 | 设 为 公共 构 御 _」 取消 公共 | 经 身 布局 


| 殉 析 楼梯 | 门 久 洞口 | 装 包 工程 | 季 星 构件 | 多 义 构 御 | 几 癌 构件 口 块 速 自 定义 


计算 设置 _ 门 不 参与 动 大 
3 n 
- 标高 屋 性 
料 必 项 奈 再 hs) 3300 
粮 屋 底 标 高 ns) 0 
口 刺 质 层 性 
好 等 组-CG cn 
施工 方式 -90C 和 森 送 商品 入 
模板 类 型 -5T 复合 木 模 
-| 图 入 
图 集 名 称 -GN 
图 入 编号 -GNY 
-| LI 是 性 
汇总 关 别 -;CLB 
LBIN 党 型 -LBIN 








图 6-27 圆 木 柱 属性 定义 (定额 ) 
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2) 方 木 柱 属性 定义 如 图 6-28 所 示 。 
- 避风 











构 翌 另存 ] [ 构 伴 提 职 “] | 设 为 公共 构件 | | 经典 和 局 | 
模板 模样 | 门 留 洞口 | 奖 访 工 程 “| 售 星 构件 | 多 义 约 件 | 几何 构件 口 快 过目 定 义 
办 性 列表 计算 设置 “ 口 ] 不 参与 自动 大 计算 项 目 | | 得 队 | | 自动 写 坪 辐 | 震 定 桥 >> 























计算 规则 | 队 涯 尺寸 


参数 
标 商 尾 性 | 
格 显 职 晤 两 a) 3500 国王 一 一 2-1-1 焉 柱 Y To 下 黑 认 附件 尺寸 
栋 屋 不 奈 商 Gmw) 3 

二 材质 怀 性 .| 
机 等 同 -06 Co 5 | 实 传 和 手打 
荡 工 方式 -0C 。 票 尖 商品 科 5 | 实 传粉 吕 
模板 尖 型 -IT 复合 术 棋 

= 用 各 
国信 名 你-G% 
如 条 编号 -GHU 
L319 屋 性 * 2 
拒 扣 关 别 -)CLS 默认 ~ 

LTES 灿 -LI 。 梅 架 柱 




















图 6-28 方 木 柱 属性 定义 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 
1 ) 凤 木 柱 布置 图 如 图 6-29 所 示 。 






图 6-29 圆 木 柱 布置 图 (定额 ) 
2) 方 木 柱 布置 图 如 图 6-30 所 示 。 








图 6-30 方 木 柱 布置 图 (定额 ) 





(3) 套 定额 如 图 6-31 所 示 。 
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旧 总 目录 
1. 墙 
日 .2. 柱 
1. 雁 柱 TZ 
2. 暗 柱 
3. 构 人造 柱 GZ 
4. 砖 柱 ZZ 
田 -3. 梁 
4. 板 .楼 梯 
由 .5. 门 . 窗 . 洞 
由 .6. 基础 
因 -7. 装 肇 
由 . 8. 零星 构件 
由 -9. 多 义 图 元 
定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 
> 
2-1-1 玲 柱 Y 3 
2-1-2 。 雁 柱 根 数 。” 根 
2-1-3 和 碎 柱 模板  m 
2-1-4 和 碎 柱 超 高 模板 3 me 
2-1-5 雁 柱 超 高 模板 Ym 
2-1-6 ”到 柱 脚手架 。 mz 
2-1-7 ”和 友 柱 粉刷 吧 





图 6-31 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计算 结 

1) 圆 木 柱 计算 结果 如 图 6-32 所 示 。 
元 总 表 [计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 是 指 标 | 实物 量 ( 云 报表 )| 
> 


| 1 le | 温 凝 + 村/[c30] | mm | i 
图 6-32 ” 圆 木 柱 计 算 结果 (定额 ) 
2 ) 方 木 柱 计算 结果 如 图 6-33 所 示 。 


EE | 让 | | 门下 IE EEC 


上 











| 1 lt fait [0] | ™w | 23 
图 6-33 方 木 柱 计 算 结 果 ( 定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 图 中 轴线 可 自由 绘制 ,只 要 尺寸 大 于 柱子 的 尺寸 即 可 。 

(2) 软 件 系 统 默 认 层 高 为 3m, 本 题 中 柱子 高 度 为 3.3m, 所 以 要 在 工程 设置 中 将 层 高 改 为 
3.3m 或 以 上 。 

(3 ) 套 清单 套 定额 时 , 柱 选项 下 没有 “ 木 柱 ? 这 一 项 目 名 称 , 可 用 其 他 项 目 名 称 代替 ,对 计 
算 柱子 的 体积 不 会 产生 影响 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 6-2。 
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表 6-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 




















工程 名 称 本 S 
清单 /定额 投标 定额 清单 定额 
清单 1.866 1.87 
木 柱 
1 ed 定额 1.87 1.866 1.87 
( 圆 形 截面 ) 
差 值 0 0.004 0.004 0.004 0 0 
清单 2.38 2.376 2.376 2.38 
木 柱 
2 ee 定额 2.38 2.376 2.38 
(方形 截面 ) 




















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
手工 计算 结果 小 数 点 后 保留 两 位 有 效 数字 , 广 联 达 软件 计算 保留 了 3 位 ,鲁班 软件 计算 保 
留 两 位 ,因此 手 算 结果 与 广 联 达 软 件 计算 结果 有 细微 的 差别 ,但 本 质 结果 没有 区 别 。 


【 例 2】 


第 

















一 二 


一 小 
















平 瓦屋 面 2 
蚀 橡 子 ， 挂 瓦 条 
木 模 由 10cm 
大 十 或 等 十 56cem gg 有 罗 
-一 了 
封 榴 板 
S 


a) 屋 顶 平 面板 b) 榴 口 节点 大 样 





b) 


图 6-34 


屋面 木 基层 





c) 封 榴 板 








9 








求 图 6-34a) b) .c) 屋 面 木 基 层 模 条 上 钉 橡 子 , 挂 瓦 条 工程 量 并 套 定额 。 
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【 解 】 一 手工 算 量 
(1) 定 额 工程 量 
屋面 木 基 层 工 程 量 = (3.5 x6 +0.5 x2) x(7+0.5 x2) x1.118m 
=196.77m? 
注 : 木 基层 的 工程 量 即 求 建筑 物 的 面积 ,长 为 3.$x6+0.5x2, 宽 为 (7+0.5x2) x1.118。 
面积 为 长 x 宽 。 
套用 2015 消耗 量 定 额 7 -26。 
(2 ) 清单 工程 量 
清单 工程 量 计算 方法 同 定 额 工程 量 。 
清单 工程 量 计算 见 表 6-3。 


表 6-3 清单 工程 量 计算 

















项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 


标 条 上 钉 橡 子 . 挂 瓦 条 





项 目 名 称 


项 目 编码 
010703001001 


















196.77 


m2 


二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 属性 如 图 6-35 所 示 。 














王 [构件 做 法 | 
属性 名 称 ”属性 值 
1 屋面 木 基层 
2 | 项 标高 m) G) 
| 3 | 备注 


图 6-35 ”定义 属性 (招标 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 6-36 所 示 。 











图 6-36 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 6-37 所 示 。 


构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 县 计算 式 
周 长 = 60 nm 
屋面 木 基层 面积 = 176 m 





防水 面积 = 176 mz 


图 6-37 软件 计算 结果 (招标 ) 
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2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属 性 如 图 6-38 所 示 











构件 做 法 | 

| | ”属性 名 称 | ”属性 值 
+ EN +E 

| 2 | 项 标高 9m) G) 

| 3 | 备注 








图 6-38 ”定义 属性 (投标 ) 





1 a | 
Ne el et! 
9 3500 3500 3500 3500 3500 
2 


| <2000 | 


3 4 5 





图 6-39 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软件 计 算 结 果 如 图 6-40 所 示 。 
工程 县 计算 式 


周 长 = 60 m 
屋面 木 基层 面积 = 176 mz 
防水 面积 = 176 m 





图 6-40 软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 6-41 所 示 。 





构件 做 法 








属性 名 称 属性 值 
| EN s+ 
| 2 | 项 标高 o) G) 
| 3 | 备注 


图 6-41 定义 属性 (定额 ) 


(2) 软件 画 图 如 图 6-42 所 示 。 


(DB)——1 
CT 









3500 3500 


图 6-42 软件 画图 (定额 ) 
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(3) 软件 计 算 结果 如 图 6-43 所 示 。 
构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计 算式 
周 长 = 60 m 
屋面 木 基 层 面积 = 176 m 
防水 面积 = 176 m 
图 6-43 ”软件 计算 结果 (定额 ) 
4. 软件 操作 注意 事项 
在 屋面 里 面 设置 属性 ,将 名 称 改 为 “屋面 木 基 层 ”。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 属 性 定义 如 图 6-44 所 示 。 
属性 列表 计算 设置 口 不 参与 B 动 套 ”计算 项 目 ] [。 贡 除 [自动 这 湾 单 FE 
计算 项 目 清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 ”| 项目 特征 
富 a Re 了 实体 010701001001 “| 瓦屋 面 :吉庆 给 a 颜色 : 
面 层 材质 -SM 细 石 雁 
0 E | 
施工 方式 -WOC 。 | 泵 送 商品 雁 全 | 一 一 一 T-7-! 屋面 
防水 层 -Im 4 | 屋面 防水 层 
保温 层 -IL 5 广 一 一 | by 屋面 防水 层 
三 维 材质 -GM 6 “| 屋面 保温 ..…. 
日 图 集 Wl | ——— 7-7-3 层面 保温 . 隔 热 层 ~ 
图 集 名 称 -GN < | 出 
图 集 编号 -GNU 六 


口 LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB 
LBIN 类 型 -LBIM 











列表 


图 6-44 属性 定义 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 6-45 所 示 。 





图 6-45 


软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 6-46 所 示 。 
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一 大 清单 、 定 帘 (双击 选中 ) 





清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 
男人 3 砌 筑 工程 | 
四 .A. 4 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 





由 .上 .5 厂 库房 大 门 、 特 种 门 、 木 结构 工程 
由 .A.6 金属 结构 工程 
日 A.T 屋面 及 防水 工程 
日 AT.1 琢 、 型 材 屋面 
010701001 ET 
010701002 ”型材 屋面 m 
010701003 。 原 结 构 屋 面 mz 
日 A.7.2 屋面 防水 
010702001 屋面 卷 材 防水 吧 
010702002 ”屋面 涂 腹 防 水 。 吧 
010702003 ”屋面 刚性 防水 。 吧 
010702004 ”屋面 排水 管 mn 
010702005 ” 屋面 天 沟 、 沿 沟 。 me 
由 7.3 墙 、 地 面 防水 、 防 潮 一 
田 - A.8 防腐 、 隔 热 、 保 温 工程 
由 .装饰 装修 工程 县 清 单 
由 .市 政工 程 工程 量 清单 | 


清单 定额 查询 查询 
图 6-46 套 清 单 (清单 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 6-47 所 示 。 








图 6-47 软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 属 性 定义 如 图 6-48 所 示 。 


属性 列表 计算 设置 - 口 不 参与 自动 套 自动 套 定额 


标高 尾 性 

| 楼 层 底 标 高 pm). 0 

局 材质 尾 性 | 

| 面 层 材质 -Sh “| 细 厂 雁 
| 混凝土 强度 等 级 -C6|C30 

| 施工 方式 -WOC ”| 泵 送 商品 
| 防水 层 - 吧 | 

| 保温 层 -IL 

| 三 维 材 质 -GM 

| 图 集 

| 图 集 名 称 -GN 

| 图 集 编号 -GNU 
.LBIW 尾 性 

| 汇总 类 别 -HZLB 
|LBIN 基 型 -LBIN 















































图 6-48 属性 定义 (定额 ) 
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图 6-49 ”软件 画图 (定额 ) 





(3) 套 定额 如 图 6-50 所 示 。 





6. 外 堵 面 Was 
T. 屋 面 WhS 
8. 柱 面 ZNS 
9. 柱 补 。 zQ9S 
Es > 


定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 


2 屋面 防水 层 。 吧 
-3 ”屋面 保温 . 隔 热 屋 mm 


图 6-50” 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结果 如 图 6-51 所 示 。 
LS [面积 表 | 门窗 表 | I | 量 指标 ET 


中 如 祈 农 











图 6-51 软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

木 基层 的 工程 量 即 求 建筑 物 的 面积 ,面积 为 长 x 宽 , 所 以 绘图 时 只 需 将 屋面 外 边线 画 出 
即 可 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 6-4。 





| 


E:| 
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表 6-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


清单 /定额 








清单 














最 
局 
庆 
涝 
沂 





定额 176 


176.00 




















差 值 


2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
木 基 层 的 工程 量 即 求 建筑 物 的 面积 ,但 手 算 与 软件 计算 的 规则 不 同 , 手 算 结 果 乘 以 1.118 
的 系数 ,而 鲁班 软件 和 广 联 达 软 件 没 有 乘 以 该 系数 ,导致 手 算 结 果 和 软件 计算 结果 相差 较 大 。 








【 例 1】 


2900 








1500 


图 7-1 双 遍 无 纱 带 亮 胶合 门 
(图 示 尺 寸 为 洞口 尺寸 ) 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 
定额 工程 量 =2.90 x1.50m? =4.35m? 
注 :2.9 为 门 高 ,1.5 为 门 宽 。 
套用 基础 定额 ; 
门框 制作 套 1995 定额 7 -61。 
门框 安装 套 1995 定额 7 -62。 
门扇 制作 套 1995 定额 7 -63。 
门扇 安装 套 1995 定额 7 -64。 
延 用 《房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定 额 》TY01 -31 -2015 无 此 项 目 消耗 量 定额 。 
清单 工程 量 计算 方 法 同 定 额 工程 量 。 
清单 工程 量 计算 见 表 7-1。 


表 7-1 清单 工程 量 计算 






项 目 编码 项 目 名 称 





项 目 特征 描述 计量 单位 















010801001001 木质 门 双 扇 无 纱 带 亮 胶合 门 ,门洞 尺寸 为 1300mm x2900mm m? 
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二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 门窗 属性 如 图 7-2 所 示 。 


Ed 
一 
| 1 | 
| 辐 下 洞口 宽度 tm) “1500 
洞口 高 度 (nm) 2900 
| 加 | 框 左右 扣 尺 寸 mm) 0 

| 号 | 框 上 下 扣 尺 寸 pm) 0 














| 旧 中 框 夺 om) 60 
| 下 | 立 楼 距离 tm) 0 
洞口 面积 pm?) 4.35 
围 面 积 pz?) |4.35 
底 标高 m) (0) 
11| 备 注 


图 7-2 定义 门窗 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 7-3 所 示 。 


B) 


图 7-3 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 7-4 所 示 。 





工程 县 计 算式 











洞口 高 度 = 2.9 m 


图 7-4 软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 门 窗 属性 如 图 7-5 所 示 。 
EEEEDNEEEEE x| 


洞口 宽度 (nm) 1500 
洞口 高 度 (mm) 2900 


| 加 | 框 划 om) 60 

| 加 | 立 栏 下 离 om) 0 

| 国 | 洞口 面积 tw) |4.35 
框 外 围 面积 mw) |4. 35 

|0g| 底 标高 m) (0) 





图 7-5 定义 门窗 属性 (投标 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 7-6 所 示 。 





图 7-6 软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 7-7 所 示 。 




















= 
序号 构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计 算式 
洞口 面积 = 4. 35 m 
框 外 围 面积 = 4.35 吧 
i 数量 = 1 楼 
洞口 三 面 长 度 = 7.3 m 
洞口 宽度 = 1.5 m 
洞口 高 度 = 2.9 m 
图 7-7 软件 计算 结果 (投标 ) 
3. 定额 模式 
(1) 定 义 门窗 属性 如 图 7-8 所 示 。 


属性 编辑 器 x| 





[| 洞口 宽度 em) 。 1500 
[加 | 洞口 高 度 em) 。 2900 

















| 加 四 框 厚 (on) 60 

立 楼 距离 om) 0 

| 辐 加 洞 口 面积 mw) |4.35 
框 外 围 面积 2) |4. 35 

| | 底 标 高 m) Qo) 

| 备注 


图 7-8 定义 门窗 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 7-9 所 示 。 





图 7-9 ”软件 画图 (定额) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 7-10 所 示 。 
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工程 是 计算 式 
洞口 面积 = 4. 35 mz 
框 外 围 面积 = 4. 35 me 
数量 = 1 楼 
洞口 三 面 长 度 = 7.3 nm 
洞口 宽度 = 1.5 m 
洞口 高 度 = 2.9 m 


图 7-10 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 
本 题 计算 的 是 门洞 的 面积 ,但 在 软件 画图 平面 视图 看 不 到 门窗 洞 形状 ,在 三 维 视图 选项 卡 
下 可 以 查看 门窗 洞 的 立 面 效果 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 门 窗 属性 定义 如 图 7-11 所 示 。 
-属性 列表 一 



























0 





木质 
类 型 -CATE 装饰 门 
平 开 
45 
安装 位 置 -由 。 “开启 方向 内 侧 
门扇 数 -DN 驱 扇 

是 否 有 亮 -BON 有 亮 
五 金 材料 -HI 防火 门 锁 
油漆 -P 聚 酷 混 漆 

增 减 追 数 ( 筷 )-. 0 








图 7-11 门窗 属性 定义 (清单 ) 
(2) 软件 画图 如 图 7-12 所 示 。 





和 7-12 ”软件 画图 (清单 ) 





(3) 套 清单 如 图 7-13 所 示 。 
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计算 项 目 i my | 
1 骨架 材料 种 类 : 只 
2. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品牌 、 贺 : 
3. 玻璃 品种 、 刘 度 、 才 金 材料、 品种 、 
实体 。 “020401001001 “| 楼 极 木 站 Rt 单 记 面 积 : 和 默认 
5 光 委 晤 全、 这 汉 数 :全 > 
6. RE 
T 防护 层 材料 种 类 : 
2 |Ew:3 
3 | 一 一 一 5-1-1 门 $ 中 默认 
| 门窗 杠 | | | 
| | | 门框 长 度 In | 默认 
本 | 门窗 内 全 粉刷 | | | 
| | 一 一 一 |s-1-4 门 内 侧 粉 刷 默认 
到 | 门窗 外 侈 粉刷 | | 
站 |—— si-s 门 外 侧 移 出 wr | 默认 
条 四 简 子 板 | 
一 —— |s-1-6 | 阐 子 板 加 | 默认 





图 7-13 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计 算 结果 如 图 7-14 所 示 。 


汇总 表 和 





村 规格 、 品 牌 、 
、 原 度 、 五 金 材料 、 


sa 








图 7-14 软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 

(1) 门 窗 属性 定义 如 图 7-15 所 示 。 
-属性 列表 

参数 

基本 尾 性 

构件 名 称 -CN ”用 


截面 尾 性 
框 厚 mm)-TOF 100 



















平 开 
45 
安装 位 置 -WYz 。 开启 方向 内 侧 
门扇 数 -IN 豫 遍 
是 否 有 亮 -BO0N ”有 亮 
五 金 材料 -HI ”防火 门 锁 
油漆 -? 事 酯 混 漆 

增 减 追 数 0 篇)-. 0 





7-15 “门窗 属性 定义 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 7-16 所 示 。 





图 7-16 软件 画图 (定额 ) 





(3) 套 定额 如 图 7-17 所 示 。 





i 计算 设置 随 属性 本 不 戎 与 自动 套 一 “计算 项 目 删除 ee 套 定 
默认 “附件 尺寸 
门窗 内 侧 粉刷 
门窗 外 出 粉 副 
苘 子 板 


图 7-17 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计算 结果 如 图 7-18 所 示 。 

EE 总 表 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 ) | 

序号 | 定额 编号 项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 
5. 门 . 窗 . 洞 
& Eel 门 $ mw 4.35 

















Af1-2 1. 5[ 截 面 宽度 ] X2. 9[ 截 面 高 度 ] mw 4.35| 


图 7-18 软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

鲁班 软件 在 绘制 墙 体 时 ,可 以 采用 轴 段 变 墙 ,更 加 方便 快捷 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 7-2。 


表 7-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 




















工程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 召 标 投标 定额 清单 定额 
清单 4.35 4.35 4:35 4.35 
门窗 工程 定额 4.35 4.35 4.35 
差 值 0 0 0 0 0 




















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
软件 计算 和 手工 算 量 计算 方法 一 致 , 均 用 门 高 乘 以 门帘, 因此 无 差 值 。 
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第 二 节 木 窗 


【 例 2】 求 图 7-19 中 悬 带 固 定式 组 合 窗 工程 量 。 








1750 
图 7-19 组合 窗 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 
(1) 定 额 工程 量 


工程 量 =1.75 x3m? =5.25m? 

注 : 固 定 组 合 窗 的 宽度 为 1.75m, 高 度 为 3m。 则 面积 可 求 。 

套用 1995 基础 定额 7 -238 ~7 -241。 

延 用 《房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定额 ;TY01 -31 -2015 无 此 项 目 消 耗 量 定额 。 
(2) 清 单 工 程 量 计算 方法 同 定额 工程 量 。 

清单 工程 量 计算 见 表 7-3。 


表 7-3 清单 工程 量 计算 











项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 
010806001001 木质 窗 木 组 合 窗 ,中 悬 固定 ,尺寸 1750mm x3000mm m2 5.25 
二 、 软 件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 属性 如 图 7-20 所 示 。 





属性 名 称 属性 值 

1 木质 窗 | 
_2 | 洞口 宽度 mm) 1750 
_3 | 洞口 高 度 wm) |3000 
4 | 框 左右 扣 尺寸 om) 0 

5 | 框 上 下 扣 尺寸 nm) 0 
6 | 框 厚 nm) 60 
了 | 立 楼 距离 tm) 0 

8 | 离 地 高 度 mm) 900 
.9 | 洞口 面积 wr) |5.25 
10 | 框 外 围 面积 me) |5.25 
11 备注 








图 7-20 定义 属性 (招标 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 7-21 所 示 。 


| 
eg 
图 7-21 软件 画图 (招标 ) 


(3 ) 软 件 计 算 结 果 如 图 7-22 所 示 。 


= 
构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


洞口 面积 = 5. 25 mz 
框 外 围 面积 = 5. 25 mz 
数量 = 1 档 

全 洞口 三 面 长 度 = 7.75 nm 
洞口 宽度 = 1.75 m 
洞口 高 度 = 3 m 


图 7-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 











2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 如 图 7-23 所 示 。 





属性 名 称 属性 值 
+ EE + 
| 2 | 洞口 宽度 (mm) 1750 
|| 3 | 洞口 高 度 (mm) 3000 
4 | 框 左 右 扣 尺 寸 mm) 0 
| 5 | 框 上 下 扣 尺寸 hm) 0 
|| 6 | 框 厚 pm) 60 
| 7 立 榜 距离 om) 0 
| 8 | 离 地 高 度 (mm) 900 
|| 9 | 洞口 面积 pz) 5.25 
|| 10 | 框 外 围 面积 (m2) |5.25 
| 11 | 备注 





图 7-23 定义 属性 (投标 ) 


(2) 软件 画图 如 图 7224 所 示 。 





图 7-24 软件 画图 (投标 ) 
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nn 


、 


一 一 构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


洞口 面积 = 5. 25 mz 
框 外 围 面 积 = 5. 25 mz 
数量 = 1 档 
洞口 三 面 长 度 = 7.75 m 
洞口 宽度 = 1.75 nm 
洞口 高 度 = 3 m 


图 7-25 ”软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 7-26 所 示 。 
| _ 必 性 名 称 属性 值 
" EE + 
21| 油 口 度 nm) 1750 
3 洞口 高 度 (mm) |3000 
4 | 框 左右 扣 尺寸 pm) 0 
5 | 框 上 下 扣 尺 寸 mm) 0 
6 | 框 厚 (nm) 60 
了 | 立 档 耻 离 tm) “0 
8 | 离 地 高 度 mm) 900 
|| 9 | 洞口 面积 pm?) 5. 25 
10 | 框 外 国 面 积 ) |5.25 
11 | 备注 








图 7-26 定义 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 7-27 所 示 。 





ss 
图 7-27 软件 画图 (定额 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 7-28 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


洞口 面积 = 5. 25 m 
框 外 围 面积 = 5. 25 吧 
数量 = 1 楼 
木质 
已 洞口 三 面 长 度 = 7.75 m 
洞口 宽度 = 1.75 m 
洞口 高 度 = 3 nm 


图 7-28 ”软件 计算 结果 (定额 ) 





4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 窗 必须 安置 在 墙 上 ,需要 绘制 好 墙 体 之 后 才能 夯 窗 ,轴线 尺寸 可 以 随意 设置 ,只 要 长 
度 大 于 窗 的 长 度 尺寸 即 可 。 
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(2) 注 意 属 性 值 要 设置 正确 ,并 将 窗 的 名 称 改 为 “木质 窗 ” ,平面 图 和 三 维 图 中 不 显示 窗 的 
尺寸 。 

(3) 由 于 该 窗 的 高 度 为 3m, 而 系统 默认 楼 层 高 度 也 为 3m, 所 以 需要 在 “工程 设置 ”的 “楼 
层 管理 ”中 重新 设置 楼 层 高 度 , (在 此 图 中 楼 层 高 度 设 的 是 4.2m) , 层 高 必须 要 超过 窗户 的 顶 
标高 ,否则 将 无 法 布置 窗 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 属 性 定义 如 图 7-29 所 示 。 

属性 列表 计算 设置 “ 口 ] 不 参与 自动 套 


参数 计算 项 目 清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 
口 截面 尾 性 
框 厚 mm)-TOF ”|100 
日 标高 尾 性 实体 020405005 
楼 层 底 标高 nm)- 900 
口 材质 尾 性 
材质 -NT 输 合 金 
类 型 -CATE 普通 窗 
开启 方式 -0M 平 开 
油漆 -了 到 栈 混 漆 
增 减 遍 数 0 篇 )-PT: 0 
口 图 集 
图 集 名 称 -GN 
图 集 编号 -GNU 
口 LBIg 屋 性 
汇总 类 别 -JZLB 。 默认 
LBIN 类 型 -LBINM “| 窗 

















实体 
门窗 内 侧 粉 刷 
门窗 外 侧 粉 刷 
窗台 

窗帘 盒 











图 7-29 属性 定义 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 7-30 所 示 。 








图 7-30 软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 7-31 所 示 。 
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“123， 





图 套 清 单 、 


定额 (双击 选中 ) 


清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 























由 .8.3 天 棚 工程 A 
日 -8.4 门窗 工程 

由 .8.4.1 木门 

由 -8.4.2 金属 门 

由 .8.4.3 金属 卷帘门 

由 -8.4.4 其 地 门 

日 -了 .4.5 木 窗 习 
020405001 ”木质 平 开 窗 。 楼 了 
020405002 ”木质 推拉 窗 。 档 
020405003 ”矩形 门 百叶 窗 。 楼 
020405004 ” 措 形 门 百叶 窗 ” 梯 一 
020405008 木 天 窗 。 榜 
020405007 。 矩形 木 固定 窗 。” 楼 
020405008 异形 木 固定 窗 。 楼 
020405009 。 装饰 空 花木 窗 。 楼 

日 -B.4.6 金属 窗 
020406001 ”金属 推拉 窗 樟 | 
mmadammnmmm 信 尼 和 Te 一 一 ， 

清单 定额 查询 查询 
图 7-31 套 清 单 (清单 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 7-32 所 示 。 


2. 定额 模式 
(1) 属性 定义 如 图 7-33 所 示 。 


计算 设置 _ 口 ] 不 参与 自动 套 


属性 列表 
参数 


020405005 


不 
2: 
3. 油 ; 
4. 
品 
5. 
6. 


防护 材料 


人 有 于 全 材料 、 
E 材 古 、 处 黑 尺寸: 
料 种 基 


图 7-32 ”软件 计算 结果 (清单 ) 





口 截面 尾 性 
框 厚 mm)-TOF 
口 标高 尾 性 
楼 层 底 标高 mm) 
口 材质 尾 性 
材质 -IT 
类 型 -CATE 
开启 方式 -0M 
油漆 -? 


增 减 遍 数 (所 )-PT: 


口 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GHU 
] LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -ZLB 
LBIN 类 型 -LBIN 


平 开 
聚 酷 混 漆 
0 


窗 








图 图 图 图 





门窗 内 侧 粉 刷 
门窗 外 侧 粉 刷 
窗台 

窗帘 盒 

了 _| 莘 子 板 


清单 /定额 编号 








[各 项目 ] [内 | [日 芭 认 定 贷 | [ 大 二 坑 >> | 
分 类 设置 





图 7-33 属性 定义 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 7-34 所 示 。 


清单 /定额 名 称 








默认 





附件 尺寸 上; 


附件 尺寸 
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| 
| 
| 
1 





图 7-34 软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 7-35 所 示 。 


站 团 - 田 田 四 -中 
mwN- 了 OO 


录 
墙 
柱 
渤 
板 . 


a 
二 
罗 
3 
4 
. 基 
装 


1 四 区 
3 


EE 


| 


te 


由 
C 
D 
EF 


沽 米 畴 
时 


C0) .转角 标 窗 (ZPC) 


中 Ed 
图 


+ 
+ 
+ 
+ 


定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 


窗 内 侧 粉 刷 。 me 
窗外 侧 粉 刷 。 mz 


mm 人 mmm 人 on 
PP 人 他 信人 疗 





图 7-35 ” 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 7-36 所 示 。 








图 7-36 软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 套 清单 时 不 要 选择 自动 套 清 单 ,手动 选择 套 清单 中 “ 木 窗 ” 里 面 的 “ 木 组 合 窗 ” ,并 将 
单位 修改 为 “m”, 否 则 软件 计算 结果 将 会 出 错 ; 

(2) 窗 必须 安置 在 墙 上 ,需要 绘制 好 墙 体 之 后 才能 夯 窗 ,轴线 尺寸 可 以 随意 设置 ,只 要 长 
度 大 于 窗 的 长 度 尺 寸 即 可 ; 
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(3) 三 维 显示 图 中 , 窗 的 高 度 超出 了 墙 体 ,是 因为 该 窗 高 度 为 3m ,而 系统 默认 楼 层 高 度 也 
为 3m, 但 窗 距 离 地 面 还 有 一 定 的 高 度 ,因此 三 维 图 上 显示 窗 比 增高 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 7-4。 


表 7-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 














工程 名 称 


清单 /定额 



































2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
本 例题 求 组 合 窗 的 面积 ,公式 为 宽 x 高 ,该 窗 形 状 规则 ,计算 简单 ,因此 手 算 与 两 个 软件 计 
算 结果 完全 相同 ,没有 误差 。 


第 三 节 三 库房 大 门 及 特种 门 


【 例 3】 现 有 一 单 层 工业 厂房 ,位 于 市 区 ,可 利用 空间 有 限 ,和 欲 安装 2 楼 带 采光 窗 推拉 木 
板 大 门 ,门洞 尺寸 为 3000mm x3000mm , 门 的 具体 形式 如 图 7-37 所 示 , 试 计算 其 工程 量 。 


3000 











| = 


图 7-37 带 采光 窗 推拉 木板 大 门 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 
(1) 定 额 工程 量 计算 
工程 量 =3.0 x3.0 x2m =18m? 
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注 :3.0 为 大 门 门洞 的 宽 ,3.0 为 门洞 高 。2 为 门 的 楼 数 。 
门扇 制作 套用 2015 消耗 量 定额 8 -22。 

门扇 安装 套用 2015 消耗 量 定额 8 -23 。 

(2) 清 单 工程 量 计算 

项 目 编码 :010804001 项 目 名 称 : 木 板 大 门 
工程 量 =2 楼 

清单 工程 量 计算 见 表 7-5。 








表 7-5 ”清单 工程 量 计 算 









项 目 编码 
010804001001 





项 目 名 称 
木板 大 门 


项 目 特征 描述 
带 采 光 窗 ,推拉 ,尺寸 3000mm x3000mm 








二 、 软 件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 门窗 属性 如 图 7-38 所 示 。 
可 





| 加 | 洞口 宽度 pm) 3000 
洞口 高 度 mm) 3000 





图 7-38 ”定义 门窗 属性 (招标 ) 


图 7-39 软件 画图 (招标 ) 
(3 ) 软 件 计算 结果 如 图 7-40 所 示 。 


(2) 软 件 画 图 如 图 7-39 所 示 。 








构件 如 称 /构件 位 守 工程 晤 计算 式 





图 7-40 软件 计算 结果 (招标 ) 
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2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 门 窗 属性 如 图 7-41 所 示 。 





加 区 (mm) 3000 
洞口 高 度 mm) 3000 


























自尽 60 
| 于 | 立 档 距离 mm) 0 
面积 2) 9 
外 围 面积 2) |9 
|9| 底 标高 m) (0) 





7-41 ”定义 门窗 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 7-42 所 示 。 





图 7-42 ”软件 画图 (投标 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 7-43 所 示 。 





工程 量 计 算式 











洞口 三 面 长 度 = 9 m 
洞口 宽度 = 3 m 
洞口 高 度 = 3 m 











图 7-43 ”软件 计算 结果 (投标 ) 
3. 定额 模式 
(1) 定义 门窗 属性 如 图 7-44 所 示 。 


属性 编辑 器 
| 






3000 
3000 


加 5 (nm) 
| 号 中 洞口 高 度 wm) 












图 7-44 定义 门窗 属性 (定额 ) 
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(2) 软 件 画 图 如 图 7- 


45 所 示 。 









图 7-45 软件 画图 (定额 ) 


(3) 软件 计算 结果 如 图 7-46 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 


洞口 面积 = 9 m 





工程 县 计算 式 





框 外 围 面积 = 9 m 
数量 = 1 楼 
洞口 三 面 长 度 = 9 m 
洞口 宽度 = 3 m 
洞口 高 度 = 3 m 





图 7-46 软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 

建立 轴 网 ,绘制 墙 体 ,在 绘制 过 墙 体 的 地 方 安置 门窗 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 门 窗 属性 定义 如 图 7-47 所 示 。 
三 尾 性 列表 

























框 厚 (mm)-TOF 
截面 宽度 mm)-; 3000 
截面 高 度 mm)-; 3000 


0 





木质 
类 型 -CATE 装饰 门 
推拉 
45 
开局 方向 居中 


防火 门 锁 
油漆 -P 聚 酷 混 漆 






图 7-47 门窗 属性 定义 (清单 


(2) 软 件 画图 如 图 7-48 所 示 。 





Ne 
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(3) 


(4) 


图 7-48 软件 画图 (清单 ) 





套 清 单 如 图 7-49 所 示 。 


计算 设置 计算 设置 随 属性 不 参与 自动 套 “计算 项目 | 删除 ”|| 自动 大 清单 
清单 /定额 编号 | 洁 单 /定额 名 称 - 










套 清 单 


1. 骨架 材料 种 
: 号 四 这 规格 、 品 牌 、 颜 色 ,: 
璃 品种 、 厚 度 、 力 金 材料 、 癌 种 、 


和 
4. 和 截面 尺寸 、 单 扇面 积 : 杰 默认 
5. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 : 下 > 

6. 门类 型 : 

了 防护 层 材料 种 类 : 












实体 020401001001 | 贸 板 木门 


门 $ 默认 
门窗 框 
| 一 一 一 5-1-3 门框 长 度 m 默认 
门窗 内 侧 粉 刷 
| 一 一 一 5-1-4 门 内 市 粉刷 m? 默认 
门窗 外 侧 粉 刷 
| 一 一 一 5-1-5 门 外 侧 粉刷 m? 默认 
简 子 板 
| 一 一 一 5-1-6 简 子 板 me 默认 


图 7-49 套 清单 (清单 ) 
软件 计算 结果 如 图 7-50 所 示 。 


汇总 表 ”计算 书 | 面积 表 | 门 容 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 站 


020401001001 





图 7-50 软件 计算 结果 (清单 ) 





2. 定额 模式 


(1) 


门窗 属性 定义 如 图 7-51 所 示 。 
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三 属性 列表 
参数 
基本 尾 性 
构件 名 称 -CN 用 
截面 尾 性 

框 厚 mm)-TOF 
截面 宽度 mm)-; 30 
截面 高 度 (mm)-; 3000 
截面 周 长 m)-C 12.0 
截面 面积 p2)-; 3 
























0 


木质 
类 型 -CATE 装饰 门 
推拉 
45 
开启 方向 居中 
门扇 数 -IN 单 遍 

是 否 有 亮 -BON ”无 亮 
五 金 材料 -HW 。 防火 门 锁 
油漆 -了 聚 栈 混 漆 











图 7-51 门窗 属性 定义 (定额 ) 


(2) 软件 画 图 如 图 7-52 所 示 。 





图 7-52 ”软件 画图 (定额 ) 


(3 ) 套 定额 如 图 7-53 所 示 。 
ETE FID x| 
| 


章节 树 显示 
日 总 目录 
由 .1. 墙 
由 .2. 柱 
由 -3. 梁 
由 .4. 板 .楼梯 
局 - 5. 门 . 窗 . 洞 
1. 门 几 
2. 窗 C 
3. 墙 洞 0 
4. 标 窗 (PC). 转角 标 窗 (ZPC) 
由 -6. 基础 
由 -7. 装 辛 
由 - 8. 零星 构件 
由 -9. 多 义 图 元 





定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 





了 本 _ 考 询 | 








5-1-2 。” 门 想 数 ”楼 
5-1-3 ”门框 长 度 nm 
5-1-4 门 内 侧 粉刷 。 吧 
5-1-5 。 门 外 侧 粉刷 。 民 
5-1-6 ”和 阐 子 板 


证 

















到 7-53 ” 套 定额 (定额 ) 


第 七 章 ”门窗 工程 .131 . 





(4) 软件 计算 结果 如 图 7-54 所 示 。 





图 7-54 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 第 一 步 建 立轴 网 ,采用 轴 段 变 墙 ,绘制 墙 体 方便 快捷 。 

(2) 设 置 门窗 参数 , 折 扇 门 的 开局 方式 是 ,推拉 式 木板 门 ,因此 要 在 门 的 属性 定义 中 设置 。 
(3 ) 套 清单 时 ,可 以 选择 自动 套 清单 ,因为 软件 默认 的 就 是 符合 题目 要 求 的 。 

(4) 在 工程 量 选项 卡 下 ,选择 工程 量 计算 ,就 可 得 到 工程 量 计算 书 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 7-6。 








表 7-6 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 







广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
定额 


工程 名 称 
清音 定额 













挖 基础 土方 




















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
软件 算 量 和 手工 算 量 都 是 用 门 高 乘 以 门 宽 ,计算 方法 一 致 ,但 是 手工 算 量 的 是 两 楼 门 的 工 








程 量 ,软件 计算 的 是 单位 工程 量 , 将 其 乘 以 二 再 进行 对 照 ,无 差 值 。 
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第 一 六 ”屋面 防水 及 其 他 


【 例 1】 某 屋 面 尺寸 如 图 8-1 所 示 , 榴 沟 宽 采 用 二 息 三 油 一 砂 防水 层 , 榴 沟 上 卷 250mm， 


坡度 系数 2% , 求 屋面 防水 工程 量 。 
600 


b) 


600 


13000 


三 
600 600 一 


39000 


a) 
图 8-1 屋面 防水 示意 图 
a) 平 面 图 b) 立 面 图 

【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(1) 定额 工程 量 计 算 

屋面 部 分 =39.0 x13.0m2 =507.00m? 

注 :39.0 为 屋面 水 平 投影 长 度 ,13.0 为 屋面 水 平 投影 宽度 。 

@ 柳 沟 部 分 =| (39.0 +0.6 x2) x0.6x2+13.0x0.6x2+[(13.0+0.6x2) x2+(39.0 + 

0.6 x2) x2] x0.25 +(13.0 +39.0) x2 x0.18}m 
=109.76m? 

注 :(39.0+0.6 x2) x0.6 x2+13.0 x0.6 x2 此 部 分 为 榴 沟 的 总 面积 。39.0 为 屋面 水 平 投 
影 长 度 ,13.0 为 屋面 水 平 投影 宽度 。0.6 榴 沟 宽度 。(13.0 +0.6 x2) x2+(39.0+0.6x2) x2 
此 部 分 为 榴 沟 的 总 长 度 ,0.25 为 检 沟 内 侧 上 卷 高 度 。(13.0 +39.0) x2 为 榴 沟 外 侧 的 长 度 ， 
0.18 为 榴 沟 外 侧 上 卷 高 度 。 

屋面 防水 工程 量 = (507.00 +109.76)m? =616.76m? 

注 :507.00 为 屋面 防水 工程 量 ,109.76 为 榴 沟 防水 工程 量 。 

二 种 三 油 一 砂 防水 屋面 套用 消耗 量 定额 9 -25。 

(2) 清 单 工程 量 计算 

项 目 编码 为 010902001 ,清单 工程 量 与 定额 工程 量 相 同 。 

清单 工程 量 计算 见 表 8-1 。 
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表 8-1 清单 工程 量 计算 






计量 单位 





项 目 编码 
010902001001 





项 目 名 称 
屋面 卷 材 防水 





项 目 特征 描述 
二 秆 三 油 一 砂 











616.76 


pA 
m 


二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 属性 如 图 8-2 所 示 。 




















[| or07o2001 rr 屋面 卷 材 防水 | mIFSHJ Co 
|2| 1:9-36 卷 材 屋面 二 吞 三 卷 材 屋面 二 徐 三 油 一 砂 mFSMJ 仿 水 面积 > 上 上 证 





图 8-2 定义 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 8-3 所 示 。 





图 8-3 软件 画图 (招标 ) 


(3 ) 软件 计算 结果 如 图 8-4 所 示 。 


本 ICEZEEIEE SEE 
| oorozooo | 水 | 
一 ETEREE 
又 图 输入 


二 计 es | .168| 





8-4 软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 如 图 8-5 所 示 。 























010702001 层面 卷 材 防水 FSHJ 
1:9-36 卷 材 屋面 二 告 三 | 卷 材 屋面 二 息 三 油 一 砂 mFSHJ Wk 





图 8-5 定义 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 8-6 所 示 。 
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图 8-6 软件 画图 (投标 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 8-7 所 示 。 


各 同名 商 / 奏 于 项 目 名 条 /工程 量 鹃 | | TR | 
| 1 | “oror0zo01001 | 十 大 和 防水 [ED 
和 村 时 而 三 知 三 油 一直 [ia | 60 








”| 

(31. 92* 面 积 半 13.6< 卷 边 面 积 ) 防水 面积 > 100m2 0. 455 
又 图 输入 (31. 92* 面 积 半 13.6< 卷 边 面 积 ) 防水 面积 > 100m2 0. 455 
PEST 和 


6. 168| 


图 8-7 软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 
(1) 定 义 属 性 如 图 8-8 所 示 。 

































过 局 1 3 
a | 
一 各 Wl 
| | _ 纺 3 | 名称 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程 是 表达 式 | 表达 式 说 明 /工程 量 | 锁定 | 
[es 管材 屋面 二 牙 三 党 材 屋面 二 千 三 油 一 夏 mSHT 仿 水 面积 > 口 


图 8-8 定义 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 8-9 所 示 。 











图 8-9 软件 画图 (定额 ) 


(3 ) 软 件 计 算 结 果 如 图 8-10 所 示 。 


ETE 项目 如 /各 县 呈 六 ”| 和 人 “| ”各 | 
1 | ”19-36 | 本 是 而 二 着 三 测 一 


芭 (31. 92< 面 积 半 13.6< 卷 过 面积 为 人 防 
ES 


es (31. 92< 面 积 半 13.6< 卷 过 面积 ) 仿 
[an 
| 6.160| 


6.168 





图 8-10 ”软件 计算 结果 (定额 ) 
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4. 软件 操作 注意 事项 


在 套 取 定 额 时 ,工程 量 表 达 式 要 修改 为 "FSMJ”(FSMJ 为 防水 面积 ) 。 


(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 


1. 清单 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 8-11 所 示 。 


窗 属性 定义 2 
[是 了 |] 属性 复制 | 构件 另存 | [_ 构件 提取 | 设 为 公共 构件 |， 取消 公共 和 全 


| 墙 | 梁 | 楼板 楼 梯 | 门窗 洞口 装饰 工程 | 委 星 构件 | 多 义 构件 | 几何 构件 | 


[it 二 不 参与 自动 套 计算 项 目 | 删除。 上 | | 自动 大 清单 | | 套 清 单 >> | 


清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 


柱 
屋面 





| 
Cr] em | 


| 





了 | 一 构件 列表 | | 属性 列表 















口 标高 尾 性 


口 材质 尾 性 
面 层 材质 -SM 


施工 方式 -YOC 
防水 层 -B 


图 集 名 称 -GN 
图 集 编号 -GNU 
口 LBI8 尾 性 
汇总 类 别 -ZLB 
LBIN 关 型 -LBIN 








楼 层 底 标高 mm) 





0 


细 石 雁 


混凝土 强度 等 级 -C6| C30 
泵 送 商品 混凝土 


屋面 防水 层 。 010702001 





=I5|x| 
经 奥 币 局 




















(2) 软 件 画 图 如 图 8-12 所 示 。 





(3) 套 清 单 如 图 8-13 所 示 。 


田 春 清 单 、 定 额 《 双 击 选中 必 
bn 
A.3 砌 筑 工 程 





[二 |] 经 | 


图 8-11 


图 8-12 








AA. 44 





图- 四 四. 田 











AT 




















出 








天 || 





定义 属性 (清单 ) 


软件 画图 (清单 ) 


混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 


A.5 厂 库 房 大 门 、 特 种 门 、 木 结构 工 入 
结构 工程 


层面 及 防水 工程 
四 -A.T.1 岂 、 型 材 屋面 
A.T.2 屋面 防水 


从 
屋面 刚性 防水 
010702004 ”屋面 排水 管 
010702005 ” 屋面 天 沟 、 沿 汉 


A.7.3 墙 、 地 面 防水 、 防 潮 ms 
上 





010702001 


010702002 
010702003 








| 清单 定额 查询 


查询 





图 8-1 


3 套 清单 ( 清单) 


| 
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(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 8-14 所 示 。 





1 |olo702001 |z. 防 护 材料 种 类 : ww 616.75 


616. 75 





109.76| 54.88X2 件 | 
2-3/B-C 507. 001 [面积]-0. 01 [内 部 ] 到 506. 99| 











图 8-14 软件 计算 结果 (清单 ) 
2. 定额 模式 
(1) 定 义 属 性 如 图 8-15 所 示 。 
[属性 定义 和光 和 仙人 和 
| 屋 本 _ 属性 复制 | 构件 另存 | [构件 提取 | 设 为 公共 构件 | 


柱 | 墙 | 梁 ”| 楼板 楼 梯 | 门窗 洞口 ”装饰 工程 | 零星 构件 | 多 义 构件 | 几何 构件 | 





屋面 了 构件 列表 -| 属性 列表 | 计算 设置 ”不 参与 自动 套 。 计算 项 目 | 删除 | 自动 套 定 额 | 





参数 清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 | 分 类 设置 | 单位 
























标高 尾 性 1 
3 置 Ee 
习 材质 尾 性 3 | 屋面 防水 层 me 默 i| 
面 层 材质 -SN 细 石 雁 4 | 屋面 保温 .... | 





混凝土 强度 等 级 -C6 C30 
施工 方式 -W0C ”和 泵 送 商品 混凝土 
防水 层 -MB | 
保温 层 -IL 
三 维 材 质 -GM 

二 图 集 

图 集 名 称 -GN 

图 集 编号 -GNU 

二 LBIH 尾 性 
汇总 类 别 -HZLB 。 默认 
LBIN 类 型 -LBIN 屋面 








一 一 一 一 
复制 折 委 列表 


























图 8-15 定义 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 8-16 所 示 。 


十 | 





图 8-16 ”软件 画图 (定额 ) 





(3) 套 定额 如 图 8-17 所 示 。 
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ES | 
章节 树 示 





10. 柱 踢 脚 ZTJS 
11. 保温 层 BYC 
-2 大 四 


加 








En 
图 8-17 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 8-18 所 示 。 


TT | 
EE The | 


FF 
一 


2-3/B-C 507. 001 [面积 ]-0. 01 [内 部 ] 506. 99| 








图 8-18 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

在 绘图 的 过 程 中 要 注意 的 是 榴 沟 外 侧 高 度 为 250mm ,内 侧 高 度 为 180mm。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 8-2。 








表 8-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

















































Pag 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
工程 名 称 ， Ee a 四 
数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 616.76m2 | 616.76m2 | 616.76m2 616.7Sm2 
FE 、 6.168 
屋面 卷 材 防水 定额 616.76m2 616.7Sm2 
(100m2 ) 
0.01 




















2. 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 广 联 达 图 形 算 量 软件 和 和 鲁班 土建 软件 ,与 手工 算 量 相 比 ,计算 精度 不 同 。 











(2) 广 联 达 图 形 算 量 软件 计算 得 出 的 屋面 卷 材 防水 定额 工程 量 的 计量 单位 不 同 于 手工 算 
量 和 和 鲁班 土建 软件 。 
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【 例 2】 对 建筑 物 的 墙 基础 的 水 平 防潮 层 计算 工程 量 时 ,外 墙 计 取 长 度 时 , 取 外 墙 的 中 心 
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线 ,内 墙 计 取 长 度 取 两 端 墙 之 间 的 垂直 距离 ,如 图 8-19 所 示 。 试 计算 其 水 平 防 潮 层 工程 量 ,并 
套用 定额 及 清单 (用 防水 砂浆 防 漳 ) 。 














EN 
oleo 
ol 
Ilo 
寸 | 四 

SS 

a 

240 6600 | 240 
7080 





图 8-19 ” 某 建筑 物 平 面 图 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 
基础 或 墙 身 防潮 层 的 工程 量 计算 。 
外 墙 长 度 的 计算 .(6.84 +4.8) x2m =23.28m 
注 :6.84 为 外 墙 中 心 线 长 度 ,4.8 为 外 墙 中 心 线 宽度 。 
内 墙 长 度 的 计算 :(4.8 -0.12 -0.12)m =4.56m 
工程 量 : (23.28 +4.56) x0.24m =6.68m? 
注 :23.28 为 外 墙 长 度 ,4.56 为 内 墙 长 度 ,0.24 为 墙 身 防潮 层 宽 度 。 
套用 消耗 量 定额 9 -93。 
清单 工程 量 计算 见 表 8-3。 
表 8-3 ”清单 工程 量 计算 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 





010903003001 墙 面 砂浆 防水 (防潮 ) 基础 或 墙 身 防潮 6.68 





二 、 软 件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 计算 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 条 形 基 础 的 属性 如 图 8-20 所 示 。 
A a er | 


日 - 移 TJ-1 


i… 顶 










TJ-1-1 
现 浇 混凝土 
240 

1000 

lo.24 

否 

有 染 式 带 形 基础 





图 8-20 定义 条 形 基 础 的 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 8-21 所 示 。 


第 八 章 ”屋面 及 防水 工程 


= 139 ， 








图 8-21 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 8-22 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 





TJ-1-1 体积 = 5. 587 m 


<1, B> <1, A> 体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >4. 8 人 < 长度》= 1. 152m 


<1, A>, <2, A> 体积 = 0. 24< 截 面 面 积 6. 84< 长 度 》= 1. 642m” 





<2, A>, <2, B> 体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >x4. 8 发 度 > = 1. 152m’ 








<2, B>, <1, B> 体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >6. 84< 长 度 》= 1. 642m3 


图 8-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 
2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 条 形 基 础 的 属性 如 图 8-23 所 示 。 
A 


白 - 阁 TJ-1 
顶 名 称 TI-1-1 
[a 材质 现 浇 混凝土 
| 司 j| 截 面 宽度 em) 240 
| 加 | 截面 高 度 tm) 。 1000 





| 且 让 截面 面积 mr) |0.24 
| 天 中 执 层 标记 否 

类 别 有 染 式 带 形 基础 
|8 | 备注 


图 8-23 定义 条 形 基础 的 属性 (投标 ) 
(2) 软件 画 图 如 图 8-24 所 示 。 





图 8-24 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 8-25 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 





TJ-1-1 体积 = 5. 587 m 
<1, B>, <1, A> 体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >x4.8 发 度 > = 1. 152m 





bee <1, A>, ©2, A> 体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >x6. 84< 长 度 》= 1. 642m” 
0.1.3 2, A>, <2, B> 体积 = 0. 24< 截 面 面 积 x4.8 发 度 > = 1. 152m” 





| 014 | @p>45>》 | 体积 =0.24《 截 面 面 积 >6.844 长 度 >= 1.642m 
图 8-25 ”软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 条 形 基 础 的 属性 如 图 8-26 所 示 。 
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条 形 基础 | 


日- 阁 TJ-1 
i 顶 名 称 TJ-1-1 
[2 | 材质 现 演 温 北 寺 
| 四 截 面 宽度 tm) |240 
| 罗 | 茂 面 高 度 wm) 1000 
| 困 台 截面 面积 op) |0.24 





| 加 下 执 层 标记 否 
类 别 .有 染 式 带 形 基础 
| 8 | 备注 





图 8-26 ”定义 条 形 基础 的 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 8-27 所 示 。 


强 





图 8-27 软件 画图 (定额 ) 


(3) 软件 计 算 结 果 如 图 8-28 所 示 。 












工程 量 计算 式 






-一半 一 一 本 


图 8-28 Ri 


体积 = 5. 587 mm 

体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >“4. 8 人 长度》= 1. 152m 
体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >x6. 84< 长 度 》= 1. 642m 
体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >x4. 8 发 度 > = 1. 152m? 
体积 = 0. 24< 截 面 面 积 >6. 84< 长 度 》= 1. 642m 
















4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 定 义 条 形 基 础 的 属性 ,设置 条 基 的 长 度 和 宽度 。 

(2) 建 立轴 网 ,输入 相应 数值 进行 绘图 ,再 汇总 计算 ,对 想 要 的 工程 量 进行 提取 即 可 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 计算 

1. 清单 模式 

(1) 防水、 防潮 层 的 属性 定义 如 图 8-29 所 示 。 

TN | 

热 层 1 顶部 防水 层 厚 pn | 240 
汪汪 计 

可 科大 硬性 | 

顶部 防水 层 -THB 


侧面 防水 层 -sllB 
底部 防水 层 -BNB 









顶部 防水 层 。 010703003 








口 LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -ZLB 。 基础 工程 \ 混 凝 土 条 基 
LBIW 关 型 -LBIWN 。 防水 层 



































图 8-29 防水、 防潮 层 的 属性 定义 (清单 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 8-30 所 示 。 





EY 


+ + 
1 D 父 


图 8-30 ”软件 画图 (清单 ) 





(3) 套 清单 如 图 8-31 所 示 。 


ES 4. eS.) x| 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 
由 -A.3 砌 筑 工 程 
由 .和 .4 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 
由 -A.5 厂 库房 大 门 、 特 种 门 、 木 结构 工程 
由 -A.6 金属 结构 工程 
日 -A.7 屋面 及 防水 工程 
由 -入 7.1 瓦 、 型 材 屋 面 










010703001 。 卷 材 防 水。 wr 






| 清单 定额 查询 查询 | 
图 8-31 套 清单 (清单 ) 
(4) 软件 计算 结果 如 图 8.32 所 示 。 


汇总 表 | 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 











图 8-32 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 防 水 、 防 潮 层 的 属性 定义 如 图 8-33 所 示 。 


™l 日 埠 面 届 性 | 
息 层 ! 顶部 防水 层 厚 lnm 240 
防水 层 | 侧面 防水 层 厚 nm 1.5 

底部 防水 层 厚 (mm 1.5 








顶部 防水 层 。 010703003 





-| 材质 尾 性 

顶部 防水 层 -TMB 

侧面 防水 层 -SMB 

底部 防水 层 -BMB 

口 LBIE 尾 性 

汇总 类 别 -HZLB 。 | 基础 工程 \ 混 凝 土 条 基 
LBIN 类 型 -LBIM 。 防水 层 






































图 8-33 ”防水 .防潮 层 的 属性 定义 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 8-34 所 示 。 





图 8-34 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 8-35 所 示 。 








画 套 定 额 《 双 击 选中 》 L x| 
章节 树 

1. 混 凝 土 条 基 TTJ 

2. 砖 石 条 础 ”ZSJ 

3. 独 立 基 TIJ 

4. 满 堂 基 MTJ 

5. 集 水 井 JSJ 

6. 基 础 梁 JCIJ 

7. 其 他 桩 QTZJ 

.8. 人 工 挖 孔 桩 RGZJ z| 











图 8-35” 套 定额 (定额 ) 


(4) 软件 计 算 结 果 如 图 8-36 所 示 。 
汇总 表 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 ) | 


序号 | 定额 编号 项 目 名 称 1 应 备注 
| FS | NS | 项 4 称 | 
一 

| ™w | es 


Ss 6.51 
1-2/A-B 0. 24[ 截 面 宽 度 ] X6.6[ 长 度 ] 3.17| ”1.58Xx2 件 | 


lm mm | w | | TI 
1 


图 8-36 ”软件 计算 结果 (定额 ) 














3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 定 义 房间 的 属性 ,设置 墙 体 的 厚 

(2) 建 立轴 网 ,输入 相应 数值 进 和 er 1, 装修 房间 ,再 汇总 计算 ,对 想 要 的 工程 量 进 和 了 提 
取 , 计 算出 房间 的 楼 地 面 工程 量 就 是 该 建筑 物 所 要 求 防水 防潮 的 工程 量 。 
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三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 8-4。 


表 8-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 





























工程 名 称 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
/二 小 
青 单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 5.587m3 | 5.587m3 6.5lm2 
墙 基 砂浆 防水 ( 防 
、 定额 5.587m3 6.51m2 
潮 ) 
和 1.093 





















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 手 工 计算 墙 基 防 水 防潮 层 工程 量 的 计算 公式 为 , (外 增 净 长 + 外 墙 净 宽 ) x 墙 身 防潮 
层 宽度 0.24 ,鲁班 软件 计算 公式 与 手工 计算 一 致 ,只 是 鲁班 软件 计算 过 程 中 ,横向 外 墙 的 长 度 





没有 计算 墙 体 的 厚度 240 ,因此 造成 软件 计算 与 手工 计算 结果 存在 0. 17 的 微小 差 值 。 
(2) 广 联 达 软 件 计 算 时 ,在 条 形 基础 中 套 做 法 时 ,工程 量 代码 是 体积 .长度 TJCD ,计算 出 
来 的 结果 是 体积 m ,计算 公式 也 无 法 重新 设置 ,因此 造成 与 手 算计 算 结 果 单 位 m? 不 一 致 。 
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第 一 六 ”保温 层 隔 热 


【 例 1】 图 9-1 所 示 为 某 建筑 物 外 墙 示意 图 ,其 外 部 用 20mm 厚 案 茶 乙烯 泡沫 板 做 保温 
层 ,外 墙 厚 度 为 240mm, 计 算 高 度 为 3. 6m, 门 窗 表 见 表 9-1 , 求 聚 葵 乙 烯 泡沫 板 保温 层 工 程 量 。 





下 

















De 

马 

EE 

一 小 
8000 
图 9-1 某 建筑 物 外 墙 示意 图 
表 9-1 门窗 表 
门窗 编号 洞口 尺寸 ( 宽 x 高 )/(mm x mm) 个 数 

M 1500 x 2400 1 
Ci 2000 x 1800 1 
Cy 1000 x 1800 4 








【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(1) 依 据 2015 基础 定额 计算 方法 

外 墙 面积 =(8 +0.02 +5.4+0.02) x2 x3.6m2 =96.77m? 

注 :(8+0.02+5.4+0.02) x2 为 外 墙 保 温 层 中 心 线 的 总 长 ,8 为 外 墙 长 ,5.4 为 外 墙 宽 ， 
0.02 为 保温 层 厚 。3.6 为 计算 高 度 。 

门窗 面积 = (1.5 x2.4+2.0 x1.8+1.0 x1.8 x4)m =14.40m 
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注 :1.5 x2.4 为 M 的 洞口 面积 ,1.5 为 门 宽 ,2.4 为 门 高 ;2.0 x1.8 为 Ci 的 洞口 面积 ,2.0 为 
窗口 宽 ,1.8 为 窗 高 ;1.0 x1.8 为 C, 的 洞口 面积 ,1.0 为 窗口 宽 ,1.8 为 窗 高 ,4 为 共有 4 个 C,。 

门窗 侧 壁 增加 面积 =[ (1.5+2.4x2+(2.0+1.8) x2+(1.0+1.8) x2 x4] x(0.12+ 

0.02)m’ 
=5.08m’ 

注 : 门 洞口 增加 两 个 墙 内 侧 壁 面积 和 一 个 墙 内 洞 顶 面 面 积 。 窗 洞口 增加 两 个 墙 内 侧 壁 面 
积 和 墙 内 上 下 面 的 面积 。2.4 x2 +1.5 为 M 增加 的 侧 壁 面积 ,(2.0 +1.8) x2 为 Ci 的 洞口 
面积 增加 的 面积 ,(1.8+1.8) x2 为 C, 增加 的 窗 洞口 面积 。 

保温 层面 积 = (96.77 -14.40 +5.08)m =87.45m? 

注 : 保 温 层 面积 等 于 总 面积 减 去 门窗 洞口 面积 加 上 门窗 洞口 内 增加 的 洞 内 侧 壁 面积 。 
96.77 为 外 墙 面积 ,14.4 为 门窗 洞口 面积 ,5.08 为 门窗 洞口 侧 壁 增加 的 面积 。 

则 聚 茶 乙烯 泡沫 板 保温 层 工程 量 =87.45 x0.02m =1.75m 

套用 2015 基础 定额 10 -211。 

注 :87.45 为 保温 层 的 面积 ,0.02 为 保温 层 的 厚度 。 

(2) 依 据 2015 消耗 量 定额 计算 方法 

限 茶 乙烯 泡沫 板 保 温 层 工程 量 ( 计 算式 同 定额 中 保温 层面 积 计 算式 ) =87.45m? 

套用 2015 消耗 量 定 额 10 -78。 

(3 ) 清单 工程 量 

聚 葵 乙 烯 泡沫 板 保温 层 工 程 量 (计算 式 同 定额 中 保温 层面 积 计 算式 ) =87.45m? 

清单 工程 量 计算 见 表 9-2 。 





表 9-2 清单 工程 量 计 算 









项 目 编码 
011001003001 





项 目 名 称 
保温 隔 热 墙 面 


项 目 特征 描述 


外 墙 , 外 保温 ,20mm 厚 聚 茶 乙烯 泡沫 板 保温 层 


计量 单位 工程 量 











87.45 


2 
m 


二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 保温 层 属性 如 图 9-2 所 示 。 


属性 编辑 | 构件 做 法 | 











图 9-2 定义 保温 层 属 性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 9-3 所 示 。 








图 9-3 ”软件 画图 (招标 ) 
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一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(3 ) 软 件 计 算 结 果 如 图 9-4 所 示 。 


四 、 保 误 层 
序号 


构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计算 式 


面积 = 88.633 m 


BWC-1 
体积 = 1.773 m 

















BWC-1[29]/<1-130, B> 《1-130, A | 面积 = 5.66 发 度 >x3.6《 高 度 >3.6< 门 窗 半 1.232 人 门窗 侧 峡 > = 18. 008m? 
> 
| 体积 = 18. 008《 面 积 》0. 02《 蒜 度 > = 0. 36m 





BWC-1[30]/<2, B+130>, <1, B+130 | 面积 = 8.26《 长 度 >*3.6《 高 度 >3.6< 门 窗 半 0.836< 门 窗 侧 壁 > = 26. 972m2 
> 
体积 = 26. 972《 面 积 ><0.02 人 厚度 》= 0. 539m? 











BWC-1[31]/<2+130, A> 人 2+130, B | 面积 = 5. 66< 长 度 <3.6《 高 度 关 3.6< 门 窗 汗 1.232< 门 窗 侧 昧 》=18. 008m? 
> 
体积 = 18. 008《 人 面积 ><0.02 人 信 度 》= 0. 36m 














2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 保温 层 属性 如 图 9-5 所 示 。 
属性 编辑 | 攀 件 做 法 ] 








BYC-1[32]7<1L A-130》, <2, A-130 | 面积 = 8. 26< 长 度 <3.6《 高 度 盖 5. 4< 门 窗 半 1. 309< 门 窗 侧 峡 >=25. 645m? 
> 
| 体积 = 25. 645《 面 积 ><0.02 人 厚度 》= 0. 513m 


图 9-4 软件 计算 结果 (招标 ) 











(2) 软 件 画 图 如 图 9-6 所 示 。 


8000 


8000 





图 9-6 软件 画图 (投标 ) 


(3 ) 软件 计算 结果 如 图 9-7 所 示 。 


四 、 课 温 层 





序号 


构件 名 称 /构件 位 置 工程 县 计 算式 








3. 定额 模式 





| 面积 = 88.633 m 
体积 = 1.773 m 


BWC-1[29]/<1-130, B> 《1-130, A | 面积 = 5.66《 长 度 >》*3.6《 高 度 >>3.6< 门 窗 X1.232< 门 窗 侧 峡 > = 18. 008m? 
> 
体积 = 18. 008《 面 积 ><0. 02《 邯 度 > = 0. 36m 


积 = 8.26 人 长度 <3.6< 高 度 三 3.6< 门 窗 半 0. 836< 门 窗 侧 壁 > =26. 972m2 


面 
体积 = 26. 972< 面 积 >*0.02《 厚 度 》= 0. 539m? 
面 


积 = 26. 度 > = 0. 
积 = 5.66《 长 度 >x3.6《 高 度 >3.6< 门 窗 半 1.232< 门 窗 侧 峡 > =18. 008m? 
体积 = 18. 008< 面 积 <0.02《 人 厚度 》= 0.36m 
度 <3.6《 高 和 i 


洋 》= 
BWC-1 [32]/<1, A-130>, <2, A-130 面积 = 38.26 长度》>3.6《 高 度 >>5. 4< 门 窗 半 1. 309< 门 窗 侧 辟 > =25. 645m? 
> 


| 体积 = 25.645《 面 积 ><0.02《 厚 度 》= 0. 513m 


图 9-7 软件 计算 结果 (投标 ) 


BWC-1 





BWC-1[30]/ <2, Bt130», 1, B+130 


BHC-1 [317 人 130， A> 人 2+130,B 








(1) 定 义 保 温 层 属性 如 图 9-8 所 示 。 
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属性 编辑 | 净 伞 做活 | 





图 9-8 定义 保温 层 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 9-9 所 示 。 


8000 


8000 





图 9-9 软件 画图 (定额 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 9-10 所 示 。 


四 、 人 保温 层 
序号 





构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


1 BWC-1 









面积 = 88.633 m 
体积 = 1.773 m 


BRC-1[29]/<1-130, B》 《1-130, | 面积 = 5.66《 长 度 >3.6《 高 度 >3.64< 门 窗 站 1.232< 门 窗 侧 峡 > =18. 008m? 
? | 体积 = 18. 008< 面 积 >*0. 02《 厚 度 > = 0.36m 

BWC-1[30]/<2, BH+130> <1, B+130 | 面积 = 8. 26 长度 >x3.6 人 高 度 >3.6< 门 窗 X0.836< 门 窗 侧 峡 > = 26. 972m? 

> 体积 = 26. 972《 面 积 >*0.02 人 厚度 》= 0. 539m’ 

BWC-1[31]/<2+130, A> 《2+130, B | 面积 = 5.66< 长 度 <3.6《 高 度 3.6< 门 窗 半 1. 232< 门 窗 侧 辟 》=18. 008n2 

? 体积 = 18. 008《 面 积 ><0.02< 厚 度 》= 0.36m 

BWC-1 [32]/<1, A-130》, <2, A-130 | 面积 = 8.26《 发 度 >3.6 人 高 度 >5.4< 门 窗 半 1. 309< 门 窗 侧 怠 > =25. 645m? 

> | 体积 = 25.645《 面 积 >“0.02 人 厚度 》= 0. 513m 







































图 9-10 软件 计算 结果 (定额 ) 

4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 设 置 轴 网 注意 开间 和 进深 的 方向 ,需要 时 可 添加 辅助 轴线 。 

(2) 定 义 墙 体 时 注意 墙 体 的 厚度 ,有 些 工程 中 内 外 墙 的 厚度 是 不 同 的 。 

(3) 布 置 门窗 时 应 该 注意 门窗 尺寸 以 及 位 置 。 

(4) 智 能 布置 保温 层 时 ,区 分 外 墙 和 内 墙 , 本 工程 中 为 墙 外 保温 。 

(5) 软 件 中 保温 层 默认 为 墙 面 保 温 ,所 以 计算 墙 面 保 温 工 程 量 直接 绘制 保温 层 即 可 ,不 用 
找 其 他 构件 代替 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 保温 层 属 性 如 图 9-11 所 示 。 

















厚度 mm)-TN |20 
楼 层 顶 标高 6 取 墙 ( 柱 ) 顶 
楼 层 底 标 高 0 取 墙 ( 柱 ) 底 
楼 层 一 层 底 机 |-450 

保温 材质 -IL 加 气 块 
汇总 类 别 -ZL 默认 





















图 9-11 定义 保温 层 属性 (清单 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 9-12 所 示 。 





图 9-12 ”软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 9-13 所 示 。 
让 机遇 除 || 自动 套 洁 昔 目 | 套 清单 光 


清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 | 项 目 特征 图 











1. 跑 脚 线 、 勒 脚 线 保温 做 法 
2. 隅 气 层 厚 度 : 
3. 保 衣 上 隅 热 材料 品种 、 规 检 
i 4 保温 隐 的 部 位 : 
实体 010803003 保温 隔 热 墙 5. 防护 材料 种 类 : 
6. 柯 结 材料 种类: 
种 3 直 思 式 (内 保温 、 
用 时 Ym 
8. 保温 隔 热 面 层 材 料 品种 、 
图 9-13 套 清 单 (清单 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 9-14 所 示 。 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 让 于 | 工程 生 
.8 防腐、 阿 热 、 保 温 工程 
页 时 及 下 二 
1. 喝 脚 线 、 ” 勒 脚 线 保温 做 法 : 
9 
站 保温 阳 : 热 材料 品种 、 规 格 及 厚 
1 | oros03003 | 保 遇 风机 部 们 : mw 81.51 
6. 站 结 材料 种 区 : 
7. 保温 阳 热 方式 《 内 保温 、 外 保 
温 、 夹 心 保温 ) : 
8. 保温 阳 热 面 层 材 料 品种 、 规 
格 、 考 能 : 


图 9-14 软件 计算 结果 (清单 ) 





2. 定额 模式 
(1) 定 义 保温 层 属性 如 图 9-15 所 示 。 






















厚度 mm)-TN |20 
楼 层 顶 标 高 (4 取 墙 ( 柱 ) 顶 
楼 层 底 标 高 6 取 墙 ( 柱 ) 底 
楼 层 一 层 底 -450 

保温 材质 -IL | 加 气 块 
汇总 类 别 -ZL 默认 





图 9-15 ”定义 保温 层 属性 (定额 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 9-16 所 示 。 





图 9-16 软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 9-17 所 示 。 
-计算 设置 ”不 参与 自动 套 。 计算 项 目 | 删除 | 自动 套 定额 || 套 定 额 >> 





外 墙 面 








图 9-17 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 9-18 所 示 。 





序号 | 定额 蝙 号 项 目 名 称 单位 
[Fe | 


图 9-18 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 建 立轴 网 时 注意 开间 和 进深 方向 ,必要 时 可 添加 辅助 轴线 。 

(2) 定 义 墙 体 时 注意 设置 墙 体 的 厚度 ,有 些 工程 中 内 外 墙 的 厚度 是 不 同 的 。 本 工程 中 即 
为 外 墙 面 。 

(3) 套 清单 时 应 套 “ 防腐 保温 隔 热 工程 中 一 一 保温 隔 热 墙 面 "一 项 ,不 能 用 错 。 

(4) 套 定额 时 要 看 清楚 是 不 是 相应 部 分 的 内 容 , 以 及 工程 中 是 以 面积 还 是 体积 计算 的 , 选 
择 对 应 的 一 项 。 例 如 本 工程 中 应 选择 装饰 部 分 以 面积 为 单位 的 外 墙 面 。 

(5 ) 软件 中 保温 层 默 认为 墙 面 保温 ,所 以 计算 墙 面 保温 工程 量 直 接 绘制 保温 层 即 可 ,不 用 
找 其 他 构件 代替 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 9-3。 


表 9-3 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

















4 

































手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 
工程 名 称 a a i 二 se 
数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 87.45 88. 633 88.633 81.51 
挖 基础 土方 定额 87.45 88. 633 84. 16 
差 值 1. 183 1.183 1.183 5.94 3.29 
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2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 在 计算 外 墙 保温 时 , 原 图 中 C2 的 个 数 为 5 个 ,手工 计算 时 只 计算 了 4 个 ,而 软件 中 计 
算 的 是 5 个 ,所 以 说 软件 比 手工 计算 多 计算 了 一 个 门 的 工程 量 。 

(2) 和 鲁班 计算 过 程 中 墙 体 的 高 度 为 默认 层 高 的 高 度 3m, 实 际 上 本 题 的 高 度 为 3. 6m 所 以 
导致 差 值 。 





【 例 2】 某 厂房 平面 如 图 9-19 所 示 , 其 地 面 采用 环 氧 酚醛 玻璃 钢 做 防腐 层 ,计算 其 工程 量 。 


一 一 





6200 


5000 








3000 


6200 10000 


图 9-19 某 厂 房 平面 图 


【 解 】 一 .手工 算 量 
(1) 定 额 工程 量 
环 氧 酚醛 玻璃 钢 整 体面 层 按 定额 规定 ,包括 刷 底 漆 、 刊 腻子 、 贴 玻璃 丝 布 . 刷 面 漆 等 构造 层 
次 ,由 于 定额 分 别 列 项 , 故 其 工程 量 也 应 分 别 计 算 。 
底 漆 工 程 量 =[(6.2 -0.24) x(5.0+6.2 -0.24) +10.0x(6.2 -0.24) +3.0 x0.24 - 
1.8 x3.5]m2 

=119.34m’ 
刮 腻子 工程 量 = 119.34m” 
贴 玻璃 纤维 布 工程 量 =119.34m” 
刷 面 漆 工程 量 =119.34 
套用 2015 消耗 量 定 额 10 -142 ,10 - 143 ,10 - 146 。 
(2) 清单 工程 量 
环 氧 酚醛 玻璃 钢 工 程 量 =[(6.2 -0.24) x(5.0+6.2-0.24) +10.0x(6.2 -0.24) - 

1.8 x3.5]m? 
=118.62m” 
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清单 工程 量 计算 见 表 9-4。 


表 9-4 清单 工程 量 计算 












































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描述 工程 量 
011002004001 玻璃 钢 防 腐 面 层 地 面 , 环 氧 酚醛 玻璃 钢 , 贴 布 一 层 118.62 





二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 防腐 面 层 属性 如 图 9-20 所 示 。 





妆 属性 编辑 | 枯 件 做 法 | 





日 只 房间 
和 硬 开 





图 9-20 定义 防腐 面 层 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 9-21 所 示 。 





FT-1015] 


16200 


图 9-21 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 9-22 所 示 。 


四 、 房 间 
构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


地 面积 = 118. 622 mz 
块 料 地 面积 = 118. 622 m2 
天 棚 抹 面 积 = 124. 922 吧 
墙 面 抹 亦 面 积 = 166.02 m2 
i 墙 面 块 料 面积 = 166. 668 m 
性 墙 面 打 永 面积 = 21.3 m 
门窗 侧 壁 面积 = 0. 864 m? 
性 墙 面 块 料 面积 = 21.3 吧 
砖 墙 面 林 灰 面积 = 166. 02 mz 
房间 周 长 = 53.84 nm 


图 9-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 防腐 面 层 属性 如 图 9-23 所 示 。 
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当 属性 编辑 | 构件 做 法 | 








日 除 房 间 
I 


图 9-23 定义 防腐 面 层 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 9-24 所 示 。 


Q 


10000 


图 9-24 软件 画图 (投标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 9-25 所 示 。 







工程 县 计算 式 








构件 名 称 /构件 位 置 





地 面积 = 118. 622 m2 
块 料 地 面积 = 118. 622 m2 
天 棚 抹 永 面积 = 124. 922 me 
墙 面 抹 认 面积 = 166. 02 m? 
墙 面 块 料 面积 = 166. 668 m? 
广 墙 面 抹 永 面积 = 21.3 mz 
门窗 侧 壁 面积 = 0.864 m 
性 墙 面 块 料 面积 = 21.3 民 
砖 墙 面 打 灰 面积 = 166. 02 mz 
房间 周 长 = 53.84 m 

















图 9-25 ”软件 计算 结果 (投标 ) 


3. 定额 模式 
(1) 定 义 防 腐 面 层 属性 如 图 9-26 所 示 。 
当 属性 编辑 | 杨 件 项 法] 














归 除 房间 
I 
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图 9-27 软件 画图 (定额 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 9-28 所 示 。 
四 、 房 间 
工程 量 计算 式 


| FS | 

地 面积 = 124. 922 me 
块 料 地 面积 = 118. 982 m* 
天 棚 抹 永 面 积 = 124. 922 m 
天 棚 装 饰 面 积 = 124. 922 m 
墙 面 抹 亦 面 积 = 166. 02 m 

FJ-1 墙 面 块 料 面积 = 166. 668 m 
柱 墙 面 抹 东 面积 = 21.3 m 
门窗 侧 壁 面积 = 0. 864 m 
柱 墙 面 块 料 面积 = 21.3 m 
砖 墙 面 抹 永 面积 = 166. 02 m 
房间 周 长 = 53.84 m 


图 9-28 软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 

操作 过 程 中 应 注意 的 是 :本 工程 中 含有 一 个 1800mm x 3500mm 的 设备 基础 ,设备 基础 在 
此 次 广 联 达 软 件 操作 过 程 中 是 用 的 柱 体 替 代 的 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 防腐 面 层 属性 如 图 9-29 所 示 。 


SEE oa 
| 喝 了 J [可 性 复制 | 构件 另存 | ， 构 件 提取 “| 设 为 公共 构件 | 取消 公共 构件 | a 局 | 
柱 | 墙 | 梁 | 楼 板 楼 梯 | 门窗 洞口 装饰 工程 | 地 星 构件 | 多 义 构 件 | 几何 构件 | 





记 间 。。 避 ]。 构 列 表 | 


六 计算 设置 计算 项 目 | 出 除 ”| 电动 清单 | 大 洁 间 >> 上 
| “| 计算 项 目 ”| 清单 /定额 编号 | 清单 / 定 颌 名 称 “| 





口 基本 尾 性 
踢 脚 线 -TJX 
墙 协 -QQ 
内 墙 面 (混凝土 )-IWC 





LBIW 类 型 -LBIN “房间 



































J | 天 | 过 | 





图 9-29 定义 防腐 面 层 属性 (清单 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 9-30 所 示 。 





图 9-30 ”软件 画图 (清单 ) 





(3) 套 清单 如 图 9-31 所 示 。 


国泰 清单 、 定 额 《 双 击 选中 x| 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 











Rs 天 二 
图 9-31 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 9-32 所 示 。 

















1-3/A-C 


图 9-32 ”软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 

(1) 定 义 防腐 面 层 属性 如 图 9-33 所 示 。 
SS lol 
[ 晨 ” ”本 [ 虹 性 复制 | 构件 另存 |， 构件 提取 | ， 设 为 公共 构件 |， 取消 公共 移 作 | 经 典 布局 


柱 | 墙 | 染 | 梯 板 楼 柳 | 门窗 洞口 《装饰 工程 | 零星 构件 | 多 义 构件 | 几何 构件 | 


| 房间 | 一 构件 列表 -| 属性 列表 计算 设置 计算 项 目 | 其 除 | 电动 大 清音 | 大 清单 >> 上 
参数 | | 计算 项 目 ”| 清单 / 定 颌 编号 | 清单 /定额 名 称 “| 
口 基本 尾 性 
跑 脚 线 -TJX 
墙 座 -QQ 
内 墙 面 (混凝土 )-INC 
内 墙 面 起 )-ITWYB 
内 墙 面 筑 他 )-IW 
wens -| 


天 栅 -TP 


















吊顶 -DD 
口 LBII 尾 性 
LBIN 类 型 -LBIN “房间 



































[em] | | 时 | 经 | _ 纺 | 
图 9-33 ”定义 防腐 面 层 属性 (定额 ) 





第 九 章 ”保温 、 隔 热 、 防 腐 工 程 .155. 





(2) 软 件 画图 如 图 9-34 所 示 。 





图 9-34 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 9-35 所 示 。 


画 套 定 额 ( 双 击 选中 》 x| 


章节 树 






10. 柱 踢 脚 ZTJS 
11. 保 温 层 BWC 
12 吊顶 ID 可 








| 定额 搜索 ( 回 车 确定 ) ” 





楼 地 图 m mn 
楼 地 面 防潮 层 Sm 
图 9-35 ” 套 定 额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 9-36 所 示 。 


he lm | | wo 
图 9-36 软件 计算 结果 (定额 ) 





3. 软件 操作 注意 事项 

操作 过 程 中 应 注意 的 是 :本 工程 中 含有 一 个 1800mm x 3500mm 的 设备 基础 ,设备 基础 在 
鲁班 软件 中 没有 找到 相关 定义 和 绘制 ,在 本 工程 的 操作 过 程 中 是 用 柱 体 替 代 的 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

1. 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 9-5。 











. 156 . 一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





表 9-5 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 





























ER 手工 “| 广 联 达 | 广 联 达 | 广 联 达 | 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 118.622 | 118.622 124.92 
玻璃 钢 防 腐 面 层 定额 118.982 124.92 
差 值 0.002 0.358 6.3 5.58 

















2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 广 联 达 软件 的 计算 精度 不 同 于 手工 算 量 、 和 鲁班 软件 算 量 。 

(2) 广 联 达 软件 计算 得 出 的 玻璃 钢 防 腐 面 层 定额 工程 量 、 和 鲁班 软件 计算 得 出 的 玻璃 钢 防 
腐 面 层 清单 工程 量 和 定额 工程 量 与 手工 算 量 所 考虑 的 门洞 投影 面积 不 同 。 





另外 ,鲁班 软件 计算 得 出 的 玻璃 钢 防腐 面 层 清单 工程 量 和 定额 工程 量 未 扣除 设备 基础 的 
地 面 投影 面积 。 


一 图 一 算 之 通风 空调 工程 造价 
一 图 一 算 之 电气 设备 安装 工程 造价 
一 图 一 算 之 钢 结构 工程 造价 


一 图 一 算 之 给 


水 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 造价 


一 图 一 算 之 园林 绿化 工程 造价 
一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 
一 图 一 算 之 建筑 工程 造价 
一 图 一 算 之 市 政工 程 造价 
一 图 一 算 之 安装 工程 造价 


一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软 件 篇 ) 
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